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imm n e 


CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE 


Nel REGNO <© o * sono » va annue LD. 45 — AI EstEgo 
Un faseicolo nel REGNO . . + prezzo vario —_ 'All’EstERO 


+ » annueL. 100 
<< + x. . il doppio 


L'importo, nel Regno, deve essere versato anticipatamente nel c/c postale 1/2610, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, 
scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento. ° ° 

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera 
di ordinazione dettagliata. 


In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo 
del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre. . : 
In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. 1 fa- 


scicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, 
purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione, 


Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione 


di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno. 


..La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell’invio dei pe- 
riodici, 


BOLLETTINO CONI 


DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI 
ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI 


MINISTERO DELLE FINANZE 
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO 


Bollettino delle obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana 
(Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653 e 19 febbraio 1862, n. 473 — Legge 4 agosto 1861, n. 174). 


\ 79» Estrazione effettuata nei giorni 9, 11, 12 e 13 dicembre 1939-XVIII. 


n conformità dell'avviso pubblicato nella Guszelta Ufficiale del Regno 22 novembre 1939 XVIII, n. 271, c con le proseritte formalità, 
sono stato sorteggiate, per l'ammortamento al {0 gennalo 1940-XVIII, 1611 obbligazioni, come è stabilito dalla tabella di ammortamento, 
portanti i seguenti numeri: i 


37 1107 2989 4582 5644 6317 7971 8891 10324 11388 12768 13823 
125 1261 2996 4764 5673 60361 8052 8927 10331 11453 12775 13831 
190 1523 3019 4804 5675 6377 8065 8940 10399 1 1455 12849 1387 
250 1532 3175 4811 5739 6561 8090 8965 10420 11495 12877 13892 
404 1610 9253 4819 5745 0609 8099 8974 10494 11532 12976 14017 
433 1710 3336 4899 5763 6732 8221 9007 10528 11663 13008 14136 
470 1807 3387 4941 5780 6816 8227 9035 10591 11721 13029 14146 
635 1898 3468 4962 5781 6875 8328 9090 10655 11725 13096 141609 
610 1884 3719 4983 5841 6897 8448 9196 10681 11757 13134 Et 
639 1028 3788 4996 5918 «+ 8919 8478 ‘9237 10774 11862 13153 1430 
661 2020 3806 65058 5944 7021 8527 9310 10783 11898 13248 14382 
793 2178 3984 508ì 5951 7025 8568 9471 10790 12034 13286 14393 
836 2221 4028 |} . 5121 5995 7099 8621 . 9498 10864 12096 13438 1462 
844 2269 4066 5210 6002 7104 8653 9670 10934 12155 13467 1452 
922 2285 4177 5333 6041 72832 8674 9717 10972 12200 13505 ri 

* 959 2368 4204 5431 6131 7338 8718 9912 11008 12:30 ] 3010 DOO 
984 2605 4275 5446 0202 7502 8762 9914 11020 | 12325 13677 Ia 13 
959 2729 4346 5450 6221 7615 8803 10020 11121 i 12551 13704 | ia64 
995 |. 2764 4368 5459 6232 7767 8821 | 10103 11316 © 12931 13714 ns 

1003 | 2892 4479 5614 6280 7914 8842 10253 11330 12663 13741 | J 53 
1057 2962 4485 6622 6295 7929 8872 10309 | 11375 | 12742 13805 1492 


18048 
18057 
18142 
18151 
18167 
18169 
18227 
18427 
18557 
18768 


18787” 


18831 
18847 
18958 
18972 
19006 
19224 
19305 
19309 
19524 
19530 
19563 
19577 
19593 
19806 
19810 
19869 
20017 
20050 
20185 
20190 
20198 
20340 
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£0349 
20374 
20435 
20465 
20470 
20801 
20803 
20880 
20882 
20967 
21119 
21160 
21170 
21195 
21270 
21538 
21589 
21693 
21772 
21916 
21929 
21968 
22087 
22162 
22177 
22195 


24625 
24728 
24748 
24876 
24953 
24961 
25048 
25048 
25091 
25218 
25252 
20208 


25275 
25286 


‘25347 


25494 
25536 
25617 


26306 
26535 


20404 


20451 


29476 
29491 
29632 
29699 
29757 
20791 
30011 
30027 
30082 
30115 
30126 
30248 
30265 
30370 
30393 
30682 
30711 
30721 
30737 
30788 
30810 
30918 
30929 
31041 
31058 
31030 
31117 
31121 
31163 
31196 
31203 
31237 
31396 
31477 
31479 
31563 
31585 
31608 
31610 
81745 
31773 
31805 
81872 
31944 
32013 
32021 
32055 
32085 
32091 
32092 
32115 
32139 
32178 
32242 
32288 
32355 
32584 
32667 
32707 
32717 
32748 
32800 
32861 
32902 
32990 
33081 


‘83113 


33137 
33138 
33139 
33147 
33167 
33285 
33325 
33338 
33365 
33371 
33394 
33463 
33475 
38528 
33546 
33627 
33760 


33767 
33853 
38855 
33861 
33903 
33943 
34024 
34306 
34311 
34361 
34412 
34499 
34480 
34487 
34519 
34617 
34627 
34728 
34782 
34890 
34942 
34944 
35022 
36112 
35131 
35197 
35193 
35234 
35244 
35309 
35374 
35458 
95536 
35680 
35705 
35716 
35832 
36846 
35379 
35938 
36004 
36018 
36028 
36101 
36115 
36268 
36309 
36333 
36404 
36412 
36487 
36538 
36556 
36581 
36809 
36832 
36895 
36907 
36950 
37009 
37013 
37108 
37140 
37203 
37221 
37252 
37276 
37328 
37373 
37430 
37449 
37506 
37584 
37627 
37807 
27821 
37875 
37913 
3802 
380 °6 
+ 8043 
38056 
38119 
s8179 


(-] 


5070L 
50733 
50812 
60817 
508 19 
50917 


50919 


5096 1 
51018 
51093 
61175 
51203 
51301 
51358 
51394 
51497 
61540 
51548 
615149 
51555 
51609 
51615 
51617 
51674 
51709 
51715 
51747 
51767 
51785 
51359 
51897 
52027 
52057 
52062 
52076 
52227 
52240 
52339 
52435 
52482 
52489 


52629 
62636 
52647 
52656 
52757 
52797 
52807 
52868 
52895 
53111 
53215 
53216 
53231 
63315 
63321 


63331 - 


53350 
53359 
53437 
63464 
53564 
53658 
53742 
53757 
53813 


64115 . 


54189 
64228 
54284 
54:93 
54315 
54555 
54892 
54932 
54958 
55013 


+ 5508) 


5514} 
553152 
55162 
55289 
55283 
55310 
55323 
554105 
05438 
55498 
55535 
55641 


55847 


55648 

55653 

55785 
55842 

55930 
55954 

56044 

56261 

56275 

56295 
56346 
56508 
56554 
56718 
56789 
56824 
56832 
56838 
56934 
56939 
56953 
56987 
56978 
57028 
57038 
57080 
57085 
57086 
57187 
57250 
57273 
57608 
57724 


. 57839 


57861 
57884 


© 57907 


57926 
58067 
58085 
08206 
58217 
038264 
58272 
58304 
58345 
08718 
58743 
58300 
59018 


69036 - 


5998) 
59115 
69261 
59300 
59301 


59304 


59317 
60346 
59471 
59694 
59723 
59893 
59932 
59985 
60040 
60064 
60126 
60148 
60223 
60333 
60350 
60366 
60440 
60172 
60510 
60575 
60889 
60591 
60718 
60851 
60923 
60937 
61051 
61114 
61115 
61253 
61278 
61490 
61520 
61528 
61619 
61703 
61705 
61731 
61746 
61772 
61871 
62019 
6210? 
62221 
62308 
62320 
62365 
62383 
62389 
62500 
62519 
62603 
62612 
62634 


62677. 


62719 
62787 
62983 
6301? 
63018 
63108 


63149 
63157 
63185 
63262 
63291 
63323 
63376 
63396 
63417 


63442 | 


63448 
63481 
63433 
63681 
63707 
-63719 
63796 
63903 
64003 
64059 
64159 
64173 


64204 


64256 
64262 
64278 
64330 
64357 
64418 
64424 
64433 
6448? 
64509 
64552 
64576 
64583 
6493 
64763 
64739 
648.39 
64977 
64983 
65139 
65150 
65214 


65220 


65259 
65290 
65345 
85347 
653658 
65373 
65445 
65564 
65567 
65612 
65620 
65653 
65657 
6566? 
65673 
85790 
66050 
66050 
66105 
6631)? 
66337 
66389 
66474 
66574 
66580 
66581 
66778 
66733 
67008 
67030 
67107 
67133 
67154 
67170 
67184 
67204 
67245 
67288 


67294 
67299 
67325 
67341 
67356 
67520 
67605 
67606 
67674 
67676 
67752 
67817 
67585 
67543 
67951 
68:)39 
68050 
68056 
68102 
68132 
68157 


68179 


68228 
68278 
68362 
608547 
08574 
68500) 
68616 
68 51 
685385 
68771 
68951 
68356 
69033 
69048 
69:)64 
69309 
69378 
69409 
69467 
69495 
609350 
69583 
69528 
69767 
69785 
69829 
69838 
69847 
60852 
69872 
69979 
70029 
70043 
70079 
70002 
70195 
70199 
70355 
70473 
70587 
70692 
70868 
70874 
70897 
70902 
70911 
70920 
70918 
70985 
71008 
71012 
71027 
71082 
71117 
71176 
71213 
71220 
71266 
71304 
71317 
71326 
71442 


71486 72865 74861. 76587 776074 79199 80880 82261 | 83336. 84836 86518 88121 
71658 72034 74873 76613 T7761 70229 81028 82282 8337 84847 86843 88146 
71671 73075 76061 76871 77781 79423 81088 82306 83418 84862 86544 88160 
71758 73239 75127 76762 777181 79436 81089 82383 83587 84804 86556 88210 
71775 73274 75178 ‘76763 77841 79538 81111 | 82386 83644 84896 86694 88302 
‘71793 73483 75192 76786 77871 79589 81217 82399 . 83676 84974 ‘86748 88400 
71847 73501 75210 76808 - 77908 79645 81233 82422 83691 85089 86781 88520 
71867 73549 75309 76809 77949 79868 81253 82425 83697 85196 86881 | 88647 
71933 . 73574 75379 76814 77956 79743 81281 82470 83753 85277 86888 — 88555 
71941 73595 75410 76847 77977 ‘79333 81423 82631 83809 85359 86910 88581, 
‘72009 73656 70415 76877 78004 70350 81455 82656 83867 85423 86919 88716 
72044 73667 76440 76888 78044 79860 81610 82673 83868 85437 860942 88747 


72052 73668 76477 76981 78117 79371 81614 82719 83877 85488 86951 88790 
72086 73844 75554 76986 78206 79895 81668 82726 83960 85501 87047 88833 
72100 73870 756863 77015 78273 79906 81762 82752 84089 85571 | 87139 88840 
72243 73930 75737 77020 78294 80037 81818 82753 84133 85638 87371 88849 
72259 73961 75876 77031 78417 80052 81841 82795 * 84246 85703 87432 88851 
72362 74148 75382 77017 78486 80054 81892 82814 84257 85758 87433 88874 
72414 74209 75955 77160 78520 80112 81900 82863 84307 85861 87452 88976 


72188 74378 76005 77182 78544 80135 81909 82920 84319 85964 87505 889909 
72514 74423 76168 77226 78557 80234 82036 82924 84377 85970 87546 89078 


72526 74548 76195 77299 78627 80250 82053 82950 84462 86011 87578 — 
72533 | 74571. 76215 77371 78644 80394 82057 83064 84483 86044 87604 —_ 
72516 74593 70364 77459 78774 + 80433 . 82068 83069 84542 86046 87805 _ 
7257? 74609 76376 77482 78888 80500 82076 83097 84622 86073 87813 _— 
72007 74066 76462 77521 78984 80616 82131 83224 84640 86089 87899 ni 
72671 74747 76465 77528 78996 80773 82162 83258 84791 86100 87944 ni 
72893 74814 76471 77531 79120 80802 82181 83264 84807 86110 87987 — 
72710 74849 76499 77547 79158 80843 82193 83271 84822 86393 88031 — 


72816 74858 76529 77667 79177 80844 | 82243 83318 84824 86454 | 88100 


Ie obbligazioni sopra indicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1939-XVIII ed il rimborso del relativo capitale nominale 
di L. 500 per ciascuna obbligazione verrà effettuato, dal 2 gennaio successivo contro presentazione delle obbligazioni estratte munite 
delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: . v c. 


dal n. 157 scadenza 1° luglio 1940-XVIII 
al n. 162 scadenza 1° genriato 1943-XXI 


nol Regno, nella Libia, nell'Africa Orientale Itallana e nei Possedimenti, dalle sezioni di Regia tesoreria; ” 
all’estero, con l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano, dall'e Hambros -Bank 
Limited » di Londra. ; 


N.B. — Alle obbligazioni della ferrovia Maremmana è applicabile la prescrizione trentennale stabilita dall'art. 62 del testo unico 
delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536. 


Le estrazioni sono etate eseguite dalla apposita Commissione composta, a norma dell'art: 155 del regolamento generale eul de- 
bito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n, 298, e dell’art, 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, da un 
rappresentante del Direttore generale del debito pubblico, dsl Direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, dal Diret- 
tore capo della Divisione del Gran Libro, da un Diréttore capo divisione designato dal Direttore generale e da un rappresentante 
della Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione, 


vedere avvertenza in fine; 


Roma, 13 dicembre ‘1939-XVITI 


IL Dmrerrone GENFRAI E: 
POTENZA 


Il Capo divisione Gran Libro: 
GENTILUCCI 


AYVERTENZA 
(Articolo 159 del Regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298). 


La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione e il rimborso del capitale 
corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo. . ì . 

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capi- 
tale della obbligazione sorteggiata, salvo all’Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso. : 

Analogamente, qualora alle obbligazioni sortesgiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle gca- 
denze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, vicne trattenuto sul capitale 


da rimborsare. 
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Elenco delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso 


Numero Anno Numero Anno N 
delle della delle dalla | RESO Anno Numero Anno 
cubi zioni Catteaiane obbligazioni estrazione obblieia ioni se | cata Ro 

218 1938 10615 01196 © 
349 ; ina 200 | Sue 1938 31601 1936 
530 1937 11027 » ° SI617 » 31781 1921 
661 1938 11035 5 31546 » 31941 1938 
° 847 » 11134 ; 31877 » 31950 1934 
1561 1926 11208 E 51926 A 31955 1938 
1606 1935 11291 5 I 5205 ? 31958 1937 
1822 1938 11307 1934 S5000 ir? | DE 1925 
232 d A og: . suda dis » 
dari S i 10 , As 22132 1938 32316 ; 
2663 » 11881 ; Et » 32500 È 
2646 » 11973 i 22104 » 32558 1935 
2650 » 12115 x 22263 ». i 32568 1937 
‘ 2672 » 12268 ; 22500 1937 i 32604 N 
2883 » 12300 . SS06 1938 | 32683 1932 
3040 » 12628 Ù 3 col ‘6 » 32777 1938 
3148 » 1204 1 5 22136 1951 | 32791 » 
3389 » 12668 ) 25805 1938 32828 » 
3483 » 12730 5 23100 » 33017 » 
3495 » 12909 ‘ 5 29304 » | 33194 » 
3664 » 12934 È 23422 » 33204 » 
3682 » 12947 = 23617 » 33208 » 
3684 » 13182 1957 î 237 81 » i 33225 » 
3718 ? 13256 1938 n . i 10507 3 
3868 » 13454 » 23899 » 33284 1938 
4146 1937 13799 1938 24011 » 23643 » 
4420 » DALZI 1937 24063 A DO 33816 1937 
4461 » 14185 1938 24067 1: 24102 1938 
4478 » 14250 x Î 24072 1938 34105 » 
4570 se: ia | 24185 1937 | 24148 , 
4727 x 04633 1928 34215 » 
7 14610 1937 ibi 1993 lerie 
5426 î Lasa 1: | 24729 na: 24312 ò 
5458 » 148To ; 14832 1938 34586 » 
5530 » 14089 ; | 24875 D I 34586 »_ 
5786 1937 15173 , È 24911 1937 134736 1937 
5810 1938 15214 1 24912 pae $ i 34882 1938 
6037 » 15214 i | 24984 10R: 24892 » 
6501 : » 15343 ; | 25076 1935 | 34976 » 
6517 1920 - 15607 ; | 26219 1932 35088 » 
6519 1938 ; 16089 1937 | 25220 1934 35178 » 
6543 » 16368 1928 | 25681 1938 i 35282 : 
6573 » 16410 x 25805 + Î 35550 x 
6737 » 16481 È 26894 w 35640 » 
6956 » 16518 1925 26247 » 36726 » 
7064 » 16693 1993 26466 ” 35730 ca 
7289 1937 16710 1937 26918 » 35709 » 
7584. 1938 16715 1938 | 27312 x 36888 » 
7001 1937 16932 ; | 27319 : 36881 1985 
7614 1938 17068 1937 27713 @ I 36027 1938 
7058 » 17154 1938 | 27933 x 36156 >” 
7905 » 17168" 1937 28001 ” 36162 » 
7919 » 17428 1938 28057 » i 36164 » 
4, 1937 17620 1937 . °° 28385 ) 36710 » 
8054 » 17634 1938 28372 1 36250 » 
8656 1938 176;4 ° io 28506 su 36363 » 
8753 » 17770 » 28628 5 36418 » 
8828 » 17772 1937 88704 1937 36608 » 
D005 1937 17802. 1938 28749 ra 36714 » 
9103 1918 17852 ni 28881 » 37038 » 
9178 1938 17890 1935 29901 è 37110 » 
9193 » 18517 1922 20214 È 37202 3 
9253 1937 18724 ‘1938 ©g764 1910 37339 » 
9617 1938 19143 i 29823 1958 37451 È 
9659 » 19690 ji I 30139 » 37580 » 
9768 1935 19885 1937 30655 n 37754 > 
9957 » 20308 : obo » 37780 » 
di . 20408 i ra : 37918 » 
10126 1937 20411 1937 31201 1007 77058 » 
10281 1938 20663 19398 - 31271 1 35 37986 » 
° 1937 38228 1937 


10451 a ; 
21133 as 31498 1438 | 38792 1933 


Numero 


dolle 
obbligazioni . 


38858 
38886 
38471 
39024 
39139 
39195 
39442 
30454 
39470 
40007 
40269 
40353 
40371 
40540 
40429 
40630 
41077 
41138 
41278 
42031 
42203 
42240 
42285 
42302 
42383 
42508 
42514 
42529 
42647 
42657 
42673 
43014 
43513 
43519 
43522 
43527 
43531 
43814 
43828 
43935 
43958 
44184 
44280 
44423 
44435 
44582 
44670 
44725 
44791 
41988 . 
45008 
45029 
45095 
45190 
45191 
45242 
45247 
45372 
45467 
45468 
45587 
45688 
45589 
46869 
45044 
45994 
40014 
40145 
40191 
46306 
40717 
46749 
46775 
40857 
46858 
46877 
46881 
40952 
47222 
47430 


Anno 
delle * 
estrazione 


1938 


AANAZEEA A A ADI 


Numero 


delle 
- obbligazione 


47491 
‘47615 
47621 
47661 
47736 
47851 
47911 
48139 
48147 
48334 
48392 
48413 
48522 
48686 
49356 
49603 
49717 
49836 
49944 
60096 
61052 
51223 
51331 
61431 
51503 
52084 
52317 
52446 
52482 
52539 
52860 - 
52863 
53193 
53262 
53267 
53316 
53343 
63365 
53572 
53858 
53914 
54001 
54069 
54368 
54393 
55174 
55223 


57865 
57983 
58081 
58720 
58933 
59076 
59097 
59276 
59319 
89322 


Numere 
delle 
obbligazioni 


59336 
59341 
59357 
69411 
69480 
69612 
69614 
59756 
59961 
60042 
60190 
60364 
60561 
606358 


= (0664 


60670 
61005 
61123 
61204 
61227 
61347 
61635 
61797 
62402 
. 62518 
62609 
62917 
62924 
62940 
62944 
62955 
62992 
63219 
63230 
63433 


66559 
67166 
67168 
67244 
67365 
67616 
67745 
67840 
68017 
68241 
68244 
63396 
68402 
68411 
68532 
68672 
68690 
69045 
69066 
69138 
69204 
69213 
69282 
69368 
69425 
69472 


Anno 
della 
estrazione 


1936 
1938 
1937 
1938 


AZALZRAAER DI 


- 
(cl 
A 


Led 
Lied 
Wa 
(o) 


vu uoae» 


OOO OM OUT wow ou wow our n vu vu v vu » 
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Numero Anno Numero Anno Numero Anno Numero Anno 
delle della . delle della . delle * delle delle delle 
obbligazioni estrazione obbligazioni estrazione : Obbligazioni estrazione obbligazioni estrazione 
77465 1938 81285 1938 84163 - -1938 86064 1938 
77518 È) 81312 » 84181 . 86973 O) 
77068 » 81340 1937 84283 » 87087 : 1934 
77730 E) 81581 1938 84461 bj 87110 1935 
78069 E) 816584 1937 84512 , 87111 1931 
78079 9. 81746 1938 84595 » ; 87128 1935 
78141 du 81766 » 84596‘ » 87131 1937 
78196 9». 81779 » 84606 1935 87214 1938 
78500 , 81787 . 84635 1938 87270 » 
79090 1937 . 81880 1937 84683 » «87276 __ 1936 
79197 1938. i 81988 È) 84762 1937 87281 1935 
79267 » - 81991 1936 84929 1938 87283 » 
79291 » 82118 1938 * 85008 >» 87417 1938 
79367 » 82321 » 85035 . » 87563 1925 
79378 di. 82616 » 85162 » 87600 1938 
79420 * 1938... 82594 1937 85216 » 87972 1938 
79424 1928. 82596 » 85267 , » 88053 È » 
79689 1938 82691 1938 85300 » 88102 » 
79712 ». 82696 » 85432 1937 88104 » 
79746 P) 82892 1937 85513 1927 . 88157 1918 
79747 P) 83007 1938 85518 1931 88242 1938 
79866 ».. 83008 1937 85593 1938 88287 » 
79918 » } 83016 1938 85857 » . 83308 » 
80023 D) 83045 1937 85568 » 88342 . » 
80114. » 83049 » 85746 ». 88368 » 
80152 » 83055 F) 85868 » 88127 » 
80207 1937 83075 » 85926 » 88489 »' 
80251 1938 83160 1938 86091 » 88614 » 
80270 LÌ ° 83218 1937 86126 » 88648 » 
80383 » 83296 . 86177 » 88702 » 
80390 1937 83362 1938 86224 » 88890 » 
80526 1938 83399 » 86440 » 88895 » 
80529 LD) 83435 » . 86472 » 88930 » 
80867 1937 83518 » 86478 » 89040 » 
80595 1938 83715 » 86546 1938 89041 1937 
80598 » 83721 ‘1936 ‘ 86547 » — — 
80816 » 83748 1933 86795 » — _ 
81010 » 84065 ° P) 86806 » _ _ 
81369 » 84140 . 86894 1934 —_ _ 


Distinta delle Cedole non più pagabili in conto interessi che devono stare unite alle obbligazioni di estrazioni 
anteriori alla 78° (novembre 1938) 
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Novembre 1910 {505 *| 1° luglio 1911 |t26} 1° gennaio 1925 || Novembre 1924 [84/—| — -—|- -— _ 
» 1911 |51*|t01| 1° >» 1912] 0] 1° » » » 1925 [654/120] 10 luglio ‘ 1996 162 1° gennaio 1943 
» 1912 |522|103] 1° È) 1913} | p | 1° » » » 1925 |66°/131{ 1° j 1927 | p | 1° » € 
» 1913 |53»|105] 10 » 1911 | » 10 ’ » ’ 1927 |67*/133} 19 ” 1928 | » 10 » » 
» 1914 {544/107] 10 » 1915 | » 10 y » » 1928 [682/135] 10 ” 1929 | » 10 » bj 
» 1915 [354/109] 1° y” 1916 | » 1° » » » 1929 {69;137] 1° » 1930 | è 10 » » 
». 1916 [56*|1L]l 10 » 1917 | è 19 ”» » » 1930 |704f(39] 10 » 1931 | » 1° » » 
» 1917 |574|113] 10 P) 1918 | » Io » » » 1931 {7t-*jt4]| 1° » 1932 | » 10 » » 
» 1918 [58a|ttaf 10 ) 1919 | » 1° » » » 1932 |722]143] 10 » 1933 | » 10 » » 
» 1919 {59/117} 10 y 1920 | » 19 » » i » 1933 173»|145] 19° » 1934 |» 19 » » 
» 1920 [604119] 10 ” 1921 | » 19 » » » 1934 |74*{t47} 1° b) 1935 | » 10 » » 
» 1921 |61*/121] 10 » 1922 | è 10 » » » 1935 }75»/149] 10 » 1936 | » 10 » » 
» 1922 |62»/123] 10 ” 1923 | è 10 » » b) 19368 |[764]t51f 10 ”» 1937 | » to » » 
E] 1923 |635/125f 19 L] 1924 | » | 10 : » » 1937 |77*{153| 10 » 1938 | nf 10 y » 
» 1938 {783/155] 10 » 1939 » | lo » » 
(5536) 
LONGO LUIGI VITTORIO, direttore SANTI RAFFAELE, gerente 


(3102588) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. G, 


PREZZO L. 0,45 


©. Conto corrente con la posta. 
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LEGGI E DECRETI 


REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1898. 
Regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e 

degli altri Stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l’am- 

ministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali. 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visti il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva 


le nuove disposizioni sull’amministrazione del’ patrimonio |. 


e sulla contabilità generale dello Stato ed il regolamento 
per la sua applicaziona approvato col R. decreto 23 maggio 
1924, n. 827; nonchè le successive modifiche e particolar- 
mente la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e le norme per la 
sua attuazione approvate col decreto del Ministro per le 
finanze 3 giugno 1929; 2905 

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il 
regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori e per 
la contabilità del materiale nei Regi arsenali e Cantieri ma- 
rittimi; i 

Visto il H. decreto 25 maggio 1899, n. 190, sul riscontro ef- 
fettivo dei magazzini della Regia marina; 

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, che modificò l’ordina- 

mento amministrativo e contabile della Regia marina, ed il 
decreto legislativo 8 agosto 1920, n. 1127, che l’ha modificata; 

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1025, 
che approva il regolamento per la concessione dei bacini per 

"carenare della Regia marina ed i Regi decreti 15 novembre 
1923, n. 2582, e 17 novembre 1932, n. 2035, che lo modifica. 
‘Tono; i . 

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6 febbraio 1919, 
n. 247, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 999, sull’or- 
dinamento degli Uffici tecnici della Regia marina; } 

Visto il R. decreto 20 luglio 1922, n. 1218, sulle contabilità 
‘dei magazzini della Regia marina; | 

Visto il R. decreto 8 marzo 19283, n. 710, che rende defi- 
nitive alcune disposizioni semplificatrici emanate durante 
la guerra; i 

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1301, sul funziona- 
mento delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi; 

Visti il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva 
il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuri- 
dico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato 
ed il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262,. che approva il 
regolamento per la sua esecuzione, nonchè le successive 
modifiche; 

Visti il R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, che approvò 
il regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei 
lavori dei Regi arsenali, Cantieri e Basi navali ed i Regi 
decreti 4 aprile 1935, n. 592, e 3 giugno 1988, n. 839, che 
lo hanno modificato; 

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull’ordinamento 
della Regia marina e sue successive modificazioni; 

Visto il R. decreto 2 febbraio 1928, n. 268, che approva il 
testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’am- 
ministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabi- 
limenti militari; 

Visti il R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull’ordina- 
mento dei servizi periferici territoriali della Regia marina 
e sue successive modificazioni; 

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 


Udito il parere del Consiglio superiore di marina: 

Udito il parere del Consiglio di Stato; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Go- 
verno, Ministro per la marina, di concerto con il Ministro 
per le finanze; i ì 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


Art. 1. 


E’ approvato l’annesso regolamento per i servizi degli Ar- 
senali, delle Basi navali e degli altri Stabilimenti di lavoro 
della Regia marina e per l’amministrazione e la contabilità 
dei lavori e del materiale, firmato, d’ordine Nostro, dal Mi- 
nistro per la marina. 

Esso determina anche i servizi in economia degli stessi 
Stabilimenti di lavoro agli effetti dell’art. 8 della legge sul'1 
contabilità generale dello Stato. 


Art. 2. 


Il regolamento approvato col presente decreto andrà in 
vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII. 

Dalla. stessa data sono abrogati: il R. decreto 20 giugno 
1895, n. 431; il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, 
n. 1025, e sue successive. modificazioni ; il decreto-legge Luo- 
gotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247; il R. decreto 27 mag- 
gio 1926, n. 1166, e sue successive modificazioni, ed ogni al- 


| tra disposizione contraria a quelle del predetto regolamento. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII 
VITTORIO EMANUELE 


MussoLINI — Di ReveL 


Visto, il Guardasigilli: GRANDI i 
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1939-XVIII 
Atti del Governo, registro 416, foglio 106. — MANCINI 


Regolamento. per i senvizi degli Arsenali," delle Basi na- 
vali e degli altri Stabilimenti di lavoro della Regia 
marina e per l’amministrazione e la icontabilità. dei 
lavori e dei materiali. ; Si 


TITOLO I. 


ARSENALI, BASI NAVALI 
ED ALTRI STABILIMENTI DI LAVORO 


OAPO I. 


GENERALITÀ, 


Art. 1. 
Ordinamento generale. 


1. La costruzione, l’armamento, la conservazione del Regio 
naviglio ed in genere dei mezzi bellici di spettanza della Ma- 
rina da guerra, nonchè l’amministrazione dei materiali e 
della mano d’opera occorrente per i detti servizi, sono affi- 
dati a: 

a) arsenali; 
è) basi navali; . 
c) stabilimenti vari ed officine isolate. 
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2. La sorveglianza sui lavori e le commesse affidate a ditte 
private è esercitata da appositi Uffici tecnici alla diretta di- 
pendenza del Ministero della marina. 

Nelle sedi però ove già esista un ente della Regia Marina 
le mansioni devolute agli Uffici tecnici possono essere affidate 
. per disposizione ministeriale all’ente od a un determinato 
reparto di esso. 

8. L’ordinamento dei servizi periferici territoriali della 
Regia marina indica dove hanno sede gli Arsenali e gli altri 
stabilimenti di lavoro, nonchè gli ‘uffici tecnici alla diretta 
dipendenza del Ministero. i 

4. Con decreto del Ministro per la marina possono essere 
istituite officine con amministrazione autonoma presso le 
scuole, gli istituti scientifici, educativi e sperimentali della 
Regia marina, presso l’Amministrazione centrale e per il 
servizio dei fari e del segnalamento marittimo. 

G. Possono altresì essere istituiti stabilimenti di lavoro 
a tipo industriale aventi amministrazione autonoma e rego- 
lati da norme fissate con appositi regolamenti. 

6. Il presente regolamento stabilisce l’ordinamento degli 
enti indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 e dà le norme 
amministrative e contabili da osservare nei lavori eseguiti 
negli stabilimenti suddetti, negli acquisti di materiali e nelle 
commesse di lavori date ad altre Amministrazioni od a pri- 
vati, nonchè per la conservazione e la distribuzione dei ma- 
teriali. 

Però le Direzioni e Sezioni del genio militare per i lavori 
della Regia marina anche per i servizi che hanno attinenza 
coi Regi arsenali e stabilimenti di lavoro in genere, seguono 
le norme stabilite dai regolamenti in vigore per le direzioni 
del genio dipendenti dal Ministero della guerra a termini del- 
l’art, 6 del R. decreto 2 dicembre 1897. i 

7. Le disposizioni del presente regolamento indicate come 
speciali agli Arsenali, si applicano, con criteri di analogia, 
alle Basi navali ed agli altri stabilimenti di lavoro. 


CAPO II. 


ARSENALI. 


Art. 2. 
Ordinamento degli Arsenali. 


Ai lavori che si eseguono negli Arsenali ed alle forniture 
relative provvedono: le Direzioni dei lavori distinte in dire- 
zioni delle costruzioni navali, Direzioni delle armi ed arma- 
menti navali, Direzioni o Sottodirezioni del munizionamento, 
Direzioni o Settodirezioni delle armi subacquee, nonchè le 
Direzioni di co:mmissariato militare marittimo per quanto ri- 
guarda le detazioni di mensa ed i materiali di consumo per 
le Regie Navi, e le Direzioni e Sezioni del genio militare per 
i lavori dello Regia marina. i 


Art. 8. 
Comandante dell’ Arsenale. 


1. Il comandante dell’Arsenale è il coordinatore di ogni 
attività che si svolge nell’Arsenale; egli sopraintende all’or- 
ganizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi di esso. 

2. Egli ha autorità immediata sulle Direzioni di cui al- 
l’articolo precedente nei limiti indicati dall’articolo stesso. 
Regola e coordina le opere che interessano ad un tempo più 
d’uno di tali enti e quelle che concernono la costruzione, l’al- 
lestimento e la riparazione delle navi che si effettuano nel- 
Arsenale. Può controllare ogni particolare del servizio delle 
Direzioni predette. Si rende conto del regolare andamento 
" dei lavori e si accerta del tempestivo svolgimento di essi. 
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3. Ha il comando dell’Arsenale e delle sue dipendenze, delle 
acque dell’Arsenale,. delle navi in allestimento, in disponi- 
bilità (fatta eccezione per quelle costituenti riserva di una | 
Forza navale armata) ed in disarmo che vi si trovino, ed 
anche di quelle armate adibite ai servizi locali. vi 

Le altre navi armate, nonchè quelle in disponibilità costi- 
tuenti riserva di una Forza navale armata, che si trovano 
nelle acque dell’Arsenale sono alla dipendenza del coman- 
dante dell’Arsenale’ solo per quanto riguarda l’osservanza 
dei regolamenti dello stabilimento ed i lavori che si eseguono 
& bordo. i e 

4. Il comandante dell’Arsenale ha alla propria diretta di- 
pendenza: ° 

a) il servizio degli incanti e della stipulazione dei con- 
tratti in forma pubblica per la provvista di materiali e per 
l’esecuzione dei lavori affidati all’ industria privata, e di 
quelli per la vendita dei materiali fuori uso; . 

b) il servizio della ricezione e del collaudo dei materiali: 
acquistati, salvo i casi nei quali, per le disposizioni del pre: 
sente regolamento, il collaudo sia fatto da altri organi; © 

‘c) il servizio della verifica delle dotazioni di cui è chiesto 
il ricambio o retrocesse a scarico di inventario dai capi ca- 
rico delle Regie navi, o dagli Enti a terra; : 

d) il servizio delle scritture finanziarie e patrimoniali 
dipartimentali ; 

e) l’autoreparto, salvo che per quanto riguarda l’impiego 
degli automezzi pel quale dispone il Comando in capo del Di- 
partimento ; Ì 1 . 

f) il servizio dei trasporti e delle spedizioni ;- 

9) il servizio di polizia militare affidato ai Reali Cara- 


.binieri, 


5. Nel caso di assenza del comandante dell’Arsenale le fun- 
zioni a lui attribuite sono assunte dal comandante in capo 
del Dipartimento. Qualora anche questi sia assente esse sono 
assunte dal comandante in 2* dell'Arsenale se più anziano’ 
dei direttori dei lavori; in caso contrario, dall’ufficiate dello 
stato maggiore più elevato in grado o più anziano che abbia - 
destinazione di servizio nella sede. i 


Art. 4. 
Costituzione del Comando dell’Arsenale. 


1. Gli organi del ‘Comando dell’ Arsenale sono i seguenti: 
a) l'Ufficio del comandante dell’Arsenale; _ i 
b) il Consiglio dei lavori; 
e) la Giunta di ricezione; 
d) la Giunta di verifica; 
e) l'Ufficio contratti; 
f) Ufficio di ragioneria; 
9) V'Ufficio trasporti e spedizioni; 
h) ’Ufficio di polizia militare. 

2. Con decreto del Ministro per la marina possono essere 
istituite negli ‘Arsenali scuole allievi operai regolate da ap- : 
posite norme. L 

Art. 6. 
Ufficio del comandante dell’Arsénale. . 


1. L’Ufficio del comandante dell’Arsenale è retto da un ca- 
pitano di vascello che assume la denominazione di coman- 
dante in 2* dell’Arsenale, ed ha alla sua dipendenza la Se- 
greteria del comandante dell’Arsenale, retta da un ufficiale 
inferiore di Commissariato. i, 7 

2. Il comandante in 2* dirige, secondo le direttive del co- 
mandante dell’Arsenale, i servizi di vigilanza e di polizia 
dello stabilimento; il servizio di rassetto generale; il servizio 
dei galleggianti assegnati all’Arsenale per i servizi di carat- 
tere generale; l’imbarco dei materiali sulle navi impiegate 


4 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 299 del 27 dicembre 1939-XVIII 


per il trasporto di materiali della Regia marina e lo sbarco 
dalle stesse. Egli dà le norme di carattere generale concer- 
nenti il reclutamento del personale salariato in applicazione 
«delle disposizioni regolamentari vigenti e delle istruzioni mi- 
‘nisteriali. Vigila sul servizio della casermetta del O.R.E.M.; 
su quello sanitario ; su quello dei pompieri dello stabilimento 


‘e sulla conservazione dei materali di soccorso di ogni specie. 


Disimpegna, inoltre, gli speciali incarichi che il Coman- 
«dante dell’Arsenale gli affida. 
E’ membro del Consiglio dei lavori. 


Art. 6.. 
Consiglio dei lavori. 


1. Spetta al Consiglio dei lavori: 

a) stabilire, in armonia con gli ordini e le disposizioni 
del Ministero, secondo le proposte dei singoli direttori o capi 
di ufficio, tutto ciò che si riferisce ai lavori ed ai servizi; 

b) stabilire, in armonia con gli ordini emanati dal Mi- 
nistero, i turni di lavoro delle navi inviate in riparazione nel- 
Arsenale; 

c) esaminare i preventivi dei lavori per le navi o enti a 
terra nel caso previsto dal successivo art. 42, n. 3; 

‘ d) esaminare le eventuali proposte di modifiche alle ta- 
belle dei materiali consumabili assegnati alle regie ‘navi e 
per la conservazione di essi, e stabilire le tabelle dei mate- 
riali consumabili per le navi di uso locale; 

e) esaminare e dar parere sulle tabelle tipo delle dota- 
zioni da distribuire alle regie navi, da inviare al Ministero 
per l’approvazione, e sulle varianti relative; 

f) proporre al Ministero il passaggio delle navi in co- 
struzione od in trasformazione dalla prima alla seconda ca- 
tegoria dei lavori di cui al successivo art. 39; 

9) deliberare sulle questioni che sono attribuite al suo 
. esame dalle vigenti disposizioni sul personale lavorante; 

h) occuparsi di tutte le altre questioni che gli si siano de- 
volute dalle disposizioni in vigore, o che il Ministero od il 
Comandante dell’ Arsenale deferisca al suo esame. 

2. Il Consiglio dei lavori è costituito dal comandante del- 
l’Arsenale che +e assume la presidenza; dal comandante in 
2* e dai diretturi dei lavori. 

Intervengono altresì alle sedute del Consiglio i coman- 
danti delle Regie navi od i titolari degli Enti a terra che 
hanno richiesto i lavori, se presenti nella sede dell'Arsenale, 
quando siano esaminate le richieste stesse. 

Ne fanno parte come membri straordinari : 

a) il direttore di Commissariato M. M. quando si deb- 
bano esaminare argomenti relativi alle dotazioni di mensa 
o di materiali di consumo per le Regie navi; 

b) il direttore del Genio militare per i lavori della Regia 
marina, quando debbano essere esaminati argomenti che in- 
teressano il servîzio del Genio militare; 


0) il capo dell’Ufficio di ragioneria quando debbono es- 


sere esaminati argomenti relativi all’ordinamento contabile 
sia dei materiali che della mano d’opera. 
3. Un ufficiale inferiore esercita le funzioni di segretario 
del Consiglio senza voto e cura la compilazione e conserva- 
- zione dei verbali delle sedute. 
4. In caso di assenza del comandante dell’Arsenale, la 
presidenza del Consiglio dei lavori viene assunta da chi lo 
sostituisce a norma del precedente articolo 3, n. 5. 


Art. 7. 
Giunta di ricezione. 


1. La Giunta di ricezione provvede al collaudo dei mate- 
riali forniti dall’industria privata ed all’accertamento delle 


quantità introdotte nei locali della Giunta stessa, nei limiti | 


| 


e con l’osservanza delle disposizioni degli art. 122 e seguenti 
del presente regolamento, effettuandone poi la consegna al- 
l’ente per il quale furono forniti se accettati. 

2. La Giunta di ricezione è costituita da un ufficiale supe- 
riore dello stato maggiore e del Genio navale o delle Armi 
navali, presidente, nominato a cura del Ministero; da un 
ufficiale dirigente delegato da ciascuna Direzione dei lavori 
e-da un ufficiale di Commissariato perito in merceologia che 
ne è anche segretario. 

Un impiegato civile di ruolo ha le funzioni di economo con 
l’incarico di prendere in consegna i materiali introdotti per 
essere collaudati o sottoposti a ricognizione. 

Il comandante dell’Arsenale, qualora la mole del lavero 
da espletare dalla Giunta lo richieda, può disporre che i 
delegati delle direzioni dei lavori siano due anzichè vino. 

3. Le decisioni- della Giunta di ricezione sono prese a 
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del 
presidente. Per la validità delle decisioni è sufficiente la 
presenza di tre membri, anclie nel caso previsto dal terzo 
comma del precedente paragrafo 2. 

4. Per il collaudo dei materiali in sede di appello è costi- 
tuita la Giunta superiore di ricezione, presieduta dal co- 
mandante dell’Arsenale e di cui sono membri i direttori dei 


‘lavori ed il direttore di commissariato per i materiali di 


consumo di propria competenza. Ne è segretario lo stesso se- 
gretario della Giunta di ricezione. Essa è convocata dal pre- 
sidente in seguito a reclamo del fornitore e funziona in modo 
analogo alla Giunta di ricezione. 


Art. 8. 
Giunta di verifica. 


1. La Giunta di verifica decide sulle richieste di ricambio 
degli oggetti di dotazione mobile in consegna ai capi carico 


‘delle Regie navi, ai consegnatari delle Difese, ai capi dei 


Posti semaforici e delle Stazioni radiotelegrafiche, fotoelet- 
triche e idrofoniche, agli economi degli uffici ed alloggi ed 
ai consegnatari degli inventari direzionali (ad eccezione de-. 
gli oggetti compresi negli inventari delle officine, pei quali 
provvedono le Direzioni dei lavori, nonchè di quelli compresi’ 
negli inventari delle infermerie per i quali provvede la Di- 
rezione di sanità competente, e di quelli formanti le dota- 
zioni di mensa, rancio e casermaggio per i quali provvede la 
Direzione di commissariato): esamina lo stato di conserva- 
zione degli oggetti dotazione che le Regie navi o gli enti 
sopra indicati richiedono di versare a scarico degli inventari 
e dei quaderni di dotazione, e prende i provvedimenti del 
caso secondo le disposizioni del successivo art. 105. 

2. La Giunta di verifica è costituita da un ufficiale su- 
periore del Genio navale o delle Armi navali, Presidente, 
nominato a cura del Ministero; da un ufficiale inferiore 
del Genio navale, da un ufficiale inferiore delle Armi navali 
e da un ufficiale inferiore di Commissariato che ne è anche 
Segretario, nominati dal Comando dell’ Arsenale, 

‘In sostituzione degli ufficiali inferiori predetti (escluso il 
Segretario), possono, ove occorra, far parte della Giunta di 
verifica ufficiali del O.R.E.M. 


Art. 9. 
Ufficio Contratti. 


1. L’Ufficio contratti predispone gli atti per la stipula- 
zione dei contratti in forma pubblica. Provvede inoltre alle 
regolarizzazione fiscale degli atti contrattuali firmati dai di- 
rettori dei lavori in base alle facoltà loro delegate dal pre- 
sente regolamento. 

Esso è retto da un ufficiale superiore di Commissariato. 
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2. Il Capo dell’Ufficio presiede agli incanti e licitazioni 
ordinate dal Ministero e risponde della regolarità dei pro- 
cedimenti nonchè di quella formale degli atti contrattuali 
che gli vengono comunicati per l’iscrizione a repertorio. 

3. Un Capitano commissario, addetto all’Ufficio, disim- 
pegna le funzioni notarili per la rogazione dei contratti, as- 


siste ai pubblici incanti ed alle licitazioni, provvede alla 


iscrizione a repertorio degli atti contrattuali. Egli cura la 
esatta osservanza di quanto dispongono la legge di contabi- 
lità generale dello Stato ed il regolamento per la sua appli- 
cazione, le leggi sul bollo e sul registro e quella sul notariato 
ed in generale tutte le disposizioni vigenti in materia con- 
trattuale, assumendo responsabilità personale per ogni in- 
frazione o contravvenzione alle disposizioni ‘stesse. Tiene 
esatto conto, per ogni fornitura, degli introiti e delle spese 
relative all’atto contrattuale sotto la vigilanza del Capo del- 
l’ufficio. 


Art. 10. 
Ufficio di ragioneria. 


1. L’Ufficio di ragioneria provvede alle scritture riguar- 


‘danti la gestione patrimoniale, tinanziaria ed industriale del-. 


l’Arsenale, all’accertamento delle variazioni che si avverano 
nelle consistenze patrimoniali e inventariali comprese quelle 
degli Enti che si trovano nella circoscrizione del Comando 
in capo o Comando militare marittimo ; alle scritture aventi 
per fine la registrazione dei fatti locali che concorrono alla 
| determinazione del costo delle navi di nuova costruzione ed 
alla modifica dei valori di quelle in servizio. 

2. L’Ufficio di ragioneria per delegazione del direttore 
capo -della Ragioneria centrale del Ministero : 

a) provvede alla tenuta degli inventari di tutti gli enti 
compresi nella circoscrizione del Comando in capo o del 
Comando militare marittimo, in contradittorio con i conse- 
gnatari relativi; : 

b) esegue il riscontro delle spese di mano d’opera, e la 
revisione dei relativi rendiconti, sia dell’Arsenale, sia degli 
altri Enti determinati dal Ministero; 

c) esegue il riscontro delle spese sostenute dai funzio- 
nari delegati in base alle facoltà loro concesse dal seguente 
art. 116 e la revisione dei relativi rendiconti; 

d) esegue la revisione di tutti i rendiconti dei funzionari 
«lelegati alle spese della propria circoserizione quando il di- 
rettore capo della Ragioneria centrale del Ministero si av- 
valga della facoltà di cui all’art. 3 del R. decreto 19 luglio 
1924, n. 1301; 

e) vigila perchè siano osservati i termini stabiliti per la 
presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati 
alle spese, riferendo al direttore capo della Ragioneria cen- 
trale del Ministero nei casi d’inosservanza. | . . 

8. L’Ufficio di ragioneria è retto da un ragioniere supe- 
riore. Questi è coadiuvato da un ragioniere capo che lo sosti- 
tuisce in caso di assenza e da altri funzionari secondo la ta- 
bella di destinazione redatta dal Ministero. 

4. Il Ministero o il Comando dell’Arsenale può suddivi- 
dere le attribuzioni dell'Ufficio di ragioneria tra un ufficio 
centrale presso il Comando dell’Arsenale e sezioni presso le 
Direzioni dei lavori; in tal caso le sezioni dipendono sempre 
dal capo dell’Ufficio di ragioneria. 


Art. 11. 
Ufficio trasporti e' spedizioni. 


1. L’Ufficio trasporti e spedizioni provvede alla spedi- 
zione dei materiali da inviare ad altri enti od a privati ed 
al ritiro di quelli spediti all’Arsenale eccettuati quelli inviati 
dai fornitori per essere collaudati. 


. 2. L’Ufficio trasporti e spedizioni è retto da un ufficiale 
dello stato maggiore o del O. R. E. M. 

3. L’Ufficio può essere diviso in sezioni a seconda delle 
località presso cui si accentrano le spedizioni; ma in tal 
caso i titolari delle sezioni debbono riferire giornalmente al 
capo dell’Ufticio in merito alle richieste ricevute ed al loro. 
espletamento. 1 

Art. 12, 
Ufficio di polizia militare, 


1. L’Ufficio di polizia militare del Regio arsenale prov- 
vede a mezzo di militi dell'Arma dei Reali carabinieri alla 
sorveglianza, del personale, sia militare che civile, dei mate- 
riali, delle banchine, con speciale riguardo alla entrata ed 
alla uscita dei materiali e delle maestranze dall’Arsenale. 
Provvede alle ronde, alle perlustrazioni, alle visite, alle 
eventuali perquisizioni ed a quanto altro possa riguardare 
la specialità e gli scopi del suo servizio in base alle direttive 
di massima ed agli ordini speciali emanati dal Comando del- 
Arma. n 

2. L’Ufficio è retto da un capitano dell'Arma dei Reali 
carabinieri. a: 


Art. 13. 
Ordinamento delle Direzioni dei lavori. 


1. La Direzione delle costruzioni navali e meccaniche di’ 
cui al precedente art. 2 è retta da un colonnello del Genio 
navale. ‘ di : 

2. Le Direzioni delle armi ed armamenti navali, del Mu- 
nizionamento e delle Armi subacquee di cui al precedente . 
art. 2 sono rette ciascuna da un colonnello delle armi navali 
o da un capitano di vascello. 

3. A ciascuna Direzione è assegnato un vice direttore, te- 
nente colonnello del Genio navale per quella di cui al n. 1; 
tenente colonnello delle Armi navali, per quelle di cui al 
n. 2. 3 . n 

Il Ministero può destinare presso la stessa direzione dei 
lavori un secondo vice direttore col titolo di « vice direttore 
aggiunto » le cui attribuzioni sono determinate dal Ministero 
stesso o, in mancanza, dal direttore dei lavori, 

4. Compongono ciascuna Direzione: 

a) l’Ufficio di segreteria, retto da un impiegato civile 
di ruolo, segretario della Direzione; 3 

d) le Sezioni tecniche ed i Reparti tecnici, retti da uf- 
ficiali del Genio navale per quella di cui al n. 1; delle Armi 


.navali per quelle di cui al n. 2; 


c) l'Ufficio amministrativo, del quale è capo un ufficiale 
superiore di Commissariato; 

d) le officine dirette da ufficiali dei corpi predetti. Uno 
stesso ufficiale può dirigere più officine. A ciascuna officina 
è preposto con la carica di capo officina l’impiegato civile 
tecnico di grado più elevato fra gli addetti all’officina; egli 
ha autorità su tutti gli altri; DE 

e) i magazzini, affidati a consegnatari responsabili; 

f) i laboratori, retti dai funzionari stabiliti da apposite 


. norme; 


9) la sala di disegno, della quale è capo un impiegato ap- 
partenente al ruolo dei disegnatori tecnici; 

h) l'Ufficio tecnico di vigilanza per i lavori affidati a 
stabilimenti privati esistenti nella circoscrizione dell’Arse- 
nale, retto da uno degli ufficiali della Direzione. 

5. L’Ufficio di segreteria dipende direttamente dal diretto- 
re. Ad esso, oltre ai normali servizi di segreteria, è affidato 
l'archivio della Direzione. 

Al segretario della Direzione è affidato anche l’incarico 
di economo direzionale, di cui al successivo art. 92, salvo 
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che il direttore, per motivi di servizio, lo affidi ad altro 
impiegato di ruolo della Direzione stessa. 

L’Ufficio di segreteria è incaricato anche della tenuta del 
ruolo degli inservienti e del personale lavorante non ag- 
gregato alle officine, e di quello del personale militare de- 
stinato a servizi di indole generale, quando, per disposi- 
zione del Ministero, esso.non sia amministrato dal Comando 
dell'Arsenale. Per quanto riguarda l’amministrazione del 
personale indicato, nonchè l’economia e la contabilità del 
materiale necessario per il funzionamento della Direzione, 
l’Ufficio funziona con norme uguali a quelle stabilite per 
le officine. 


6. Le Sezioni tecniche provvedono allo studio di lavori che 
debbono essere eseguiti dalla Direzione, ed allo studio di 
speciali argomenti tecnici. Esse dipendono direttamente dal 
direttore dei lavori. 

I Reparti tecnici sono costituiti per lavori o gruppi di la- 
. vori di notevole importanza; o per servizi comuni a più of- 
ficine oppure di carattere generale. 

Dal capo del Reparto tecnico dipendono gli ufficiali diri- 
genti le officine per quanto riguarda il servizio affidatogli. 

Il numero e le attribuzioni delle Sezioni tecniche e dei 
Reparti tecnici nonchè le norme di funzionamento ed i rap- 
porti di dipendenza, anche nei riguardi delle officine, sono 
determinati con ordine deli giorno del direttore, 


©. L'Ufficio amministrativo dipende direttamente dal di- 
rettore e provvede: 


a) al servizio delle gare e trattative private secondo ie 
disposizioni del Ministero ed agli acquisti e lavori disposti 
dal direttore col sistema del cottimo fiduciario o per con- 
trattazione verbale (salva la competenza dell’Ufficio con- 
tratti); 

d) alla liquidazione delle forniture e lavori eseguiti dalla 
industria privata; 

c) al servizio relativo al personale salariato della di- 
rezione (ammissioni e licenziamenti, matricole e ruoli, ces- 
sioni di mercedi, assicurazioni ed in generale ritenute sui 
loro averi). 


8. Il numero, la specie e la denominazione delle officine 
sono determinate dal Ministero su proposta del Comando 
dell’ Arsenale sentito il Consiglio dei lavori. 

L’ufficiale dirigente dell’officina dà i particolari tecnici 
per la guida dei lavori ed è responsabile dell’economia dei 
lavori stessi senza che ciò possa diminuire la responsabilità 
del capo officina di cui al successivo articolo 45; gli com- 
pete perciò ‘il sindacato sull'impiego dei materiali e della 
mano d’opera da parte del capo officina nonchè la vigilan- 
za sull’ordine e la disciplina nei luoghi di lavoro. 

In ogni officina un capotecnico ha le funzioni di economo 
dell’officina e come tale è consegnatario delle macchine e de- 
‘gli attrezzi di dotazione, In caso di mancanza dell’economo 
le sue attribuzioni sono affidate al capo officina. 

In ciascuna officina un împiegato della categoria d’ordine 
è preposto al servizio contabile con la denominazione di con- 
tabile. Egli tiene il ruolo del personale lavorante addetto 
all’officina e cura la compilazione di tutti i documenti rela- 
tivi ai conti delle lavorazioni e delle competenze delle mae- 
stranze. 

L’incarico di contabile ‘di officina è conferito dal direttore 
dei lavori, ma deve essere sanzionato dal Ministero. 

9. Il direttore dei lavori può dividere l’officina in più grup- 
pi, a ciascuno dei quali è preposto un capo tecnico alla di- 
pendenza del capo officina. 

10. Il numero e la denominazione dei magazzini sono de- 
terminate dal Ministero su proposta del Comando dell’ Arse- 
nale, udito il Consiglio dei lavori. 


L’incarico di consegnatario di magazzino è conferito dal 
Ministero su proposta del Comando dell’Arsenale, inteso il 
parere del direttore dei lavori. 

Esso è incompatibile con quello di capo officina, di eco- 
nomo e di contabile di officina. 


Art. 14. 
Costituzione delle Sottodirezioni dei lavori. 


La Sottodirezione viene costituita in luogo della Direzione, 
quando pur avendo tutti i compiti attribuiti a quest’ultima, 
riceve direttive tecniche dalla Direzione omonima di altro 
Arsenale, secondo le disposizioni emanate dal Ministero. 

Alla Sottodirezione dei lavori è preposto, col titolo di 
sottodirettore, un tenente colonnello o maggiore del Genio 
navale o delle Armi navali secondo la rispettiva competenza. 
Vi è destinato un vice sottodirettore del grado di maggiore. 

La composizione delle Sottodirezioni è analoga a quella 
delle Direzioni dei lavori di cui all’articolo precedente. 


Art. 15. 


Attribuzioni generali 
delle Direzioni e delle Sottodirezioni dei lavori. 


1. Le Direzioni o Sottodirezioni dei lavori provvedono alla 
costruzione, all’armamento, alla riparazione, alla conserva. 
zione delle navi e dei galleggianti della Regia Marina e delle 
relative dotazioni; alla conservazione e riparazione delle 
armi di qualunque genere, del rispettivo munizionamento e 
delle dotazioni relative. 

2. Sono attribuzioni comuni a tutte le Direzioni o Sottodi- 
rezioni dei lavori: 

a) lo studio, la direzione e l’esecuzione dei lavori; 

b) l’amministrazione, il conteggio e l’impiego dei mate- 
riali necessari per i lavori, nonchè il conteggio e l’impiego 
della mano d’opera; i 

©) la compilazione dei fabbisogni per la provvista dei 
materiali necessari, lo studio delle condizioni tecniche con- 
trattuali; 

d) V ordinazione degli acquisti e lavori da eseguire col 
sistema del cottimo fiduciario o per contrattazione verbale, 
secondo le disposizioni del presente regolamento, e la resa 
dei conti dei relativi accreditamenti ; 

e) la custodia e la distribuzione delle materie prime e 
degli oggetti necessari per i lavori; 

f) la somministrazione, il ricambio e la riparazione dei 
materiali di dotazione delle Regie navi e degli Enti a terra; 

9) esecuzione dei lavori per l'imbarco e lo sbarco di 0g- 
getti di grande peso; 

h) il reclutamento del personale lavorante, salva la parte 
di competenza del Comando dell’ Arsenale; 

i) l'avanzamento, l’amministrazione e la disciplina del 
personale lavorante nei limiti delle disposizioni che regolano 
la materia; 

) la vigilanza ed il collaudo dei lavori affidati all’in- 
dustria privata nei limiti della propria competenza. 


Art. 16. 


Attribuzioni della Direzione delle costruzioni navali 
e meccaniche. 


Competono alla Direzione delle costruzioni navali e mec- 
caniche: 
a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, 
allo studio dei progetti di costruzione o di trasformazione 
delle navi; 


db) la costruzione degli scafi e degli apparati motori, il 
montamento di questi ultimi, ed i lavori di trasformazione, 
di riparazione e di conservazione degli uni e degli altri, degli 
apparecchi ausiliari (argani, verricelli, agghiacci, pompe ed 
altri apparecchi consimili); degli alberi, dei palischermi e 
dei ferramenti, eccettuati quelli per gli usi speciali delle 
artiglierie e delle armi subacquee (ma comprese le scaffala- 
ture per le munizioni, di concerto con la Direzione del muni- 
zionamento) ed esclusa anche l’attrezzatura marinaresca e 
le installazioni radiotelegrafiche ed elettroacustiche; 

e) lo studio dei tipi di ancore delle Regie navi e delle 
relative sistemazioni a bordo. Lo studio delle sistemazioni 
sulle Regie navi dei palischermi, della manovra del timone, 
degli ormeggi, delle bitte e della rizzatura degli oggetti 
mobili ; 

d) "l'acquisto, la manutenzione e la distribuzione delle 
ancore per le Regie navi, nonchè delle boe, gavitelli, segnali 
galleggianti e relativi materiali da ormeggio, esclusi i mate- 
riali per le ostruzioni ; 

e) le operazioni di varo, di alaggio, d’immissione nei ba- 
cini e di uscita dagli stessi delle navi e dei galleggianti; 

f) la costruzione, l’acquisto, la trasformazione, la ripa- 
razione e la conservazione dei galleggianti, delle bighe, delle 
gru, delle macchine motrici e lavoranti di propria compe- 
tenza, del materiale ferroviario per le reti degli arsenali 
(escluso il materiale analogo per le polveriere), degli stru- 
menti e degli attrezzi adoperati per servizi generali, per gli 
scali, per i bacini e per le proprie officine; 

9) l’applicazionè agli scafi delle navi e dei galleggianti 
degli oggetti che debbono esservi stabilmente connessi, an- 
corchè appartengano a servizi dipendenti da altre Direzioni, 
o siano da esse somministrati; 

h) il servizio relativo al materiale elettrico ed all’aria 
compressa per la parte di propria competenza secondo l’ap- 
posito regolamento ;- 

i) lo studio, l’acquisto, la sistemazione e la riparazione 
degli impianti di ventilazione, di refrigerazione e di riscal- 
damento a bordo delle navi (di concerto con le Direzioni 
armi ed armamenti navali, Armi subacquee e del Muniziona- 
mento per quanto riguarda le camere delle dinamo, dei lan- 
ciasiluri subacquei e dei depositi delle munizioni, della sta- 
zioni lx: T.) ed in generale di tutti i locali cui occorre la 
ventilazione e la refrigerazione, nei limiti della competenza 
della Direzione stessa; 

. 1 l'acquisto, la costruzione, la riparazione e la conser- 
vazione del bozzellame di propria competenza; 

m) Vacquisto, la riparazione e la manutenzione del ma- 
teriale da incendio per le Regie navi, esclusi gli estintori 
portatili; 

n) lo studio, la costruzione e la riparazione dei bersagli, 
in accerdo con la Direzione armi ed armamenti navali; 

0) l’acquisto, la conservazione e l’impiego del materiale 
nelle lavorazioni relative ai cortinaggi e alle tappezzerie; 

P) la costruzione, l’acquisto, la riparazione e la conser- 
vazione dei pezzi di ricambio e di riserva per gli apparati 
motori ; 

q) la costruzione, l’acquisto, la riparazione e la conser- 
vazione delle macchine motrici e lavoranti e dei meccanismi 
ausiliari, nonchè degli attrezzi per le proprie officine; 

r) la conservazione, distribuzione ed eventualmente l’ap- 
provvigionamento dei combustibili di ogni specie, delle ma- 
terie lubrificanti e dei materiali di consumo per gli apparati 
motori. stabiliti con determinazione ministeriale, ed il rifor- 
nimento dell’acqua distillata ; 

8) la vigilanza sulla esecuzione delle prove idrauliche e 
sotto vapore delle caldaie a vapore installate a terra per qual- 
siasi servizio della Regia marina; 
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t) l’approvvigionamento delle materie prime per i lavori 
delle proprie officine, e degli oggetti di pIODrla competenza 
per le dotazioni delle Regie navi; 

u) gli esperimenti che fanno capo al lalaratonio metrico 
sperimentale per studi, indagini e collaudi su materiali di 
ogni genere adoperati nella Regia marina, 


‘Art. 17. 
Attribuzioni della Direzione armi ed armamenti navali. 


Competono alla Direzione armi ed ‘armamenti navali: 
a) la collaborazione, ‘secondo le direttive del Ministero, 


‘ allo studio dei progetti, messa a punto preliminare e collaudo 


del materiale di artiglieria, ottico, elettrico, foto- ‘elettrico, 
radiotecnico, idrofonico, telegrafonico della “Regia marina; 

b) la costruzione, l'acquisto, la riparazione, la conserva- 
zione e la distribuzione delle artiglierie e degli accessori cor- 
rispondenti, delle armi portatili di ogni specie, dei loro 
accessori e dei fornimenti militari ; 

c) lo studio, la costruzione, ‘acquisto, la riparazione 
e la conservazione degli strumenti e mezzi per la direzione 
del tiro e del lancio; strumenti ottici, periscopi e simili; 

d) il servizio relativo al materiale elettrico ed all’aria 
compressa per la parte di propria competenza secondo l’ap- 
posito regolamento ; 

e) la costruzione, l’acquisto, la. riparazione e conserva- 
zione del materiale radiotelegrafico, elettroacustico ed in 
genere di tutto l’occorrente per i servizi delle comunicazioni 
a bordo e a terra; 

f) la costruzione, l’acquisto, la riparazione e là distribu- 
zione delle girobussole, degli scandagli a sagola, di quelli 
sonori ed ultra sonori e dei fanali per i vari servizi a bordo 
delle Regie navi ed a terra; | 

9) la costruzione, l’acquisto, la riparazione e la conser- 
vazione delle velature, delle -tende, delle bandiere e delle 
attrezzature marinaresche e ‘radiotelegrafiche ; 

h) l’acquisto e la conservazione dei cavi e cordami di 
ogni genere e l’acquisto e la conservazione del bozzellame di 
propria competenza; 

i) la costruzione, l’acquisto, la riparazione e la conser- 
vazione delle macchine motrici e lavoranti e dei meccanismi 
ausiliari, nonchè degli attrezzi per le proprie officine; 

D) l’acquisto e la manutenzione del materiale da incendio 
per i servizi a terra, degli estintori portatili e dei parchi 
da incendio; 

m) Pacquisto, la riparazione e la manutenzione del mate- 
riale automobilistico e di quello ciclistico; 7 

n) l’acquisto, la riparazione, la conservazione e la distri- 
buzione degli orologi per il servizio delle artiglierie ; 

0) l’approvvigionamento delle materie prime per i lavori 
delle proprie officine e degli oggetti di propria competenza 
per le dotazioni delle Regie navi; 

p) l'acquisto, la conservazione e la distribuzione dei ma- 


‘teriali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale. 


Art. 18.0 l 
Attribuzioni della Direzione del munizionamento 


1. Competono alla Direzione del munizionamento : 

a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, 
allo studio ed agli esperimenti del munizionamento e dei 
mezzi chimici di guerra; 

b) l'acquisto, l’assegnazione, la conservazione e la ripa- 

razione di tutti i materiali occorrenti per la preparazione 
del munizionamento in genere, dei materiali esplosivi per le 
armi subacquee e per i parchi minatori e dei mezzi chimici 


di guerra; 
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c) la formazione, la distribuzione, la verifica, la distru- 
zione ed il riconfezionamento di tutto il munizionamento e 
dei. materiali esplosivi e la preparazione, conservazione e 
distribuzione dei mezzi chimici di guerra; 

d) l'emanazione delle direttive tecniche agli altri Enti 
interessati per la formazione, conservazione e distribuzione 
del munizionamento, e di mezzi chimici di guerra. 


2. Il Ministro per la marina, qualora le esigenze del ser- 
vizio lo richiedano, può trasferire alla Direzione armi e 
armamenti navali di un Arsenale alcune delle attribuzioni 
che secondo il precedente paragrafo 1 e l'articolo seguente 
sarebbero di competenza della Direzione del Munizionamento 
o di quella delle Armi subacquee. 


Art. 19. 
Attribuzioni della Direzione armi subacquee. 


Competono alla Direzione armi subacquee: 


a) la collaborazione, secondo le direttive del Ministero, 


allo studio del progetto, messa a punto, collaudo ed esperi- 
mento del materiale subacqueo e dei parchi minatori; 

b) la costruzione, l’acquisto, l’assegnazione, la conser- 
vazione, la riparazione delle armi subacquee e del materiale 
occorrente per le stesse, degli apparecchi di lancio e dei 
loro accessori, dei compressori, del. materiale da minatore, 
da ostruzione, da dragaggio, da palombaro, nonchè le prove 
di collaudo delle armi e dei materiali suddetti e le perio- 
diche verifiche e manutenzioni; 

c) lo studio, la scelta, l’acquisto, la distribuzione e la 
conservazione delle materie lubrificanti e dei combustibili 
occorrenti per il servizio delle armi subacquee; 

d) l'emanazione delle direttive tecniche agli enti inte- 
ressati per la formazione, la conservazione e la distribuzione 
delle armi subacquee e dei parchi minatori. 


Art. 20. 
Direttori e sottodirettori. 


1. Il direttore o sottodirettore dei lavori cura il buon 
andamento di tutte le parti del servizio al quale è preposto, 
‘osservando e facendo osservare dai dipendenti le disposizioni 
emanate dalle autorità superiori per l’ordine e per la sicu- 
rezza degli stabilimenti militari marittimi e per la tutela 
del segreto tecnico militare. 


2. Il direttore o sottodirettore dei lavori dà le direttive 
tecniche per l’esecuzione dei lavori e provvede inoltre alle 
forniture in economia secondo le facoltà delegategli col pre- 
sente regolamento (titolo V). 


Art. 21, 
Vicedirettori È 


1. Il vicedirettore surroga il direttore, in caso di assenza 
o ‘di legittimo impedimento, in tutte le sue attribuzioni. 

Si occupa particolarmente di quanto riguarda la discipli- 
na del personale. Raccoglie e coordina le richieste di riforni- 
mento di materiali, sia per preparare il fabbisogno annuale 
di cui al successivo art. 115, sia per proporre gli acquisti al 
direttore, ed esercita, infine, tutte le funzioni che questi gli 
delega. 


2. A] vicedirettore può anche essere affidata la direzione di 
| una Sezione tecnica n di un Reparto tecnico. 


CAPO III 


- BASI NAVALI 


Art. 22. 
Comandante della Base navale. 


1. Il comandante della Base riavale ha funzioni analoghe a 
quelle attribuite al comandante di Arsenale, salvo per quan- 
to riguarda l’Ufficio di ragioneria che è posto alla dipendenza 
del Comando militare marittimo. 

2. Nel caso di assenza del comandante della Base navale 
le funzioni a lui attribuite sono assunte dal comandante mi- 
litare marittimo. Qualora anche questi sia assente, il coman- 
dante della Base navale è sostituito da un capitano di vascello 


che abbia destinazione di servizio nella sede. 


Art. 23. 
Costituzione del Comando della Base navale 
e degli Uffici dipendenti. 


Gli organi del Comando della Base navale sono i seguenti : 


a) l’Ufficio del comandante della Base, retto da un ufti- 
ciale superiore dello stato maggiore, che esercita gli inca- 
richi di carattere generale che negli Arsenali sono attribuiti 
al comandante in 2° e quelli particolari che il comandante 
della Base credesse di affidargli. L'Ufficio comprende la Se- 
greteria della Base, retta da un ufficiale inferiore di cummis- 
sariato e l’Ufficio galleggianti, retto da un ufficiale del C. R. 
E. M.; 

b) il Consiglio dei Lavori, costituito dal comandante della 
Base navale che lo presiede e dai direttori delle officine. 

Un ufficiale inferiore esercita le funzioni di segretario senza 
voto curando la compilazione e conservazione dei verbali delle 
sedute. | 

Intervengono alle sedute del Consiglio, se presenti nella 
sede, i comandanti di nave o i capi degli enti a terra, quando 
siano esaminate richieste di lavori che riguardino l’ente cui 
sono preposti. : . 

Ne fanno parte come membri straordinari il direttore v capo 
sezione di Commissariato, il direttore o capo sezione del Ge- 
nio militare per i lavori della Regia marina ed il capo del- 
l'Ufficio di ragioneria, nei casi previsti dal precedente art. 6 ; 

c) la Giunta di ricezione, costituita da un ufficiale su- 
periore dello stato maggiore, o del Gènio navale o delle Armi 
navali che la presiede; da un ufficiale delle Armi navali, da 


‘uno del Genio navale e da uno del Commissariato perito in 


merceologia che ne è anche segretario. La Giunta superiore 
di ricezione è composta del comandante della Base navale e 
dei direttori delle officine, nonchè del direttore o capo se- 
zione di Commissariato nel caso previsto dal precedente art. 7 
n. 4; per le votazioni si applica il disposto del precedente 
art. 7, n. 3; 

d) la Giunta di verifica costituita in modo analogo è 
quella di Ricezione. In luogo, però, degli ufficiali del Ge- 
nio navale e delle Armi navali possono esservi destinati 
ufficiali del C. R. E. M.,; 

e) l'Ufficio contratti, retto da un ufficiale superiore di 
Commissariato ; i 

f) Ufficio spedizioni, rette da un ufficiale del C. R. 
E. M. 

Le attribuzioni degli uffici predetti sono uguali a quelle 
degli uffici omonimi dei Regi arsenali. 
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Art. 24. 
Officine delle basi navali. 


1. Presso le Basi navali i servizi relativi al materiale ed 
al personale lavorante sono attribuiti, in analogia alla com- 
petenza delle Direzioni dei lavori degli Arsenali, ad otticine 
ì cui direttori hanno le stesse attribuzioni dei direttori dei 
lavori degli Arsenali. Esse sono costituite come le ofticine 
di questi ultimi. 1 

L’Officina costruzioni navali e meccaniche è retta da un 
‘ ufficiale superiore del Genio navale, . 

L’Officina armi navali e quelle del Munizionamento e delle 
Armi subacquee, che possono essere riunite in un’unica of- 
ficina, sono rette da ufficiali superiori delle Armi navali. 

2. Ciascuna officina ha un ufficio amministrativo, uno © 
più magazzini, la sala di disegno ed eventualmente uno o 
più laboratori ; le rispettive attribuzioni sono uguali a quelle 
indicate dal precedente art. 12. 

3. L’ordinamento dei servizi periferici territoriali della 
Regia marina può disporre che in luogo di separate oflicine 
si costituisca presso la base navale un’unica officina mista 
dei lavori. 


CALO IV. 


STABILIMENTI VARI. 


Art. 25. 
Altri stabilimenti di lavoro. 


1. Nei luoghi ove non abbia sede un Comando di base 

navale, ma vi sia un Comando militare marittimo. Pordi- 
namento dello stabilimento ili lavoro, qualora esista, è ana- 
logo a quello indicato all'art. 23. Le attribuzioni del Coman- 
do di base navale sono disimpegnate dal Comando militare 
marittimo. 
. 2. Qualora lo stabilimento di lavoro sîa posto in località 
ove non sia nè Comando di base navale nè Comando mili- 
tare marittimo, il direttore dello stabilimento ha le attribu- 
zioni devolute ai direttori dei lavori e le altre particolari al 
comandante dell'Arsenale limitatamente però a quelle che 
debbono essere disimpegnate sul posto. 

3. Nel caso previsto dal paragrafo precedente la Giunta di 
ricezione è composta di due ufficiali tecnici dello stabili- 
. mento di cui il più elevato in grado è il presidente e da un 
ufficiale commissario perito in merceologia che funziona an- 
che da segretario. La Giunta superiore è presieduta dal 
direttore dello stabilimento e composta di ufficiali più ele- 
vati in grado o più anziani di quelli che compongono lu 
Giunt®n ordinaria, 

4. L’Uflicio di ragioneria nel caso previsto dal precedente» 
paragrafo 2 dipende dal Comando fin capo del dipartimento 
nella cui giurisdizione è lo stabilimento di lavoro. 


Art. 26. 
Officine isolate. 


La costituzione, le attribuzioni cd il funzionamento delle 
officine isolate di cui al paragrafo 4 del precedente art. 1, 
sono stabilite, sede per sede ed a seconda della rispettiva 
importanza; con disposizioni ministeriali. . 

Il loro funzionamento ammiuistrativo è uguale a quello 
stabilito per le officine delle Direzioni dei lavori. 

Il contabile dell’officina può disimpegnare anche le fun- 
zioni di consegnatario dei materiali. 


Art. 27. 
Navi officina, 


1. Le navi officina hanno lo scopo di compiere per il Regio 
Naviglio lavori di riparazione urgente .che richiedano un 
attrezzamento ed una mano d’opera specializzata quale uuu 
è possibile assegnare alle unità armate, e per contribuire 
all’escuzione dei lavori di raddobbo od urgenti occorrenti 
alle stesse unità specialmente fuori dalle sedi degli Arsenali 
o di altri stabilimenti di lavoro. Eccezionalmente possono 
anche eseguire lavori per enti a terra. 

2. Ogni nave ofiicina è alla diretta dipendenza del: Co- 
mando in capo della squadra cui la nave è aggregata, op- 
pure dal Comando superiore navale se essa fa parte di un - 
gruppo di navi distaccate, o dell'Autorità militare marit- 
tima territoriale nella cui circoscrizione essa si trova quan. 
do non faccia parte di alcuna forza navale. 

3- Il comandante della nave ofticina ha funzioni analoghe 
a quelle del comandante di Arsenale, Il comandante in 2 
ha le funzioni del comandante in 2* dell'Arsenale, 

Alla immediata dipendenza del Comando di bordo sono 
istituiti due Reparti tecnici, uno delle costruzioni navali e 
meccaniche e l’altro delle armi ed armamenti navali. Essi 
sono retti rispettivamente da ufficiali del Genio navale o 
delle Armi navali che hanno funzioni analoghe a quelle dei 
direttori dei lavori. i 

4. In ogni nave officina è istituita un'officina mista diretta 
da un ufficiale del C.R.E.M. meccanico, capo officina, 

Uno dei sottufficiali addetti ha le funzioni di economo e 
di contabile. 

Uno dei sottufficiali meccanici addetti ha le funzioni di 
consegnatario del magazzino di bordo. 

5. L'officina si divide in sezioni secondo la specialità dei 
lavori da eseguire. i 

Ad ogni sezione è preposto un sottufficiale (capo di 1* 0 
di 2°) che ha le funzioni di capo tecnico in sottordine al 
capo officina ed autorità disciplinare su tutto il personale 
militare e civile della sezione, 

Normalmente vi è: 


alla dipendenza del reparto tecnico delle Costruzioni 
navali di cui al precedente paragrafo 3: 
a) un sottufficiale meccanico per la fonderia ed i la- 
vori da congegnatore ; 
b) un sottufficiale meccanico per i lavori da carpen- 
tiere in ferro, calderaio e ramista; 
€) un sottufficiale carpentiere per i lavori da stipettio. 
e da carpentiere in legno; 
alla dipendenza del reparto tecnico delle Armi ed ar- 
mamenti navali di cui al precedente paragrafo 3: 
d) un sottufficiale silurista per i lavori,per le Armi 
subacquee; i 
e) un sottufficiale elettricista per i lavori da elettri- 
cista. 

6. L'organizzazione del lavoro è fatta & cura del Comando 
della nave officina tenendo presente che la necessità di valo- 
rizzare al massimo la capacità degli specialisti più provetti, 
consiglia di aggregare a questi il personale militare meno 
abile; fermo restando che il personale civile non può avere 
autorità disciplinare sui militari. 

7. L’ufficiale commissario di bordo disimperno lo funi ni 
attribuite al capo dell’Ufficio amministrativo di una Dire- 
zione dei lavori. cu 

Inoltre provvede alla verifica della contabilità dei lavori. 
e dei documenti che redige il consegnatario del magazzino e 
l’economo, rimanendo però al comandante della nave la re- 
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sponsabilità di tutto quanto si riferisce alla gestione ammi- 
nistrativa dei lavori. ; : 

8. Le funzioni della Giunta di ricezione e di quella di 
verifica sono disimpegnate da una commissione composta dal 
Comandante in 2*, presidente, dal capo reparto tecnico com- 
petente membro, e dall’ufticiale commissario, membro e se- 
gretario. 

9. Il Comando di bordo vigila affinchè tutti i registri pre- 
scritti dal presente regolamento per le navi officina siano 
sempre tenuti al corrente. In occasione di cessazione dalla 
carica di ufficiali capi servizio e dell’ufficiale commissario 
di bordo, nei verbali di consegna deve essere fatta menzione 
della tenuta dei registri dei lavori e dei materiali e della 
esistenza a bordo di quelli esauriti. Questi ultimi sono custo- 
diti nell’archivio di bordo. 


CAPO V. 
UFFICI TECNICI, 
Art. 28. 


Ordincintnto. 


1. Gli Uffici tecnici si distinguono in: 

Uffici tecnici del Genio navale, 

Uffici tecnici delle Armi navali, 
a seconda che abbiano la vigilanza di lavori e di forniture 
di competenza del Corpo del Genio navale o di quello delle 
Armi navali. Però quando circostanze speciali lo consiglino, 
il Ministero può affidare ad un Ufficio tecnico la sorveglianza 
di lavori e l'esecuzione di collaudi che non rientrino nella 
sua ordinaria competenza. 

2. La circoscrizione di ciascun ufficio è stabilita con de- 
creto del Ministero per la marina. 

8. A ciascun Ufficio tecnico è preposto col titolo di « di- 
rettore » un ufficiale superiore: del Genio navale se si tratta 
dì Uffici tecnici del Genio navale; delle Armi navali e dello 
stato maggiore se si tratta di Uffici tecnici delle Armi 
navali. In casi speciali per decisione del Ministero il diret- 
tore può avere il grado di capitano. 

Ad ogni Ufficio tecnico sono destinati ufficiali, impiegati 
civili (tecnici, contabili, d’ordine) salariati e militari del 
Corpo Reali equipaggi marittimi secondo apposite tabelle 
approvate con decreto del Ministro per la marina, In ag- 
giunta al detto personale vi possono essere aggregati ufliciali 
dei vari Corpi della Regia marina con destinazione perma- 
nente o temporanea per disimpegnare, alla dipendenza del 


direttore, mansioni di vigilanza presso stabilimenti indu- 


striali esistenti nella circoscrizione dell’Ufficio incaricati di 
lavorazioni riguardanti particolari rami di servizio della 
Regia marina. 

4. Il direttore dell'Ufficio tecnico dipende disciplinarmente 
dal Comando in capo del Dipartimento o dal Comando mili- 
tare marittimo indicato nella tabella B annessa all’Ordina- 
mento dei servizi periferici territoriali della Regia marina, 
mentre per tutte le sue attribuzioni dipende direttamente 
dal Ministero. 

Art. 29. 


Sezioni staccate. 


1. Con decreto del Ministro per la marina possono essere 
istituite sezione staccate degli Uffici tecnici in quelle loca- 
lità fuori della sede di questi ultimi ove esistano stabili- 
menti incaricati di lavorazioni per la Regia marina, quando 
la specialità di queste e la loro importanza esigono la pre- 
senza continua del personale della Kegia marina incaricato 
della sorveglianza delle lavorazioni stesse. 

2. Alla Sezione staccata è preposto col titolo di « capo 
della sezione » un ufficiale del Genio navale o delle Armi 
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navali a seconda che dipenda da un Ufficio tecnico del Genio 
navale o delle Armi navali. 

A capo delle Sezioni degli Uffici tecnici delle Armi navali 
possono in via transitoria essere destinati anche [Ufliciali 
dello stato maggiore o del Corpo lteale equipaggi M. M. 
oppure funzionari tecnici di ruolo. 

ll capo della Sezione è coadiuvato da personale militare, 
civile e salariato secondo la tabella di destinazione appro- 
vata dal Ministero. : 

Presso i polveritici cui siano affidate importanti forniture 
sono destinati per la parte riguardante il solo servizio tec- 
nico degli esplosivi, uno o più funzionari del ruolo chimici 
per le Direzioni armi ed armamenti navali. 

8. Il capo della Sezione dipende dal direttore dell’Utticio 
tecnico nella cui circoscrizione sono gli stabilimenti cui è 
preposta la Sezione, salvo che questa per disposizione del 
decreto istitutivo dipenda direttamente dal Ministero. 


Art. 30. 
Attribuzioni. 


1. Compete all’Ufficio tecnico : 

a) sorvegliare l’esecuzione dei lavori affidati all’indu- 
stria privata nei limiti della propria circoscrizione, accer- 
tando che sieno soddisfatte tutte le condizioni e seguite le 
norme prescritte dai contratti; 

b) esaminare ed approvare i disegni dei particolari di 
costruzione quando il loro approntamento sia devoluto alle 
ditte imprenditrici, secondo le norme dei capitolati generali 
v particolari; 

c) vigilare sulla osservanza di tutte le prescrizioni dei 
capitolati generali e particolari relative alle forniture cui 
è preposto; 

d) eseguire i collaudi preliminari o definitivi secondo 
le prescrizioni dei contratti ; 

e) provvedere alla spedizione a destino dei materiali 
collaudati, quando ciò non rientri negli obblighi contrat- 
tuali delle ditte fornitrici; È 

f) compilare i certificati attestanti il diritto delle ditte 
a rate di prezzo da inviare al Ministero od alle competenti 
Direzioni dei lavori per la liquidazione; 

9g) compilare nei casi previsti dai contratti o per dispo- 
sizione ministeriale, i verbali di modifiche od aggiunte alle 
orniture portanti variazioni ai termini di consegna od ai 
vrezzi ed inviarli al Ministero per l'approvazione; 

h) compilare, previ accordi con le ditte, per incarico 
sia del Ministero, sia delle Direzioni dei lavori, schemi di 
«tti contrattuali per lavori e forniture, da regolarizzare 
dalle competenti autorità; x 

i) tenere un conto corrente dei materiali acquistati e 


.consegnati dalle ditte fornitrici da sistemare a bordo di navi 


in allestimento 0 da spedire a navi all’estero o ad enti. a 
terra d’oltremare, a termini dei successivi articoli 99 n. 7 
e 123; 

I) assistere nei limiti della propria competenza le auto- 
rità navali nei porti compresi nella propria circoscrizione ; 

m) seguire lo sviluppo industriale degli stabilimenti 
posti nella propria circoscrizione valendosi anche della coo- 
perazione degli osservatori industriali della Regia marina 
a termini dell’art. 10 del testo unico delle disposizioni ri- 
flettenti l'ordinamento della Commissione di difesa ed il 
servizio degli osservatori industriali approvato col R. de- 
creto 8 gennaio 1928, n. 165 e indicare al Ministero quali 
di essi potrebbero essere indirizzati per lavori speciali di 
particolare interesse della Regia marina: tenersi al corrente 
delle innovazioni apportate dal progresso sui sistemi di 


lavorazione e nella organizzazione del lavoro, esaminando 
l'opportunità della loro applicazione negli stabilimenti della 
Regia marina e facendo le conseguenti proposte al Mini. 
stero ; 

n) redigere annualmente ed inviare al Ministero una 

sommaria relazione sull’azione svolta specie per quanto detto 
‘ alla lettera precedente; 
o) assolvere intine ogni altro incarico affidato dal Mi. 
nistero. A 

Nello esplicare il proprio compito il direttore dell’Ufficio 
tecnico applica ie disposizioni del presente regolamento. 

2. Le attribuzioni delle Sezioni staccate sono analoghe a 
quelle indicate nel precedente paragrafo. 


Art. 31. 


Rapporti nel caso di nave in allestimento 0 in trasformazione 
o in lavori. 


1. Qualora un Ufficio tecnico abbia la vigilanza sulla for- 
nitura di una nave completa o sulla sua trasformazione 0 
su nave in lavori e vi sia un ufficiale in comando o designato 
al comando, o addetto all’allestimento, le relazioni cou iu 
ditta imprenditrice per quanto riguarda i lavori debbono 
svolgersi sempre pel tramite dell’Ufficio tecnico fino all’ini- 
zio delle prove di collaudo da parte «dell’apposita Commis- 
sione. 

Le pratiche amministrative relative alla fornitura riman- 
gono di competenza dell'Ufticio tecnico fino alla loro ulti- 
mazione. 

2. I rapporti dell’Ufficio tecnico con l’ufficiale in comando 
o designato al comando della nave o addetto all’allesti- 
mento sono regolati da apposite istruzioni ministeriali. 


Art. 32. 
Rapporti con le ditte. 

L'azione degli Uffici tecnici come quella delle Sezioni 
staccate non impegna l’ente del quale sono tramite verso 
te ditte fornitrici se non nei limiti del mandato ricevuto. 

Ogni divergenza tra gli Uffici tecnici o le Sezioni staccate 
e le ditte imprenditrici deve essere sottoposta al giudizio 
del Ministero per la sua risoluzione in via amministrativa. 


CAPO VI. 
DISPOSIZIONI GENERALI. 
Art, 33. 
Corrispondenza. 


1. Il comandante dell’Arsenale corrisponde direttamente 
col Ministero. Invia, però, pel tramite del Comando in capo 
del Dipartimento la corrispondenza riguardante argomenti 
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sui quali sia stato interpellato dal Ministero pel tramite ' 


stesso, nonchè quella che tratta dell’approntamento del na- 
viglio e quella che, riguardando argomenti di rilevante im- 


portanza debba, a suo giudizio, essere portata a conoscenza | 


della predetta autorità superiore. i 

Può delegare al comandante in 2 la firma della corri. 
‘ spondenza diretta alle Giunte di ricezione e di werifica ed 
agli Uffici del comando. 

2. Il comandante in 2* dell’Arsenale può firmare per or- 
dine del comandante la corrispondenza diretta alle Dire- 
zioni o Sottodirezioni dei lavori quando tratti argomenti 
di specifica competenza del suo ufficio od abbia carattere 
di semplice comunicazione. 

3. I presidenti delle Giunte di ricezione e di verifica, 
il capo dell’Ufficio contratti ed il capo dell’Ufficio di ragio- 
- neria firmano la corrispondenza diretta alle Direzioni, allé 


ll 


Regie navi, agli Uftici dell’ Arsenale, ai fornitori, quando 
essa abbia carattere di semplice comunicazione. Il capo del- 
l'Ufficio di ragioneria firma anche la corrispondenza indi- 
rizzata al Ministero, quando riguarda argomenti di propria 
competenza e di ordinaria occorrenza. ; 

4. I direttori ed i sottodirettorì dei lavori corrispondono 
verbalmente o per iscritto col comandante dell’Arsenale per 
il servizio militare, per la disciplina, per gli affari relativi 
al personale dipendente, per le disposizioni che si riferiscono 
alle Regie navi e per gli affari ed i lavori che interessano 
più di una Direzione. e 

Per il servizio amministrativo e per quanto riguarda par- 
ticolari tecnici dei lavori dei quali debba essere’ edotto il 
Ministero, corrispondono con questo pel tramite del coman- 
dante dell’Arsenale. Per pratiche di normale ricorrenza 0 
che abbiano puro carattere esecutivo-formale, od esclusiva- 
mente contabile possono corrispondere direttamente col Mi- 
nistero. 

5. Il direttore dell'Ufficio tecnico corrisponde direttamente 
col Ministero per tutti gli affari relativi al eervizio gene- 
rale dell’Ufficio e riceve direttamente dal Ministero gli or- 
dini e le corrispondenti comunicazioni. 

Ver gli affari riguardanti le singole commesse corrisponde 
direttamente con l'autorità o l’ente dal quale gli venne af- 
lidata la vigilanza sulla esecuzione della fornitura o del 
lavoro. 

11 capo della Sezione staccata corrisponde col direttore 
dell'Ufficio tecnico dal quale dipende salvo che il Ministero 
autorizzi a trattare direttamente determinate pratiche o si 
verifichi il caso previsto dall’ultima parte del paragrafo + 
del precedente art. 29. r 

Il chimico addetto alla vigilanza su Polverifici di cui al 
precedente art. 29, paragrafo 2, comma 4°, corrisponde di- 
rettamente, per quanto ha riguardo alla parte tecnica del 
suo incarico, col Laboratorio chimico principale di La Spe- 
zia pel tramite dell'Ufficio tecnico nella cui circoscrizione 
è il Polverificio e della Autorità da cui dipende il Labo- 
ratorio. 

6. Gli enti periferici della Regia marina (escluse le Dire- 
zioni dei lavori) e gli stabilimenti industriali fornitori non 
debbono corrispondere direttamente tra loro,. ma soltanto 
pel tramite dell’Ufticio tecnico o della Sezione staccata nella 
cui circoscrizione sono gli stabilimenti” stessi. L'Uflicio 
tecnico o la Sezione staccata nel dar corso alla corrispon- 
denza degli stabilimenti diretta agli enti di cui sopra deve 
esprimere in modo esplicito e concreto il proprio parere 
sugli argomenti trattati. l 

Le comunicazioni di notevole importanza agli stabilimenti 
interessati debbono essere fatte per iscritto e l’Ufficio tecnico 
o la Sezione staccata deve pure corrispondere per iscritto 
con le ditte in tutti i casi di contestazioni. 


Art. 34. 
Orario di servizio. 


Gli ufficiali e gli impiegati civili seguono l’orario degli 
uffici stabilito dal comandante in capo del Dipartimento. 

Gli impiegati civili tecnici addetti alle Officine, i con- 
tabili ed i consegnatari dei materiali, seguono però l'orario 
delle maestranze, salve le deroghe che fossero stabilite dal 
comandante dell’Arsenale. se 

I direttori dei lavori hanno facoltà di disporre che i dipen- 
denti protraggano il loro servizio oltre l’orario normale per. 
la vigilanza sul lavoro straordinario del personale lavorante 
o per altre esigenze dei servizi, previa autorizzazione del Co- 
mando dell’ Arsenale. 
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Art. 35. 
Vigilanza disciplinare. 


Uno degli ufficiali del C.R.E.M. addetti all’ Arsenale è 
destinato a prestare servizio per ventiquattro ore consecu- 
tive colle funzioni di ufliciale di ispezione. 

Il turno per tale servizio è stabilito dal Comando dell’Ar- 
senale. 

L’ufficiale di ispezione sovraintende all’entrata ed uscita 
dei militari, delle maestranze e dei materiali; eli rappre. 
senta il comandante dell’Arsenale durante le ore di chiu- 
sura degli uffici del Comando; è responsabile dell’esecuzione 
degli ordini e delle disposizioni di massima e speciali ema- 
nate dal Comando dell’Arsenale per l’ordine e la sicurezza 
dello stabilimento, specialmente per le ronde e per il ser- 
vizio di vigilanza delle banchine ad opera dei Reali carabi- 
nieri e per i provvedimenti contro gli incendi. 


Art. 36. 
Ordini del giorno e comunicazioni al personale lavorante. 


1. Gli ordini del comandante dell’Arsenale, dei direttori 
o sottodirettori dei lavori, nonchè quelli delle autorità su- 
periori che debbano essere noti a tutti i dipendenti, ven- 
gono comunicati per mezzo di ordini del giorno. 

Gli originali degli ordini del giorno sono firmati dal ti- 
tolare del Comando, Direzione o Sottodirezione e raccolti 
in apposito registro. 

2. Vengono date con ordine del giorno le disposizioni ri- 
guardanti singoli individui, delle quali sia necessario con- 
servare memoria. 

3.Tutti gli ordini «del giorno sono tenuti esposti per tempo 
sufficiente nelle Officine. 


Art. 37. 
Consegne. 


I capi degli uffici di cui al presente regolamento in caso 
di cessazione od assunzione della carica fanno risultare da 
succinto verbale: 

a) gli affari più importanti in corso; 

è) la ripartizione delle funzioni tra i dipendenti in 
quanto non risultino dal presente regolamento; 

c) la consegna della raccolta delle disposizioni di mas- 
sima inerenti al loro servizio con le indicazioni relative al 
loro aggiornamento. 

. Art. 88. 
Documenti. 


I documenti indicati nel presente regolamento debbono 
essere firmati con firme chiaramente. leggibili secondo le 
| indicazioni dei modelli allegati, 

Possono essere firmati con firme abbreviate se queste sono 
precedute da timbro indicante la carica ed il nome e co- 
gnome del funzionario. Questi è responsabile della custodia 
del timbro. 


TITOLO II. 
LAVORI 


. Art. 89. 
Classificazione dei lavori. 


1. Gli Arsenali e gli altri Stabilimenti di lavoro della Regia 
marina provvedono ai lavori concernenti il Regio naviglio e 
le difese terrestri ed alle forniture relative, sia direttamente 
in amministrazione, cioè senza l’intervento di impresari, con 
materiali, utensili e mezzi di proprietà della Regia marina e 


con personale dell’ Amministrazione o con personale estraneo 
assunto direttamente oppure per mezzo di imprenditori pri- 
vati; sia valendosi della industria privata mediante contrat- 
tazione verbale a pronta consegna o mediante il cottimo fidu- 
ciario cioè firmando contratti o accettando obbligazioni nei 
casi e nei limiti stabiliti dal titolo V del presente regola- 
mento, sotto la personale responsabilità dei direttori dei la-- 
vori cui questa facoltà è delegata; sia con l’uno e l’altro 
mezzo; vigilano inoltre sulla esecuzione delle forniture dispo- 
ste dal Ministero secondo le disposizioni di quest’ultimo. 

2. I lavori e le altre spese ad essi inerenti di cui al para- 
grafo precedente sono classificate nel seguente modo : 


LAVORI DI I CATEGORIA - NUOVE COSTRUZIONI. 


Lavori per navi e per galleggianti in costruzione. 

Lavori per adattamento di navi acquistate o grandi tra- 
sformazioni di navi o galleggianti in servizio. 

Lavori per prime dotazioni di navi e di galleggianti. 

I lavori di I categoria si distinguono nelle seguenti classi : 

1* classe: lavori per lo scafo, parti complementari di 
esso, corazzatura e protezioni; 

2 classe: lavori per l’apparato motore; per la costru- 
zione, o la somministrazione e per l’allogamento delle rela- 
tive dotazioni; 

3* classe: lavori per le artiglierie e le armi portatili; 
per la costruzione o somministrazione e per l’allogamento 
delle relative dotazioni; lavori per l’allogamento delle muni- 
zioni e per i servizi relativi; 

4* classe: lavori per gli impianti elettrici; per la costru- 


: zione 0 somministrazione e per l’allogamento delle relative 


dotazioni; 

5* classe: lavori per gli apparecchi di lancio; per la co- 
struzione o somministrazione e per l’allogamento delle rela- 
tive dotazioni; i 

6* classe: lavori per le imbarcazioni assegnate in dota- 
zione ad unità in costruzione; lavori per sistemazioni e ser- 
vizi di allestimento non previsti nelle precedenti classi; 

T* classe: lavori per l’impostamento, la puntellatura, il 
varo di navi; 

8* classe: lavori di ogni genere per la costruzione e l'al. 
lestimento di galleggianti da considerarsi autonomi perchè 
non assegnati in dotazione ad alcuna unità, e per le relative 
dotazioni; 

9* classe: prestazioni di mano d’opera per la vigilanza 
sull’industria privata cui sieno affidati lavori di nuova ce- 
struzione. 


Lavori pi II CATEGORIA - MANUTENZIONE DEL NAVIGLIO. 


Lavori per navi e galleggianti in servizio e relative dota- 
zioni, escluso il munizionamento. 


I lavori di II categoria si distinguono nelle seguenti classi : 


1* classe: lavori per modifiche alle navi ed ai galleg- 
gianti da considerarsi autonomi perchè non assegnati ad al- 
cuna unità (esclusi galleggianti adibiti a servizi logistici e 
ai bacini) ed alle relative dotazioni ; lavori per l'adattamento 
di navi radiate; È 

2* classe: lavori per riparazione e manutenzione delle 
navi e delle relative dotazioni ; 

3* classe: lavori per demolizione di navi radiate; 

4* classe: prestazioni di mano d’opera per la vigilanza 
sull’industria privata cui sieno affidati lavori di manuten- 
zione del naviglio. 

Ciascuna delle due prime classi si suddivide nei seguenti 
gruppi: i 


a) lavori per lo scafo, i timoni, gli argani, i verricelli, 
i frigoriferi, le imbarcazioni e le altre sistemazioni non in- 
dicate nelle lettere seguenti ; 

db) lavori per l’apparato motore; 

‘0) lavori per gli accumulatori dei sommergibili (esclu- 
sa la fornitura di energia elettrica per la relativa carica); 

d) lavori per le artiglierie e relativi impianti; per le 
armi portatili; per gli apparecchi pel lancio dei siluri, delle 
torpedini e di altre armi subacquee; per l’allogamento delle 
munizioni e per i servizi relativi; per armamenti diversi 
non indicati nelle lettere precedenti; 

e) lavori per gli impianti elettrici, radiotelegrafici, 
idrofonici e simili. 


Lavori pi III CATEGORIA - MUNIZIONAMENTO ED ARMI SUBACQUEE. 
Lavori per il munizionamento e per le armi subacquee. 


I lavori della III categoria si distinguono nelle seguenti 
classi: 
1* classe: lavori per il confezionamento del muniziona- 
mento ; 
2 classe: lavori di verifica, sconfezionamento e riordi- 
namento del munizionamento ; i 
3* classe: lavori per la costruzione di armi subacquee; 
4 classe: lavori per la riparazione delle armi subacquee. 


Lavori DI IV CATEGORIA - PROVVISTE DI MAGAZZINO. 

Lavori per provviste di magazzino. 

Lavori per modificazione, riparazione e manutenzione di 
materiali in carico ai magazzini. 
- Lavori per demolizione di materiali in carico ai magazzini. 


I lavori di IV categoria si distinguono nelle seguenti 
classi: 


1* classe: lavori per la costruzione di manufatti; 

2 classe: lavori per la modificazione, riparazione e ma- 
nutenzione di oggetti e materiali in carico ai magazzini; 

3* classe: lavori per demolizione di oggetti e materiali 
in carico aì magazzini; ì 

4 classe: lavori per collaudo di oggetti. e materiali da 
consegnare ai magazzini. 


Lavori DI V CATEGORIA - IMPIANTI D MACCHINARI. 


Lavori per gli impianti delle officine ed enti assimilati 
degli arsenali, dei magazzini, dei depositi direzionali, e 
simili. 

I lavori di V categoria si distinguono nelle seguenti classi : 


1» classe: lavori per modificazione, aumento o demoli- 
zione degli impianti delle officine propriamente dette costi- 
tuite presso le Direzioni dei lavori e dei magazzini e depo- 
siti direzionali (escluse officine. magazzini, depositi dei 
servizi logistici); 

2° classe: lavori per modificazione, aumento o demoli- 
zione degli impianti degli enti assimilati ad officine costituiti 
presso le Direzioni dei lavori (esclusi gli ‘enti assimilati 
ad officine dei servizi logistici); 

3» classe: lavori per modificazioni ed aumento o demo- 
lizione degli impianti e del macchiuario dei bacini di care- 
naggio. . 


Lavori Di VI CATEGORIA 
FORI BD SIMILI. 


MATERIALI DELLO DIFESE, SEMA- 


Lavori per materiali delle Difese, dei Semafori, e simili. 


1 lavori di VI categoria si distinguono nelle seguenti 
classi : 


suppiemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 299 ‘del 27 dicembre 1939-XVIII 13 


1* classe: lavori per modificazione, aumento o demoli- 
zione di materiali inscritti negli inventari delle Difese co- 
stiere (comprese le armi), dei Semafori, e simili (esclusi gli 
oggetti di casermaggio); 

2* classe: lavori per manutenzione o riparazione di ma- 
teriali inscritti negli inventari delle Difese costiere (com- 
prese le armi), dei Semafori, e simili (esclusi gli oggetti di 
casermaggio). 


Lavori DI VII catEGORIA - SERVIZI LOGISTICI MARINARESCHI 

MILITARI. ° 

Lavori per i servizi logistici e di rifornimento delle Regie 
Navi e degli Enti a terra. ° 

Lavori per i servizi marinareschi e militari. 

I lavori di VII categoria si distinguono nelle seguenti 
classi: 

1* classe: lavori per modificazione, riparazione e ma- 
nutenzione di galleggianti adibiti a servizi logistici ed alle 
relative dotazioni ;' n° 

9 classe: lavori per modificazione ed aumento degli. 
impianti, macchinari e materiali delle officine, dei magaz- 
zini e dei depositi dei servizi logistici; 

3* classe: lavori di miglioramento degli impianti, mac- 
chinari e materiali delle officine e dei depositi dei servizi 
logistici; ne 

4 classe: lavori per maneggio, guardianaggio, imbar- 
co e sbarco combustibili; per imbarco e sbarco viveri; per 
imbarco acqua; per produzione di acqua distillata, per di- 
stribuzione di energia elettrica al naviglio; 

5* classe: lavori per conservazione, custodia, maneg- 
gio, imbarco e sbarco di munizioni (compresi tutti i lavori 
pel funzionamento delle polveriere); i i 

6* classe: lavori per la spedizione ed il trasporto di 
materiali destinati a Navi in servizio e ad Enti a terra; 

©» classe; lavori per gli ormeggi e per il materiale re- 
lativo ; 

8* classe: lavori per apprestamenti militari; 

9* classe: lavori inerenti a funzioni di rappresentanza 
della marina militare; 

10* classe: lavori per esperimenti di carattere militare 
e scientifico (compresi quelli inerenti alla vasca Froude); 

113 classe: lavori per la Commissione permanente per 
gli esperimenti del materiale da guerra. 


Lavori pi VIII caTpGORIA - BACINI. 


Lavori e prestazioni di mano d’opera per îl funzionamento 
dei bacini di carenaggio. 
I lavori dell'VIII categoria si distinguono nelle seguenti 
classi: 
1° classe: lavori di manutenzione degli impianti dei 
bacini; ° 
2 classe: lavori di manutenzione dei galleggianti ad- 
detti ai bacini; 
3* classe: lavori per il funzionamento dei bacini; 
4 classe: combustibili e consumi vari per i bacini. 


Lavori DI IX caTEGORIA - ENTI ESTRANEI E PRIVATI. 


Lavori per Enti estranei agli Arsenali c Stabilimenti di 
lavoro M. M. e per privati, con obbligo di versamento al- 
l’ Erario dell’importo dei lavori stessi (esclusi quelli di VIII 
categoria). . 

I lavori della IX categoria si distinguono nelle seguenti 
classi : 

1* classe: lavori per Enti e servizi della Regia marina 
ai quali è fatto obbligo di versamento all’erario; 
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2* classe: lavori per altre Amministrazioni dello Stato 
o Pubbliche Amministrazioni ; 
8* classe: lavori per privati. 


Lavori DI X CATRGORIA - SERVIZI GENERALI. 


Lavori, materiali e prestazioni di mano d’opera di carat- 
tere generale, non compresi nelle precedenti categorie. 


I lavori della X categoria si distinguono nelle seguenti 
classi : 
1* classe: spese generali propriamente dette. 
Questa classe si divide nei seguenti gruppi: 
a) Manutenzione e riparazione dei galleggianti adibiti 
ai servizi generali, compresi quelli del servizio pompieri; 
db) Spese pel funzionamento del Comando dell’ Arsenale 
e degli uffici delle Direzioni dei lavori e cioè: 
1° manutenzione ed esercizio degli impianti tele- 
fonici; 
2° manutenzione ed esercizio degli impianti di ri- 
scaldamento ; 
3° manutenzione dei mobili degli uffici; 
4° combustibili per gli uffici e per i galleggianti a 
motore addetti ai servizi generali dell’ Arsenale; 
5° consumi per gli uffici e per i galleggianti a mo- 
tore addetti ai servizi generali dell’ Arsenale; 
i 6° personale salariato imbarcato sui galleggianti 
. addetti al servizio generale dell’ Arsenale; 
7° personale salariato con' funzioni impiegatizie 
addetto agli uffici; 
8° inservienti e personale di fatica; 
c) Spese pel funzionamento dei servizi generali e cioè : 
9° manutenzione degli impianti di illuminazione; 
10° manutenzione delle condotte d’acqua; 
11° manutenzione delle mancine fisse e mobili; 
12° manutenzione dei mezzi di salvataggio e di estin- 
zione incendi; 
13° spese per l’esercizio ferroviario nell’interno del- 
lo stabilimento ; 
14° servizio degli autoveicoli in genere; 
15° servizio illuminazione; 
16° spese di esercizio dell’infermeria ; 
17° funzionamento delle mancine fisse e mobili; 
18° servizio salvataggi ed estinzione incendi; 
19° servizio tipografia del Comando arsenale; 
20° guardiani e portinai; 
21° pulizia e spurghi pozzi neri; 
22° spese varie per ogni altro servizio di carattere 
generale. : 


2* classe: spese generali imputabili alle officine. 
Questa classe si divide nei seguenti gruppi; 
a) Manutenzione e riparazione dei galleggianti adi- 
biti alle officine; : 
b) Manutenzione degli impianti e dei macchinari delle 
officine e degli enti assimilati e cioè: 
1° officine; 
2° enti assimilati; 
3° impianti elettrici; 
4° impianti telefonici; 
€) Lavori e prestazioni di mano d’opera e materiali 
e cioè: s 
5° sale da disegno; 
6° tipografie; 
7° studi fotografici; 
8° rilegatorie; i 
9° manutenzione e riparazione mobili delle officine; 


10° consumi delle officine; 3 

11° combustibili ed energia elettrica per le ofticine; 

12° consumi minuti e ricuperi che non possono ri- 
partirsi negli ordini di lavoro; 

13° produzione di aria compressa, gas e simili, im- 
piegati direttamente nei lavori; 

” 14° personale salariato con funzioni impiegatizie 
addetto alle officine; 

15° marcatempo; ; 

16° conducenti di macchine; 

17° inservienti e manovali; 

18° sussidi, licenze senza perdita di mercede; premi 
e spese varie per il personale lavorante pagate coi ruoli; 

.19° assicurazioni sociali. 

3° classe: servizio dei magazzini e trasporto dei ma- 

teriali. 

Questa classe sì divide nei seguenti gruppi: 

a) Manovalanza per la Giunta di ricezione, la Giunta 
di verifica, i magazzini e l’Ufficio trasporti; 

b) Lavori per la spedizione di materiali; 

c) Mercedi ai magazzinieri ed agli scritturali addetti ai 
magazzini. 
. 3. I lavori e le spese delle due prime categorie sono inte- 
state alle navi ed ai galleggianti autonomi per i quali ven- 
gono eseguite. 

Quelli della V, VI, VII e IX categoria sono intestati agli 
Enti (distintamente per ciascun inventario), alle ammini- 
strazioni ed ai privati per i quali vengono eseguiti. 

Quelli della III e della IV categoria sono intestati ai ma- 
gazzini interessati; quelli dell'VIII ai bacini e quelli della 
X ai singoli enti. 

4. Nel caso di nave di nuova costruzione od in ‘trasforma- 
zione sono considerati di prima categoria tutti i lavori e le 
spese ad essa afferenti, tranne quelli aventi il carattere di 
manutenzione vera e propria, fino a che il Ministero, su pro- 
posta del Consiglio dei lavori, ne disponga il passaggio alla 
2* categoria. Se alla costruzione od alla trasformazione prov- 
vede l’industria privata i lavori sono considerati di 1* ca- 
tegoria fino allo scadere dei periodi di garanzia fissati dal 
capitolato d’oneri. 

Gli ordini di lavoro di I categoria intestati alla nave e non 
ancora chiusi conservano tale imputazione anche dopo il 
passaggio della nave stessa alla II categoria dei lavori. 


Art. 40. 


Autorità che dispongono i lavori. 


1. Sono disposti dal Ministero i lavori: 

della I categoria; 

della II categoria, classi 1° e 33; 

della III categoria, classi 1* e 33; 

della IV categoria, classe 33; 

della V categoria salvo per quei lavori di lieve entità 
il cui importo non superi la cifra stabilita preventivamente 
dal Ministero; 

della VI categoria, classe 1*; 

della VII categoria, classi 2°, 9* e 103; 

della IX categoria. 

2. Sono disposti dal Comando dell’Arsenale i lavori «iclla 
VII categoria, classe 8*, nonchè quelli della classe 11* della 
stessa categoria richiesti dalla Commissione permanente per 
gli esperimenti del materiale da guerra. 

Sono pure disposti dal predetto Comando i lavori della 
X categoria, classe 18. 

3. Sono disposti dal Comando dell’Arsenale, previa, quan- 
do occorra, deliberazione del Consiglio dei lavori, o dalla 


Direzione dei lavori competente, a seconda della entità pre- 
sunta della spesa, i lavori: 
della Il categoria. classe 2*; 
della VI categoria, classe 2*; 
della VII categoria, classi 1 e 3°; 
4. Sono disposti dai Direttori dei Lavori competenti i 
lavori: 


della II categoria, classe 4*; 

della III categoria, classe 2° e 44; 

della IV categoria, classi 1°, 2° e da; 

della V categoria, quando si tratti di lavori di lieve 
entità il cui importo non superi la cifra stabilita preventiva- 
mente dal Ministero ; 

della VII categoria, classi 4°, Bs. 0° e 73; 

della VIIIl categoria; 

della X categoria, classe 2° e 3°. 

5. La facoltà di disporre i lavori di cui ai precedenti pa- 
ragrafi 2,3 e 4 riguarda le navi che sono assegnate alla sede 
nella cui circoscrizione si trova l’ Arsenale ‘o lo Stabilimento 
di lavoro. Per i lavori riguardanti navi assegnate ad altre 
sedi la facoltà di disporli è riservata al Ministero o in caso 
di assoluta urgenza al Comando in capo del Dipartimento 
marittimo od al Comando militare marittimo che è tenuto ad 
informarne subito il Ministero. 


Art. dl. 
Richieste di lavori. 


1. Le richieste di lavori debbono essere rivolte alle auto- 
rità competenti a disporli a termini del precedente art. 40. 
Quando si tratti di navi è osservata la procedura prescritta 
dal regolamento per il servizio a bordo delle Regie navi. 

Tanto le Regie navi quanto gli enti a terra sì valgono 
all’uopo della richiesta di lavoro mod. 63 che deve preci- 
sare il lavoro domandato in modo da rendere possibile la 
redazione del preventivo di cui al successivo art. 42 e da 
evitare in seguito contestazioni in merito all’entità del la- 
voro. 

2. Le richieste che danno luogo ad acquisto di materiali 
debbono essere avanzate con le modalità di cui al succes- 
sivo art. 115, n. 2. 


Art. 42. 
Preventivi. 


1. Deve essere redatto un preventivo del lavoro da ese- 
guire quando esso sia richiesto da) Ministero, o sì tratti di 
lavoro di una certa entità a giudizio del Direttore dei lavori 
o sul quale si debba pronunciare il Consiglio dei lavori a 
termini del successivo paragrafo 3; come pure quando il la- 
voro sia richiesto da ente ‘diverso dall’ Arsenale. Esso è re- 
datto dall’officina maggiormente interessata nel lavoro, in- 
tese le altre che vi debbono partecipare, valendosi del mod. 1 
ove deve essere indicato: il giorno in cui il lavoro potrebbe 
essere iniziato; il tempo previsto per la sua esecuzione; il 
numero di operai necessari; le ore di lavoro e la spesa rela- 
tiva presunta; i materiali occorrenti, in quantità (numero, 
peso grezzo) e valore, quest’ultimo desunto dal libro di no- 
menclatura se il lavoro non è eseguito per conto di enti che 
debbano corrisponderne il prezzo, altrimenti secondo i prezzi 
correnti e la quota di spese generali calcolata in base alla 
percentuale di spese di mano d’opera stabilita dal Ministero. 

Qualgra il preventivo riguardi lavori da affidare all’indu- 
stria privata va tenuto conto di una quota per gli utili del 
fornitore e dì altra per le spese inerenti al contratto. 

2. Il preventivo viene esaminato dal direttore dei lavori o 

' dall’ufficiale da lui delegato che lo approva o lo modifica 


secondo che ritiene conveniente. Quando si tratti di lavoro 
concernente la manutenzione del naviglio e richiesto da ente 
diverso dell'Arsenale, il capo dell’ente richiedente viene in- 
formato del tempo giudicato necessario per il suo compimento 
e della spesa preventivata. Egli può chiedere di essere inteso 
da chi esamina il preventivo: in caso di disaccordo decide 
il Comando dell’Arsenale udito, se crede, il Consiglio dei 
lavori, 


3. Nei casi in cui al lavoro siano interessate in parte note- 
vole più Direzioni e la spesa presunta superi le L. 20.000 il 
preventivo viene esaminato dal Consiglio dei lavori. 


Art. 48. 
Esecuzione delle opere. 


1. I lavori debbono essere eseguiti secondo le buone regole 
d’arte ed in conformità dei progetti e delle eventuali istru- 
zioni del Ministero. 

Per gli oggetti per i quali esistono tipi regolamentafi va 
mantenuta l'uniformità di modello, in modo che gli oggetti 
possano servire promiscuamente a più navi o a vari servizi. 

E’ fatto obbligo di attenersi alle tabelle di normalizzazione 


vigenti sia nella produzione di materiali nuovi che di parti 
di ricambio. 


2. I lavori sono eseguiti a giornata od a cottimo od a pre- 
mio secondo le norme stabilite dal regolamento in vigore 
relativo al personale lavorante. 


3. I fondi per mano d’opera e per materiali assegnati a de. 
terminati lavori ed i materiali e gli oggetti provvisti espres- 
samente per questi non debbono essere impiegati per lavori - 
diversi. i 

Nei casi di assoluta necessità il direttore si rivolge al Mi- 
nistero per il tramite del Comando dell’Arsenale esponendo 
le ragioni che consigliano la deroga a questa norma e ne 
attende le decisioni. 

4. Il direttore vigila che il lavoro non importi spesa mag- 
giore di quella prevista, e quando il preventivo sia stato ap- 
provato dal Ministero, riferisce tempestivamente sui fatti 
sopravvenuti che facciano prevedere aumenti di spesa. 

5. Quando si tratti di lavori da eseguire su Regie navi il 
comandante dell’ Arsenale o il direttore dei lavori informa 
tempestivamente il Comando di bordo degli ordini dati per 
la loro esecuzione affinchè sia permesso al personale inca- 
ricato l’accesso alla nave per l’esecuzione dei lavori stessi. 

L’autorità di bordo non può fare direttamente osserva- 
zioni sul modo di esecuzione dei lavori, ma deve all’occor- 
renza rivolgersi al comandante dell’Arsenale o al direttore 
dei lavori. 

6. Il comandante o il responsabile della nave sulla quale 
si debbono eseguire lavori non affidati all’industria privata. 
deve concorrere a facilitare la sollecita esecuzione dei lavori 
stessi sia adibendovi se richiesto il personale di bordo di- 
sponibile, sia interessandosi della effettiva presenza, assi- 
duità e diligenza degli operai. All’uopo controlla giorna]- 
mente anche il numero di essi, l’osservanza dell’eventuale lo- 
ro obbligo di trattenersi in ore straordinarie e comunica sol- 
lecitamente al direttore competente le deficienze e gli in- 


cenvenienti riscontrati. 


In caso di urgenza il Comando di bordo può ordinare la so- 
spensione dei lavori riferendone immediatamente al coman- 
dante della forza navale da cui dipende ed al Comando del. 
l’Arsenale. 

Il comandante deve anche seguire lo svolgimento dei la- 


vori che si eseguono nelle officine, mantenendosi in relazione 
col direttore dei lavori. 
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Art. 44. 
Ispezioni. 


i. Il Ministero delega un ispettore speciale per sindacare 
al loro termine i lavori di prima categoria e quelli di se- 
conda categoria, classe prima, tanto nella parte tecnica 
quanto nella parte economica. 

Anche durante l’esecuzione dei lavori può disporre ispezio- 
ni particolari. Dispone anche ispezioni speciali, quando lo 
ritenga opportuno, sul funzionamento in genere degli stabili- 
menti di lavoro. 

2. Il comandante in capo del Dipartimento, il comandante 
militare marittimo, il comandante dell’ Arsenale o della Base 
navale eseguono in qualunque momento ispezioni generali 0 
parziali ritenute opportune nell’interesse del servizio, riferen- 
done al Ministero quando ne sia il caso. 

3. Le autorità competenti debbono fornire all’ispettore gli 
elementi ed i mezzi da lui richiesti per l'espletamento del 
còmpito affidatogli. 

Art. 45. 
Servizio delle officine. 


Il capo dell’officina ricevute le istruzioni dell’ufficiale di- 
rigente, organizza il lavoro e ne cura l’esecuzione nel modo 
più economico e secondo le buone regole d’arte. 

E’ responsabile della buona riuscita dei lavori e dell’eco- 
nomico impiego dei materiali, della mano d’opera e dei mezzi 
di lavoro. Non può però alterare le norme all’uopo stabilite 
ed ha stretto obbligo di impedire qualunque anche lieve mo- 
difica a disegni, modelli, sagome, congegni e strumenti di 
collaudo che non sia stata autorizzata dall’ufficiale dirigente. 
‘| Oura la buona conservazione e manutenzione dei materiali 
affidatigli per i lavori. 

I'ropone l’esecuzione dei lavori interessanti la ripartizione 
ed il miglioramento dei macchinari, congegni e mezzi di la- 
voro in genere. Compila le note di acquisto di macchine, 
attrezzi e materiali di cui i magazzini fossero sprovvisti ed 
occorrenti per i lavori e ne indica i relativi requisiti tecnici. 

Dà particolareggiate istruzioni ai capi operai dirigenti 
per la ripartizione del lavoro e la distribuzione delle materie 
prime fra gli operai. Si assicura dell’abilità di questi, dei 
progressi che essi fanno nella rispettiva arte, della loro ope- 
rosità in modo da essere in grado di dare-esatte informa- 
zioni sulle loro attitudini oltre che sulla condotta, esercitan- 
do oculata opera di sorveglianza e di coscienziosa tutela. 

Mantiene la disciplina fra gli operai e fa osservare gli or- 
dini delle autorità superiori. 

Non intraprende, nè tollera che sia eseguita opera alcuna 
che non sia stata formalmente ordinata. 


Art. 46. 
Materiali e mezzi di lavoro. 


1. I materiali esistenti nelle officine si distinguono in tre 
categorie: 

a) materiali in lavorazione o da essere trasformati o ap- 
plicati o consumati nei lavori; 

b) oggetti appartenenti a navi o ad altri enti, introdotti 
in officina per causa di lavoro; 

c) macchine motrici e lavoranti e attrezzi di lavoro. 

2. Il capo dell’officina risponde dei materiali di cui alle 
lettere a) e d) del precedente paragrafo. Le macchine mo- 
trici e lavoranti e gli attrezzi di lavoro sono dati in consegna 
all’economo dell’officina e questi ne assume la responsabilità 
sia per quanto riguarda la loro esistenza che per la buona 
manutenzione ed il buon uso. 


Essi sono descritti in appositi inventari che l’economo tie- 
ne al corrente in armonia alle disposizioni del Regolamento 
per la contabilità generale dello Stato e del presente regola. 
mento (titolo IV). 

Art. 47. 
Ordine di lavoro. 


1. Nessun lavoro può essere eseguito dalle officine senza 
crdine del direttore. 

2. L'ordine di lavoro deve riferirsi ad opera ben definita e 
precisata ed indicarne la portata o per mezzo dell’enumera- 
zione delle parti o per mezzo del peso o di altra misura se- 
condo il caso. Deve indicare la categoria, la classe e la sud- 
divisione nella quale rientra secondo la classificazione sta- 
lilita dal precedente art. 39 e non può comprendere lavori 
che il citato articolo classifica separatamente. 

8. Il capo dell’officina incaricato di eseguire il lavoro ap- 
pena in grado di iniziarlo compila l’ordine conforme al mod. 2 
e lo sottopone alla firma del direttore; poi lo registra nel 
casellario mod. 3 e lo comunica all’Ufficio di ragioneria per 
l'impianto. della scheda mod. 4 di cui al successivo art. 55. 
Rinviato l’ordine all’officina esso è controfirmato dall’uffi- 
ciale dirigente e dal capo officina per l’esecuzione. 

4. Qualora sia stato redatto il preventivo della spesa esso 
viene allegato all’ordine di lavoro. 


Art. 48. 
Domande di lavoro. 


1. Ricevuto l’ordine di lavoro per l'esecuzione l'ufficiale 
«lirigente l’officina fa compilare tante domande di lavoro 
mod. 5 quante sono le officine che debbono intervenire nel 
lavoro stesso, compresa quella che ha redatto l’ordine di 
lavoro, indicando in ognuna di esse la parte di lavoro di 
competenza di ciascuna officina e il numero d’ordine, data 
e categoria dell’ordine di lavoro relativo. 

2. Le domande sono staccate da quaderni a madre e figlia 
e distinte progressivamente con le lettere dell’alfabeto, dando 
la lettera a solo alla domanda concernente l’officina che 
ha redatto l'ordine di- lavoro. 

3. E’ presa nota della loro emissione nell'ordine di lavoro. 

4. Le domande dirette ad officine della stessa Direzione 
sono firmate per l’esecuzione dall’ufficiale dirigente l’offi- 
cina che deve eseguire il lavoro. Per le domande dirette ad 
officine di altra Direzione è necessario il visto del direttore 
da cui l'officina dipende per l’autorizzazione del lavoro. 

5. Il lavoro anche quando debba essere eseguito da una 
sola officina può essere suddiviso in più domande se ciò sia 
opportuno per un più esatto calcolo della spesa. In tal caso 
le domande debbono portare sempre la stessa lettera con un 
numero progressivo in forma di esponente, ad esempio : 
al, a?, ecc. 

6. L’officina che riceve da un’altra una domanda di la- 
voro e per soddisfarla ha bisogno dell’intervento di una 
terza, fa emettere per quest’ultima un’altra domanda di 
lavoro dall’officina che ha ricevuto l’ordine di lavoro. 

T. Quando si tratti di lavoro su materiale che non. può 
essere consegnato all’officina, come ad esempio su lince elet- 
triche, il capo officina prima di fare iniziare il lavoro precisn 
sulla domanda l’inventario cui si riferisce il lavoro od il 
capo carico che ha in consegna il materiale. 

8. Eseguito il lavoro si inscrive sulla domanda relativa 
l'ammontare delle spese e dei ricuperi e si fanno risultare 
gli oggetti che debbono dar luogo ad emissione di fogli di 
variazione ai quaderni di dotazione od agli inventari degli 
enti a terra a termini del successivo art. 102. La domanda 
viene poi restituita, vistata e documentata com’è detto al 


successivo art. 56, all’officina che ha ricevuto l'ordine di 
iavoro, per esservi allegata. 


Art. 49. 


Operazioni relative ai materiali per i lavori. 


1. Le operazioni amministrative da compiere dalle offi- 
cine per quanto concerne i materiali necessari ai lavori sono 
le seguenti: 


a) prelevamenti dal magazzino di materiali e di oggetti 
grezzi o finiti da impiegare o da consumare nei lavori: si 
effettuano con richieste di materiali da impiegare nei lavori 
mod. 6, aventi numerazione rigorosamente progressiva per 
esercizio finanziario e per officina; 

db) retrocessioni al magazzino di materiali richiesti per 
le Javorazioni e risultati poi eccedenti ai bisogni e di mate- 
riali riparati: si effettuano con note di retrocessione mod. 8; 


c) versamenti al magazzino di residui delle lavorazioni : 
si effettuano con note di versamento mod. 9; 


d) versamenti al magazzino di prodotti di lavoro e cioè: 
materiali costruiti per provvista di magazzino, munizioni 
confezionate, residui di sconfezionamento di munizioni, ma- 
teriali trasformati per conto del magazzino e materiali pro- 
venienti dalle modificazioni o dalle demolizioni eseguite: si 
effettuano con note di introduzione mod. 41. 

Per i prelevamenti dei materiali dai magazzini il capo 
officina, quando l'officina è divisa in più gruppi, può far 
uso di buoni provvisori mod. 7, riuniti in fascicoli tasca- 
bili, limitatamente però a quei materiali per i quali si ren- 
da, indispensabile il prelevamento in varie riprese nella stes- 
sa giornata. Essi vanno riepilogati nelle richieste mod. 6 
alia fine della giornata. 

Il capo officina in caso di assenza od impedimento e pre- 
via automzzazione del direttore dei lavori può delegare la 
firma dei documenti di cui sopra all’economo dell’officina 
o, qualora questi manchi, ad altro impiegato tecnico della 
direzione. La delega non può estendersi alla firma dell’ul- 
tima parte della domanda di lavoro dovendo il capo offi- 
cina assumere completa responsabilità dei materiali richiesti 
e dell'impiego della mano d’opera. Il nome del funzionario 
che può firmare per il capo officina deve essere pubblicato 
nell’ordine del giorno della direzione. 


2. Viene considerato materiale in lavorazione ed inscritto 
nelle domande di lavoro nel modo indicato in seguito tutto 
il materiale richiesto: dall’officina per essere impiegato nei 
lavori, sottoposto a trasformazione o semplicemente istal- 
lato. 

Se le quantità dei materiali richieste risultano eccedenti 
ai bisogni e si debbono quindi retrocedere al magazzino le 
quantità sopravanzate o non più necessarie, esse si inscri- 
vono nelle note di retrocessione mod. 8, di cui al precedente 
paragrafo 1 lett. b), sotto gli stessi numeri di nomenclatura 
con i quali vennero richieste, e il valore delle note si segna 
nella domanda di lavoro mod. 5 a-deduzione del valore del 
materiale richiesto. 

I materiali da retrocedere al magazzino che per effetto 
della lavorazione fossero ridotti in pezzi, ritagli, torniture, 
iimatnre, e simili, si versano invece con nota mod. 9 il cui 
importo si iscrive nella colonna 12 della domanda di lavoro 
a diminuzione della spesa. 


3. Se durante i lavori di disarmo o di modifica di una nave 
o di impianti a terra si ricuperano materiali inscritti nei 
quaderni di dotazione o nei libri matricolari o negli inven- 
tari, se ne effettua il versamento al magazzino con nota di 
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introduzione modello 41 da N sulla domanda di la-. 
voro, senza conteggiarne l’importo a diminuzione della spesa. - 


4. Qualora nei lavori di trasformazione di impianti, d. 
grandi riparazioni o di normale manutenzione si debba s0-. 
stituire materiale da riparare con altro simile avente lo 
stesso numero di nomenclatura, quest’ultimo è prelevato dal 
magazzino con richiesta mod. 6 e per quello tolto d’opera si 
redige nota di versamento al magazzino mod, 9, consideran- 
dolo come ricupero ; si apre quindi apposito ordine di lavoro 
per la sua riparazione intestandolo all’ente da cui proviene 
e si compila per esso richiesta di prelevamento mod. 6, affin- 
chè il magazzino contemporaneamente al carico abbia lo sca- 
rico del materiale versatogli solo figurativamente. A ripa: 
razione ultimata il materiale è consegnato al magazzino con 
vota di retrocessione mod. 8, applicando il procedimento di 
cui al successivo paragrafo 6. 

5. Lo stesso procedimento di cui al FIRE precedente 
si segue nel caso in cui i materiali sostituiti abbiano riferi- 
menti di nomenclatura diversi da quelli dei materiali tolti 
d’opera, ma nella quarta parte della domanda di lavoro si 


indicano sia i materiali da caricare sia quelli da scaricare 


dall’inventario dell’ente affinchè l'Ufficio di ragioneria pos- 
sa emettere i relativi fogli di variazione a termini del suc- 
cessivo art. 102. 

6. I materiali del magazzino che debbono essere riparati 
sono prelevati in base a richiesta mod. 6 e si considerano 
materiali in lavorazione Anrante l’esecuzione del lavoro; a 
riparazione compiuta si versano al magazzino, con lo stesso 
numero di nomenclatura, quale sopravanzo, con nota di re: 
trocessione mod. 8. La spesa della riparazione risulta così 
formata dall'importo della mano d’opera e dei inateriali 
occorsi per la riparazione. 

7. 1 materiali del magazzino che debbono essere trasfor- 
mati e, a lavorazione compiuta, prendere nuovi numeri. di 
nomenclatura, vengono prelevati in base a richiesta mod. 6 
e si versano poi con nota di introduzione mod. 41, da anno- 
tare sulla domanda di lavoro, ma da non conteggiare a di- 
minuzione della spesa, analogamente a quanto si pratica 
pei prodotti di lavoro per costruzione di oggetti per provvi- 
sta di magazzino di cui al successivo paragrafo 10. 

8.I lavori di demolizione di materiali a carico dei magaz- 
zini, che siano stati dichiarati fuori uso a termini del suc- 
cessivo art. 113 vengono imputati alla IV categoria, 8* clas- 

Il materiale ‘la demolire viene prelevato con richiesta 
sind 6 e quello proveniente dalla demolizione si versa al 
magazzino come ricupero della lavorazione con nota mod. 9. 

L’Ufficio di ragioneria nel contabilizzare l’ordine di la- 
voro imputa-l’eventuale differenza tra il valore del materiale 
richiesto e della mano d’opera impiegata e quello del ma- 
teriale ricuperato, alle sopravvenienze o alle insussistenze 
patrimoniali a seconda che il valore del ricupero sia mag- 
giore o minore dell’importo del materiale e della mano d’ope- 
ra occorsa. 

9. Qualunque oggetto abbozzato o finito, che, fabbricato 
in seguito ad un ordine di lavoro che non sia di TV catego- 
ria, non debba, per una ragione qualsiasi, essere immediata- 


«mente od ulteriormente impiegato, si versa al magazzino: 


a) come rienpero della lavorazione, se oltre l’oggetto 
che si versa sono stati eseguiti anche altri lavori, con nota 
di versamento mod. 9; 

d) quale prodotto di lavoro con nota di introduzione 
mod. 41, se l’ordine ha per finalità solamente la costruzione 
degli oggetti che si versano, nel quale caso deve essere ret- 
tificata l'imputazione dell’ordine portandola alla IV cate- 
goria. 

10. Se l’ordine di lavoro si riferisce a costruzione di og- 
getti per provvista di magazzino o per aumento di dotazioni 
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‘di navi o di enti a terra, il carico al consegnatario dell’og- 
getto finito avviene: i 

a) con nota di introduzione mod, 41 da annotare sulla 
domanda di lavoro ma senza scritturarne l’importo in di- 
minuzione della spesa, pei prodotti di lavoro per provvista 
di magazzino; 

.b) negli altri casi con foglio di variazione all’inventa- 
rio che l’Ufficio di ragioneria, procedendo com’è detto al 
successivo art. 102, emette in base alle risultanze della do- 
manda di lavoro, nella cui parte quarta il capo officina in- 
dica i materiali da iscrivere negli inventari. La domanda di 
lavoro deve essere quietanzata dal consegnatario interessato 
o dal capo dell’ufficio spedizioni se il prodotto di Javoro dere 
essere spedito; in questo caso però alla domanda è poi <lle- 
gato il foglio dell'ente destinatario che ne accusa ricevuta. 

I valori da attribuire nei documenti di carico sia per la 
lettera a) come per la lettera %) soho determinati in base al 
libro di nomenclatura. Qualora si tratti di materiali della 
IX categoria il valore è desunto dal totale delle spese soste- 
nute. Se però in precedenza fosse stato inscritto in inven- 
tario materiale della stessa specie, dimensione e tipo ad un 
prezzo di lavorazione lievemente diverso, il carico al conse- 
gnatario è fatto in base al prezzo precedentemente appli- 
cato, L’Ufficio di ragioneria tiene in evidenza, con appositi 
conti le differenze tra il costo di fabbricazione degli oggetti 
costruiti per gli scopi anzidetti ed il valore attribuito ad essi 
in base ai prezzi convenzionali per poi contabilizzarle alla 
fine dell’esercizio finanziario. 

11. Nel caso di riparazione di oggetti di dotazione in base 
a richiesta di lavoro mod. 63, di cui al successivo art. 105, 
b. 1, l’officina nel ritirare il materiale rilascia al capo ca- 
rico o al consegnatario un certificato di credito mod. 52 an- 
notandolo sull’ordine di lavoro, previo invio con quest’ultimo 
all'Ufficio di ragioneria per il visto su entrambi i docu- 
menti. Il certificato deve essere restituito all’atto del ritiro 
del materiale riparato apponendovi la dichiarazione di ri- 
cevuta. Il certificato quietanzato è allegato all’ordine di 
lavoro relativo alla riparazione. 

12. Nel caso di lavoro su materiale non consegnato in offi- 
cina per il motivo indicato nel precedente art. 48 n. 7, il 
consegnatario interessato devè quietanzare la domanda di 
lavoro od accusare ricevuta del lavoro con foglio & parte che 
è allegato alla domanda. . 

13. Gli utensili, gli attrezzi e gli strumenti che occorrono 
temporaneamente ad un’officina per misurazioni, esperienze 
o verifiche, riferentisi a determinati lavori, sono prelevati 
dal magazzino che li ha in carico con richiesta mod. 44 ed 
inscritti nell'inventario dell’ofticina stessa, salvo a retroce- 
derli al magazzino con nota d’introduzione mod. 41 a lavoro 
ultimato se non più necessari. ° 


Art. 50. 
Operazioni contabili relative ai materiali. 


1. Le richieste mod. 6 di materiali per i lavori, dopo la som- 
ministrazione, completate dei relativi prezzi unitari e valori, 
sono riepilogate giornalmente a cura del consegnatario del 
magazzino in prospetti delle distribuzioni mod. 10 ed in pro- 
spetti a valore dei materiali distribuiti mod. 11. 

Analogamente le note di retrocessione mod. 8 e le note di 
versamento mod. 9 sono riepilogate pure giornalmente in 
nrospetti delle retrocessioni ed in prospetti dei versamenti 
inod. 10 ed in prospetti a valore, mod. 11: sono redatti di- 
stinti mod. 10 e 11 a seconda che si riepiloghino richieste 
mod. 6, oppure note mod. 8 0 mod. 9. 

L’importo complessivo dei valori risultanti dal prospetto 
mod. 10 deve risultare uguale a quello dell’importo a valore 
del corrispondente prospetto mod. 11. 


2. Le note di introduzione mod. 41 per i casi previsti dai 
paragrafi 1 lettera d), 3, 9 e 10 lett. a) dell’articolo prece. 
dente non sono riepilogate nei prospetti mod. 10 e 11, non 
rientrando il loro importo nelle spese di lavorazione. 

In base alla nota di introduzione, cui è fatto seguire il 
procedimento indicato nel successivo art. 93, n. 2, VUf- 
ficio di ragioneria emette l’ordine di carico al magazzino ed 
i fogli di variazione in diminuzione degli inventari secondo 
Je norme dei successivi articoli 87 e 102. i 

8. Il prospetto modello 10, quietanzato dal capo officina e 
vistato dall’Ufficiale dirigente l’officina, anch’egli responsa- 
bile dell'economia dei lavori a termini del precedente art. 13 
paragrafo 8, e la prima parte del prospetto mod. 11, coi 
relativi documenti, sono inviati giornalmente all'Ufficio di 
ragioneria, che accertatane la esattezza e la- corrispondenza 
dei valori di cui al precedente paragrafo 1, emette per i ma- 
teriali entrati, l'ordine di carico di cui al successivo art. 87 
n. 1, dà scarico al magazzino dei materiali usciti e prov- 
vede contemporaneamente alle registrazioni sulle schede 
mod. 4, di cui al successivo art. 55, degli importi di cia- 
scuna richiesta mod. 6 e di ciascuna nota di retrocessione © 
versamento mod. 8 e 9. Rinvia poi al magazzino i prospetti 
mod. 10 e restituisce al capo officina le richieste mod. 6 e le 
note mod. 8 e 9. ; 

4. Il prospetto modello 11 (seconda parte) è dal consegna- 
tario del magazzino inviato subito all’officina che iscrive i 
soli numeri delle richieste mod. 6 e delle note 8 e 9 nella do- 
manda di lavoro, completando poi le scritture col trascrivere 
il valore a fianco del numero segnato in precedenza quando ri- 
ceve dall'Ufficio di ragioneria in restituzione i modelli stessi 
e li allega alla domanda di lavoro. 


i Art. 51. 
Operazioni contabili relative alla mano d’opera. 


1. 11 contabile dell’officina, valendosi dei dati fornitigli dal 
capo officina, compila giornalmente la nota della spesa di 
mano d’opera mod. 12 ove indica gli operai adibiti al lavoro 
cui si riferisce ciascuna domanda, compresi i capi operai, i 
capi squadra ed i capi gruppo, le ore di lavoro compiute da 
ciascuno e l’importo delle loro mercedi. La nota deve essere 
vistata dal capo officina. 

2. Le note giornaliere della spesa di mano d’opera vengono 
subito riassunte dal contabile nel « Prospetto quindicinale 
di ripartizione delle spese di mano d’opera » mod. 13. 

Il contabile accerta la corrispondenza della somma dei vari 
gruppi nei quali la spesa di mano d’opera è stata suddivisa. 
col totale del ruolo mercediì della stessa quindicina e fa risul- 
tare ciò da apposita dichiarazione sul prospetto stesso: 
quindi ne riporta i dati nelle domande di lavoro e lo tra- 
smette all’Ufficio di ragioneria. 

3. Nel computo della mano d’opera impiegata per ciascun 
lavoro indicato nella domanda si considerano soltanto le mer- 
cedi degli operai che hanno lavorato a cottimo e di quelli a 
giornata addetti esclusivamente a quel lavoro, sia per la sor- 
veglianza che per l’esecuzione, non tenendo conto delle mer- 
cedi degli operai che vi hanno contribuito solo indiretta - 
mente, come quelli che conducono macchine motrici 0 lavo- 
ranti, il cui importo va calcolato nelle spese generali di eser- 
cizio dello stabilimento come è specificato nel successivo ar- 
ticolo 52, n. 8. 

4. Le spese sostenute in ciascuna quindicina per mercedì ad 
operai comandati o in missione per lavori che si eseguono 
fuori dell’arsenale per conto dello stabilimento stesso, pa- 
gate con ruoli separati non redaiti dal’’officina, concorrono a 
formare nel prospetto quindicinale mod. 13 la ripartizione ge- 
nerale di tutta la mano d’opera pagata per qualunque titolo 
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nella quindicina; a tal uopo l'Ufficio di ragioneria dà parteci. 
pazione all’officina mediante Comunicazioni di addebito mo- 
dello 14, dei certificati di pagamento registrati. 

5. Le mercedi dovute per mano d’opera fornita a giornata 
da privati sono conteggiate sulle domande di Iavoro nella 
colonna destinata alle indicazioni relative alla mano d’opera 
estranea, separatamente quindi da quella governativa. 

A tal unpo l'officina nel rilasciare i certiticati di presenza 
a lavoro in base ai quali l’Uflicio amministrativo della Dire- 
zione procede alla liquidazione di quanto è dovuto alla ditta 
interessata, ha cura di indicare i lavori cui gli operai sona 
stati adibiti specificando gli ordini e le domande di lavoro re- 
lative. In base a questi dati 1'flicio amministrativo compila 
un prospetto mod. 13-bis, analogo al mod. 13, il cui importo 
complessivo deve essere uguale all’importo del conto di liqui- 
dazione, dal quale l'officina deve poter ricavare la ripartizione 
della spesa tra le domande di lavoro. Spetta all’Ufficio di ra- 
gioneria dopo provveduto al pagamento del conto di liquida- 
zione di inviare il mod, 13-his l'officina interessata, 

Qualora la mano d'opera privata non sia a giornata, ma 
pagata a corpo in base ad atto contrattuale, non sì eseguono 
i conteggi di cui sopra nè si compila il mod. 13-bîs, ma sulla 
domanda di Javoro si indicano gli estremi dell’atto e Vim- 
porto relativo, Sul certificato di collando per contro deve 
essere richiamato l'ordine di lavoro. 


Art. 52. 
Contabilizzazione delle spese generali 
degli stabilimenti di lavoro, 


1. Per la contabilizzazione delle spese generali degli sta- 
bilimenti di lavoro si aprono ordini di lavoro di X categoria 
anche quando non si tratti di lavori veri e propri con impiego 
cioè di materiali e di mano d’opera, ma soltanto di preleva- 
menti di materiali di consumo o di spese per il personale, con 
le eccezioni di cui ai successivi paragrafi 5, 6 e 7. 

La dimostrazione della spesa di mano d’opera mediante or- 
dini di lavoro può anche essere omessa nel caso di emissione 
‘di certificati per mercede dovuta ad operai destinati a pre- 
star servizio presso uffici tecnici di vigilanza estranei al- 
Arsenale od altri uffici della Regia marina, o di certificato 
di rimborso per mercedi pagate da Regie navi ad operai 
imbarcati. 

2. Il prelevamento del combustibile e dei lubrificanti 0c- 
correnti per il funzionamento delle officine si effettua me- 
diante richieste mod. 6 che il capo di ciascuna officina in- 
teressata invia al consegnatario del magazzino che li ho 
in carico; questi li riporta nei Prospetti delle distribuzioni 
mod. 10 e li riassume poi in prospetti a valore mod. 11 proce- 
dendo come è detto nel precedente art. 50. Ogni officina con- 
teggia, in ordini di lavoro di X categoria, i materiali pre- 
levati, considerandoli come impiegati nei lavori. 

3. Le mercedi degli operai che conducono macchine mo- 
trici o lavoranti, come pure le spese di manovalanza e fac- 
chinaggio di carbone ed in genere tutte .le prestazioni di 
mano d’opera che non possono essere attribuite a deter- 
minati lavori, sono conteggiate in ordini di lavoro di X 
categoria. 

‘Pure in ordini di lavoro di X categoria sono conteggiate 
le spese relative alle mercedì degli inservienti e del per. 
sonale militare di comandata per i servizi generali, i cui 
rmoli sono tenuti dall'Ufficio di segreteria della Direzione. 

4. Gli ordini di lavoro di eni ai precedenti paragrafi 2 
e 3 sono chiusi periodicamente (cioò a fine di mese 0 di tri- 
mestre o di semestre) secondo l'entità delle spese. 

5. Il prelevamento del combustibile e dei materiali di 
consumo per gli uffici (compresi quelli per la pulizia) e 


. 


per i galleggianti a motore assegnati all’ Arsenale per i ser- 


‘vizi di carattere generale (X categoria, classe 1°, lett. b,. 


nn. 4 e 5) è fatto mediante richieste di somministrazione 
mod. 44 che l'Ufficio di ragioneria nel registrarle imputa 
al conto spese generali, 

6. Il prelevamento dei materiali di consumo occorrenti per 
i servizi delle Direzioni dei lavori (sale di disegno, gabinet- 
ti fotografici, tipografie, litografie, legatorie) ha luogo nel 
modo indicato nel successivo art. 92. 

L'importo dei verbali di accettazione dei materiali suddetti 
viene dall’Ufficio di ragioneria imputato ad apposito conto 
patrimoniale la cui consistenza, terminato l’esercizio finan- 
ziario, è diminuita dell’importo delle richieste di prelevamento 
soddisfatte dagli economi delle Direzioni, importo che è por- 
tato al conto spese generali. 

7. Le spese. di mano d’opera degli operai destinati a pre- 
star servizio presso gli uftici situati fuori dell’ Arsenale od . 
effettuate con ordinativi di rimborso per mercedi pagate dalle 
Regie navi ad operai imbarcati ed in generale lè spese per il 
personale che non figurano nei ruoli mercedi delle officine, 
come pure tutte le spese di X categoria pagate senza inter- 
vento delle officine, come ad esempio, le spese di esercizio 
dell’infermeria, sono conteggiate nelle spese generali a cura 
dell'Ufficio di ragioneria quando questo registra i relativi 
documenti di spesa, sempre che le prime non debbano far 
carico ad apposito ordine di lavoro in applicazione del pa- 
ragrafo 4 del precedente art. 51. 


Art. 53. 
Lavori di minuta manutenzione 
escquiti fuori degli stabilimenti di lavoro. 


1. 1 lavori di minuta manutenzione occorrenti alle Regie 
navi od agli enti a terra posti fuori della circoscrizione degli 
stabilimenti di lavoro, quando possong essere eseguiti con 
personale proprio e senza l’intervento delle officine degli sta- 
bilimenti stessi, si effettuano senza aprire ordini di lavoro. 


2. I materiali occorrenti per i lavori di cui sopra, quando 
non vi si provveda con apposito assegno in base al R. decreto 
15 aprile 1909, n. 267, sono prelevati dal migazzino compe- 
tente con richieste mod. 44 nelle quali deve essere specificato 
che si tratta di lavori da eseguire con mezzi proprii. 

L'Ufficio di ragioneria nel registrare le richieste per Io 
scarico al consegnatario del magazzino dei materiali prele- 
vati, apre un conto alla Regia nave od all’ente a terra per 
tenere in evidenza i materiali stessi. 


8. Eseguito il lavoro è compilato apposito verbale da cni 
deve risultare la natura del lavoro stesso, l’impiego dei ma- 
teriali occorsi, indicando gli estremi della richiesta coi quali 
furono prelevati, l’eventnale rimanenza, ed i ricuperi. 

Il verbale è rimesso alla Direzione dei lavori che ha fornito 
i materiali, la quale, riconosciutolo regolare, dispone la re-. 
trocessione al magazzino dei materiali rimasti ed il versa. 
mento dei ricuperi. 

4. Qualora non sia economico retrocedere i materiali rima- 
sti, ma convenga trattenerli presso l’ente per wlteriori la- 
vori, ciò è fatto risultare nel verbale di cui sopra. Così pure 
se non sia economico versare al magazzino i recuperi questi 
possono essere presi in carico da uno dei consegnatari del. 
lente o venduti secondo le disposizioni del successivo art. 114, 

5. La Direzione dei lavori dopo riconosciuto regolare il 
verbale e provveduto a norma dei precedenti paragrafi 3 e 4, 
Jo invia all'Ufficio di ragioneria che chiude il conto di cui al 
precedente paragrafo 2, procedendo alle scritturazioni del 
caso per la spesa occorsa corrispondente al prezzo di nomen- 
clatura dei materiali impiegati. Qualora l’eccedenza rispetto 
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a quelli prelevati non sia stata retrocessa al magazzino ma 
conservata presso l’ente, ciò è fatto risultare dal conto che 
pertanto rimane aperto per detta rimanenza. 


Art. 54. 
Disposizioni speciali per le navi officina. 


ia 1. Le navi che richiedono lavori alla nave ofticina com- 
pilano richieste mod. 63, che inviano al comando della nave 
stessa per il tramite del Comando in capo della squadra, 0 
del comando navale o marittimo locale da cui dipende, 

Il comandante della nave officina, in base alle direttive su- 
periori e alla maestranza disponibile, giudica se le richieste 
possono aver corso e con quale grado di precedenza. , 

Le richieste se approvate vengono numerate progressiva- 
mente e trasmesse ai Reparto tecnico competente, 

Ju caso di urgenza le richieste possono essere fatte mediante 
fonogramma o verbalmente, rimanendo a cura del Comando 
richiedente di compilare al più presto i relativi mod. 63 e 
darvi corso, 1 

Nel caso di richieste di navi estere 0 requisite o noleggiate, 
la lettera relativa sostituisce il mod. 63. 

2. Il capo del Reparto tecnico che riceve le richieste fa 
emettere ordini di lavoro di 2* categoria (mod. n. 2), per 
ogni nave e per ogni richiesta, secondo le categorie indicate 
nel precedente art. 39 e li invia al capo officina che li allibra 
nel registro mod. 3, vi assegna il numero progressivo di esso, 
redige le domande di lavoro per i conteggi e ripartisce quindi 
il lavoro tra le competenti sezioni dell’officina. 

‘Per il funzionamento dell’ofticina, per la manutenzione de- 
gli impianti e per il ricambio dei mezzi di lavoro iscritti nel 
quaderno di dotazione della nave officina, ogni capo reparto 
tecnico fa emettere un ordine di lavoro semestrale di X cate- 
goria procedendo com’è detto nel precedente art. 52. 

Sono emessi ordini di lavoro di 5* categoria qualora si deb- 
bano costruire materiali da porre a carico dei quaderni di 
dotazione della nave officina. 

3. E’ cura del capo del Reparto tecnico di compilare tempe- 
stivamente il fabbisogno per il rifornimento dei materiali oc- 
correnti dai magazzini dell’Arsenaie, da approvarsi dal co- 
mandante in 2. 

I materiali necessari per eseguire i singoli lavori e per 
Pesercizio dell’officina di bordo sono richiesti al magazzino 
competente nei limiti del fabbisogno di cui al comma prece- 
dente con richieste modello 44 da compilare in originale e du- 
plicato, entrambi vistati dal Comandante in 2* della nave. Il 
duplicato, completato con le indicazioni del materiale effetti- 
vamente distribuito, è firmato dal consegnatario del magaz- 
zino distributore e vale quale documento di carico per il con- 
segnatario del magazzino di bordo, documento che, dopo re- 
gistrato come è detto al seguente paragrafo 4 ed assegnatogli 
il numero del giornale, è vistato per l’eseguita registrazione 
dal Commissario di bordo. Le richieste modello 44 debbono 
portare quale motivazione del prelievo la dicitura « per i Îa- 
vori dell’officina ». Ove con la richiesta si ecceda il fabbi- 
sogno essa deve essere firmata anche dal Capo del Reparto 
tecnico. i 

Qualora gli stabilimenti di lavoro non siano in grado di 
soddisfare le richieste od in caso di assoluta urgenza, i ma- 
teriali sono acquistati in piazza con le modalità vigenti per 
le Regie navi. E’ redatto, in triplo originale, il verbale di 
ricezione e caricamento, nel quale i materiali debbono essere 
classificati secondo la nomenclatura e con i prezzi della stessa, 
mettendo quelli di acquisto solo quando si tratti di materiali 
che la nomenclatura assegna alla IX categoria. Un esemplare 
del verbale è unito ai docnmenti di spesa e l’altro resta quale 
documento di carico per il consegnatario del magazzino di 
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bordo ed è registrato e vistato come è detto per i duplicati 
delle richieste modello 44. Il terzo esemplare è inviato all’Uf- 
ficio di ragioneria per le sue scritturazioni. 

4. Il consegnatario del magazzino tiene i seguenti registri : 

a) un registro giornale modello 46 nel quale, cronologica- 
mente, registra a sole quantità : in entrata, tutti i materiali 
prelevati dagli stabilimenti di lavoro, quelli acquistati diret- 
tamente dalla nave e quelli ricuperati sui lavori; in uscita, 
i materiali prelevati per i lavori.e quelli retrocessi agli sta- 
bilimenti anzidetti; sui documenti sono riportati i numeri 
progressivi delle operazioni registrate al giornale; 

Db) un registro a bilancio modello 47 nel quale ad ogni 
materiale è aperto un conto. Le registrazioni sono fatte a 
sole quantità, utilizzando la colonna del valore per indicarvi 
le espressioni di grandezza, in base alle quali si stabilisce il 
prezzo. Questo, per i conteggi dei documenti e per la valu- 
tazione in fine di esercizio, è segnato in alto nell’intesta- 
zione della voce al posto previsto. Nel registro modello 47 
debbono essere trascritte tutte le voci che risultano esistenti 
al principio dell'esercizio e le altre nuove man mano che sono 
registrate nel giornale modello 46. 

5. Il capo officina tiene per ogni reparto: 

. a) il registro degli ordini di lavoro modello 3 a pagine 
numerate, nel quale in ogni casella registra un ordine di 
lavoro dandovi un numero progressivo per esercizio finan- 
ziario, ed a lavoro ultimato vi annota l’importo totale del 
lavoro ; 

b) il registro di contabilità mod. 64 in base al quale 
redige il rendiconto da inviare, in fine esercizio, all'Ufficio 
di ragioneria della sede di assegnazione della nave. 

6. I sottufficiali capi di sezione dell’ofticina prelevano 
dal magazzino di bordo i materiali occorrenti per ciascun Ja- 
voro con richieste modello 6 che vistate dal capo ofticina e 
dopo preso nota dei loro numeri progressivi sulle domande 
di lavoro, sono presentate al Consegnatario che le completa 
di prezzi e di valori. Ogni mese, o prima, se ciò sia richiesto 
dall’entità dei prelevamenti, il consegnatario compila i pro- 
spetti modello 10, di cuni al precedente art. 50, li sottopone 
alla verifica del commissario di bordo e al visto del capo 
reparto e li registra in uscita nel giornale modello 46 ed a 
scarico del registro modello 47. 

I sottufficiali di cui sopra compilano pure per i ricuperi le 
note di versamento morello 9, di cui al precedente art, 49, 
n. 1 lett. c, per le quali si applicano le stesse norme di cui al 
precedente comma, con la differenza che i prospetti riepi- 
logativi modello 10 sono registrati in entrata nel giornale 
modello 46 ed a carico nel registro bilancio modello 47. 

Le richieste mod. 6 e le note mod. 9 sofio poi inviate dal 
consegnatario del magazzino al capo officina il quale di fronte 
ai numeri già scritti sulle domande di lavoro vi segna l’im- 
porto. 

7. I sottufficiali capi di sezione comunicano giornalmente 
con foglio analogo al mod. 12 al capo officina la distribu- 
zione” della maestranza per il computo della mano d'opera 
occorsa per ogni lavoro. 

Mensilmente il commissario di bordo dà comunicazione 
al capo officina delle somme pagate, sia al personale civile 
imbarcato per mano d'opera, sia gi militari per soprassoldi 
dovuti agli addetti ai lavori. In base ai dati di cni sopra la 
spesa è ripartita tra i vari lavori e quindi inscritta su cia- 
scuna domanda. 

8. Il capo reparto tecnico stabilisce quali materiali di ri- 
cupero da non versare în Arsenale, come segatura, trucioli, 
di legno, schegge e simili, non debbono essere versati nep: 
pure al magazzino, indicando in qual modo impiegarli per 
uso di bordo o distruggerli. 
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9. Ogni volta che è ultimato un lavoro o in fine di esercizio 
in cui si esegue il conteggio di quelli non ultimati per con- 
teggiare la spesa dell’esercizio scaduto, il sottufficiale con 
funzioni di economo chiude gli ordini e le domande di la- 
voro completando le iscrizioni sul registro casellario mod. 3 
e ne riporta le risultanze sul registro di contabilità mod. 64. 

Gli ordini relativi ai lavori non ultimati vengono rinno- 
vati nel nuovo esercizio finanziario e vi è apposto il rife- 
rimento a quelli del precedente esercizio di cui sono la conti- 
nuazione. i 

10. La tenuta del registro di contabilità mod. 64 ha luogo 
col concorso del consegnatario e la verifica del commissario 
di bordo; . 

a) si scrive al dare: nella colonna 2 l'importo dei mate- 
riali posti a carico del consegnatario, di volta in volta che 
pervengono i duplicati delle richieste modello 44 o i verbali 
di ricezione e caricamento dei materiali acquistati, nonchè 
lè note modello 9 per i ricuperi; nella colonna 3 e 4 le spese 
di mano d’opera, distinguendo le somme pagate al personale 
civile da quelle pagate ai militari, alla fine di ogni mese; 

) si scrive all’avere: l’importo del materiale impiegato 
nei lavori e nella mano d’opera occorsa man mano che gli 
ordini di lavoro vengono chiusi. 

Alla fine dell'esercizio le colonne 3 e 4 debbono pareggiare 
con quelle 8 e 9, mentre lo sbilancio fra le colonne 2 e 7 
rappresenta la consistenza patrimoniale del materiale rima- 
sto a bordo al 30 giugno per l’esecuzione dei lavori, la quale 
deve concordare con le risultanze del registro a bilancio 
mod. 47. 

Ver l'esatta tenuta del registro di contabilità occorre che 
l'importo preciso delle somme pagate per mano d’opera sia 
ripartito quale mano d’opera impiegata sugli ordini di lavoro 
come è detto al precedente paragrafo 7 e che nella 4* pagina 
delle domande di lavoro i materiali da dare in carico alle 
navi che hanno richiesto i lavori siano classificati con numeri 
e prezzi di nomenclatura, o con prezzi di costo o di stima per 
quei materiali che la nomenclatura stessa assegna alla IX ca- 
tegoria. 


11. Nel registro di contabilità mod. 64 si annota in cor- - 


rispondenza agli ordini di lavoro per costruzione di oggetti 
a carico dei quaderni di dotazione, l'ammontare dei fogli 
di variazione. 

Detti fogli, analoghi al mod. 58, sono compilati in base 
alle indicazioni segnate dal capo officina nella 4* pagina 
della domanda di lavoro, in deroga a quanto prescrive il 
successivo art. 102 n. 8. Essi sono redatti in doppio esem- 
plare da rimettere entrambi all’Ufficio di ragioneria della 
sede di assegnazione della nave appena chiuso l’ordine di 
lavoro, indicandovi il numero di quest’ultimo. L’Ufficio ne 
invia uno all’ente che ha ricevuto l’oggetto e trattiene l’altro 
che unisce all’inventario di cui tiene il contradittorio. 

12. Il rendiconto di cui alle lettera 3) del precedente pa- 
‘agrafo 5 è un estratto del registro di contabilità; esso, 
datato, e firmato dal consegnatario del magazzino, dal capo 
officina e dal commissario di bordo ed è vistato dal coman- 
dante della nave. 

13. L’Ufficio di ragioneria della sede di assegnazione della 
nave officina apre a quest’ultima un conto conforme al regi- 
stro mod. 64 ove scrittura i documenti dei propri magaz- 
zini relativi ai materiali distribuiti o retrocessi, gli addebiti 
e gli accrediti comunicati dalle altre sedi per uguali opera- 
zioni, nonchè i rimborsi effettuati per i pagamenti eseguiti 
dalla nave sia per 


comandati ai lavori. 
In fine di esercizio l'Ufficio di ragioneria provvede alla 
verifica del rendiconto ricevuto dalla nave officina confron- 


materiali acquistati direttamente sia per 
le mercedi corrisposte agli operai e per soprassoldi ai militari” 


‘ tandolo col proprio conto ed accerta l’esatta consistenza dei 


materiali che figurano rimasti al 30 giugno nel magazzino 
della nave. 


Art. 55. 
Controllo degli ordini di lavoro. 


1. Emesso un ordine di lavoro l'Ufficio di ragioneria in- 


testa una scheda mod. 4 per tenere in evidenza, in contra- 


dittorio con le officine, l’impiego ed i ricuperi di materiale 
e le spese di mano d’opera. ° 
2. Nella scheda sono segnati tutti i dati inerenti al lavoro 


‘in base ai prospetti mod. 11 e mod. 18 di cui ai precedenti 


articoli 50 n. 3 e 51 n. 2. 

3. La scheda, nel caso che presso la Direzione esista la 
sezione dell’ufficio di ragioneria, serve anche al direttore 0 
al suo delegato per sorvegliare l’andamento del Javoro e l’im- 
piego parsimonioso della mano d’opera e del materiale, anche 
in relazione al preventivo quando sia stato fatto. 

4. L’Ufficio di ragioneria mensilmente riassume la situa- 
zione degli ordini di lavoro secondo quanto risulta dalle 
schede e la comunica al direttore dei lavori, che prende i 
provvedimenti del caso qualora riscontri ritardi nell’appron- 
tamento dei «documenti amministrativi TepSo allo stato 
effettivo dei lavori. 


Art. 56. 


Chiusura.dell’ordine di lavoro e sindacato teonico 
ed economico. 


1. Terminato il lavoro indicato nella domanda mod. 5 il 
capo officina ne informa subito il contabile e questi ne rias- 
sume senza indugio i risultati economici. Tanto il capo 
officina quanto il contabile sono responsabili degli inconve- 
nienti derivati dal ritardo nel provvedervi. 

2. L’ufticiale dirigente dell’officina se nulla abbia da osser- 
vare in merito alla condotta tecnica del lavoro ed all’impiego 
del materiale, firma sulla domanda la dichiarazione di rego- 
larità, altrimenti riferisce al Direttore per i provvedimenti 
del caso. 

3. La domanda firmata è inviata all’officina che emise 
l’ordine di lavoro per essere in questo riassunta. L’ordine di 
lavoro debitamente valutato con l’intera documentazione 
viene poi inviato all’Ufficio di ragioneria per la parifica- 
zione e per l’emissione dei fogli di variazione agli inven- 
tari (articolo 102, n. 3) e le scritturazioni patrimoniali del 
caso; nonchè per "la registrazione delle spese nei conti inte- 
ressati. 

L'Ufficio di ragioneria ove ravvisi inesattezza nella docu- 
mentazione o nei conteggi, restituisce l’ordine all’officina per 
le rettifiche e l’ufficiale dirigente deve riconfermare, ove non 
abbia motivo di rilievo, il suo benestare. 

4. L’Ufficio di ragioneria eseguite le scritturazioni di sua 
competenza, restituisce l’ordine alla officina ‘che annota sul 
registro mod. 3 la spesa complessiva e lo archivia. 

5. Del costo effettivo del lavoro quale risulta dall'ordine 
relativo è data comunicazione all’ente che l’ha richiesto, il 


È quale può presentare le sue osservazioni in proposito anche 


in relazione alle differenze col preventivo. 


Art. 57. 


Chiusura degli ordini di lavoro non ultimati 
‘in fine di esercizio. 


1. In fine di esercizio gli ordini di lavoro non ultimati 
sonò chiusi in modo diverso ‘a seconda che debbano essere 
rinnovati ce riprodotti. 

Si rinnovano gli ordini che al loro espletamento produceno 
carico ai consegnatari di dotazione e quelli riferibili a lavori 
rimborsabili, poichè per essi le spese sostenute debbono essere 
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trasportate al nuovo esercizio, ed i conteggi fatti per mate- 
riale e mano d’opera debbono rappresentare le consistenze 
dei conti relativi. 

Si riproducono invece tutti gli altri ordini per la parte da 
espletare. . 

2. La rinnovazione avviene registrando sul registro mod. 3 
nuovamente l’ordine non espletato e scrivendo su di esso in 
rosso il nuovo numero e l’esercizio al disopra del numero 
dell’esercizio precedente. Le domande di lavoro sono tota- 
lizzate e di contro agli importi si scrive: « totale per l’eser- 
cizio . . .». 

Gli ordini sono inviati all’Ufticio di ragioneria per fis- 
sare le consistenze dei conti relativi alla lavorazione. 

3. La riproduzione invece ha luogo chiudendo nell’eser- 
cizio scaduto l'ordine come se fosse ultimato ed emettendo 
un nuovo ordine, nel quale è descritta la parte di lavoro da 
eseguire, richiamando il numero dell’ordine precedente di cui 
è la continuazione. 

4. Gli ordini di lavoro che si chiudono alla fine dell’esercizio 
a termine del precedente art. 52 n. 4 e quelli riferentisi a 
lavori non ultimati debbono essere inviati all’Tfficio di ra- 
gioneria non oltre il 81 luglio di ciascun anno. 

5. E’ vietato il trasporto al nuovo esercizio di ordini rela- 
tivi a lavori ultimati. Il contabile dell’officina entro il mese 
di giugno di ogni anne deve esaminare tutti gli ordini di 
lavoro non ancora inviati all'Ufficio di ragioneria per la 
parificazione, e per i lavori ultimati provvedere senza indugio 
ai documenti per il versamento dei prodotti di lavoro, dei 
sopravanzi e dei ricuperi essendo vietato introdurre nei ma- 
gazzini materiali con documenti riferibili all’esercizio finan- 
ziario scaduto (vedi il successivo art. 93). 


TITOLO 1IlI. 
PERSONALE LAVORANTE 


Art. 58. 
Assegnazione di fondi. 


1. Nel mese di giugno di ciascun anno il direttore dei 
lavori udito il Consiglio dei lavori, propone al Ministero il 
numero di operai da tenere in servizio nel seguente esercizio 
finanziario, indicando anche il fabbisogno per il pagamento 
dello mercedì e per le spese varie per il personale salariato. 

. Il Ministero approva o modifica la proposta e determina 
na semestrale di cui le singole Direzioni possono di- 
sporre, salve le variazioni che si rendessero necessarie du- 
rante l’esercizio finanziario. . 

3. I fondi sono concessi mediante accreditamenti alla Di- 
rezione di Commissariato. 

4. In principio di ogni mese l’Ufficio di ragioneria comu- 
nica ai direttori dei lavori mediante il riepilogo mod. 15 
l’importo delle spese sostenute fino a tutto il mese prece- 
dente, affinchè essi abbiano presenti le disponibilità per il 
mese corrente ed i successivi. 

5. In principio di ogni mese le Direzioni inviano al Mini- 
stero un riepilogo mod. 105 della spesa sostenuta per il per- 
sonale lavorante nel mese precedente. * 


Art. 59. 
Schede individuali e ruoli di présenza degli operai. 


1. Presso ogni officina il contabile intesta ogni quindicina 
a ciascun operaio una scheda di presenza e mercede mod. 16 
o mod. 16-bis indicante, conformemente alle disposizioni del 
regolamento speciale per i salariati della Regia marina rela- 
tive alla entrata negli stabilimenti di lavoro ed all’uscita, 
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le ore di effettiva presenza al lavoro dell’operaio, l'eventuale 
lavoro straordinario, domenicale e notturno compiuto, le 
competenze spettanti, le ritenute cui queste sono soggette 
escluse quelle erariali, 

2. Negli stabilimenti dotati di macchine contabili per lu 
compilazione integrale dei ruoli paga le risultanze delle sche- 
de individuali vengono riportate a cura del contabile del- 
l'officina nel ruolo di presenza modello 17 che viene conser. 

vato presso l'officina stessa. 

8. L’iscrizione in questo ruolo è fatta secondo il numero 
progressivo di ruolo che ha ogni operaio. T nuovi iscritti e 
gli operai ripresi in forza durante la quindicina sono segnati 
immediatamente dopo l’ultimo iscritto della quindicina pre 
cedente salvo a prendere il proprio posto di ruolo nella quin- 
dicina successiva. 

4. L'assenza è fatta risultare da un trattino orizzontale 
nella colonna relativa; la presenza parziale scrivendo nella 
colonna in luogo dell’ unità, la frazione in ottavi per la quale 
l'operaio è stato presente. 

Le colonne corrispondenti alle feste sono annullate me- 
diante un segno verticale fatta eccezione per gli operai i 
quali a termini del regolamento speciale per i salariati della 
Regia marina, sono pagati per tutti i giorni dell’anno. 

Il lavoro eventualmente effettuato nei giorni festivi dagli 
altri operai va messo in evidenza a parte nelle apposite 
colonne. 

5. I biglietti di uscita mod. 24 rilasciati, a termini del re- 
golamento speciale per i salariati della ‘Regia marina, ai 
lavoranti autorizzati ad uscire durante il tempo del lavoro, 
sono comunicati giornalmente per il relativo controllo al 
Comando dell'Arsenale che li invia poi all'Ufficio di ragio- 
neria. 

6. Gli operai i quali, previa autorizzazione del Direttore 
dei lavori per quanto riguarda il loro numero e le ore stra- 
ordinarie da compiere, debbono lavorare straordinariamente, 
sono annotati officina per ofticina in un elenco mod. 25. Il 
Comando dell’Arsenale provvede affinchè sian accertata la 
loro effettiva presenza al lavoro ed a mezzo dell'Ufficio di 
ragioneria dà comunicazione, il giorno successivo, ‘egli 
eventuali rilievi ai direttori dei lavori col foglio mod; 26. 

In base alle indicazioni dell'elenco inod. 235, eventualmente 
rettificato in seguito ai rilievi di cui sopra, il contabile del- 
l’officina annota nel ruolo di presenza le ore di lavoro stra- 
ordinario effettivamente compiute, 

Gli elenchi sono poi comunicati all’ Ufficio di ragioneri:, 
a gia del seguente art. T5. 

. Il personale operaio in licenza senza perdita di com- 
petenze è inscritto ugualmente nel ruolo. Anche per esso 
viene intestata la scheda di cui al paragrafo 1 anche se l’as- 
senza dura per l’intera quindicina. 

S. Alla fine della quindicina il ruolo è chiuso subito dopo 
l’ultimo nome con la firma del contabile che rimane respon- 
sabile delle indicazioni appostevi. 

9. I militari aggregati all’officina vengono iscritti in un 
ruolo dello stesso modello ma separato. 

10. Il contabile stabilisce le giornate di presenza, le ore 
straordinarie compiute e ne iscrive le indicazioni nella rela- 
tiva parte della scheda, Con l’uso dei prontuari (salvo per 
| quegli operai che sono esenti da imposte per avere famiglia 
numerosa) conteggia sulla scheda stessa gli averi al netto 
delle ritenute erariali essendo queste (imposta di ricchezza 
mobile, imposta complementare e ritenuta in conto entrate 
del Tesoro per gli operai permanenti) versate a forfait dal 
Ministero; in base ai verbali di cottimo ed ai biglietti di 


‘variazione iscrive i guadagni del cottimo e le competenze 


varie; segna le ritenute cui l’operaio è soggetto. Per gli 
operai esenti da tributi le competenze sono conteggiate al 
lordo di ritenute erariali in base ad apposita tabella-pron. 
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tario che il contabile compila. per ogni operaio sottoponen- 
dola, prima di usarla, al visto dell'Ufficio di ragioneria. 

11 primo giorno della quindicina successiva le schede ven- 
gono inviate all'Ufficio di ragioneria. 


Art. 60. 
Ruoli paga. 


1. I dati risultanti dalle schede di cui all’articolo prece- 
dente vengono riportati a cura dell’Ufficio di ragioneria nel 
ruolo paga mod. 18, che viene chiuso con l'indicazione del 
numero di operai che comprende e dell'importo delle com- 
petenze da pagare, e firmato dal compilatore, Copia di esso 
è consegnata al contabile per essere da lui conservata. 

2. Contemporaneamente viene compilata per ogni operaio 
la distinta dei suoi averi da consegnare all’interessato in- 
sieme alla somma dovutagli, a termini del regolamento spe- 
ciale per i salariati della Regia marina. 

3. La Direzione dei lavori competente comunica all’Uffi- 
cio di ragioneria, per ogni officina, i nomi dei componenti 
le commissioni di pagamento agli effetti di cui al succes- 
sivo art. 64. 

. Art. 61. 
Ituolo di presenza e mercedi. 


1. Negli stabilimenti di lavoro non provvisti di macchine 
copia ruoli il ruolo di presenza è unito al ruolo mercedi come 
“ &l mod. 19. 

2. Invece delle schede individuali mod. 16 e 16-bis sono 
adoperate quelle modelli 16 {er e 16 quater, 

3. Il contabile dell’ofticina trascrive sul ruolo anzichè sulla 
scheda i dati di cui al n. 10 del precedente art. 59 e lo invia 
all'Ufficio di ragioneria per il conteggio meccanico il primo 
giorno della successiva quindicina. 

4. L’Ufficio di ragioneria compila per ogni operaio la di- 
stinta dei suoi averi mod. 20. 


Art. 62. 


Matricole e ruoli - Variazioni. 

1. L’Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori tiene 
al corrente le matricole mod. 21, i fogli matricolari e carat- 
teristici mod. 101 ed i ruoli di anzianità mod. 102 degli ope- 
rai permanenti ed i ruoli a schedario dei temporanei e gior- 
nalieri conformi al mod. 22. 

2. L'ammissione, la riassunzione, il licenziamento, la so- 
spensione dal lavoro, la promozione, la retrocessione, il pas- 
saggio ad altra officina, il trasferimento, il passaggio dal 
lavoro a. giornata a quello a cottimo od a premio o viceversa, 
l'applicazione di multe e di ritenute, le bonificazioni, le mis: 
sioni, l’imbarco, lo sbarco, il comando, il collocamento a 
riposo o in riforma, il decesso ed in genere tutto quanto ha 
effetto economico anche soltanto nei rapporti dell’officina di 
appartenenza dell’operaio, è fatto risultare da biglietti di 
variazione mod. 23 staccati da quaderni a madre e figlia, 
firmati dal contabile dell’officina. 

3. Il biglietto di variazione (figlia) vistato dal Vice-diret- 
tore o dall’ufficiale dirigente, dopo annotazione sui fogli ma- 
tricolari e caratteristici dei permanenti e sui ruoli a sche- 
dario dei temporanei e giornalieri, munito quando si tratti 
di nuova assunzione della dichiarazione di iscrizione nelle 
matricole o nello schedario, e corredato degli altri documenti 
giustificativi, è comunicato all’Ufficio di ragioneria insieme 
al ruolo, dopo il pagamento delle mercedi, per il controllo 
di merito com'è specificato al successivo art. 75. 

4. Le variazioni da inserivere nella matricola degli operai 
permanenti sono comunicate al Ministero per l’approva- 


ziono a termini dell’art. 251 ultimo comma del Regolamento . 


generale sui salariati statali, con elenchi mod. 103. 


Art. 63. 
Lavori a cottimo. 

1. L’ufticiale dirigente dell’officina quando ritiene conve- 
niente che un determinato lavoro sia eseguito & cottimo, 
redige l’ordine di cottimo mod, 106 dal quale deve risultare: 
a) il lavoro da eseguire con tutte le indicazioni atte a dare 
un idea precisa dell’entità quantitativa del lavoro; %) il si- 
stema di cottimo da seguire secondo le disposizioni regola- 
mentari sui salariati statali; c) il numero di operai che deb: 
bono partecipare al cottimo; d) il nome del capo squadra o 
capo gruppo cui è affidata la squadra. Il biglietto è inviato 
all'Ufficio della Direzione che accentra il servizio cottimi 
per l’autorizzazione del direttore dei lavori o del funzionario 
all’uopo delegato. Nei cottimi a corpo od a premio, nessun 
lavoro può essere iniziato a giornata e continuato a cottimo. 

2. Approvata la proposta di cui al paragrafo precedente 
essa è annotata in apposito registro mod. 107 dandole un 
numero progressivo. L’Ufficio cottimi informa dell’autoriz- 
zazione ad eseguire il cottimo il capo dell’officina compe- 
tente indicandogli il nome del marcatempo incaricato di 
sorvegliare il lavoro. . i 

3. E’ compito del marcatempo di vigilare che il. lavoro 
proceda con alacrità e secondo le modalità stabilite senza 
però ingerirsi della parte tecnica di competenza del capo 
officina. Egli annota in un registro mod. 108 i componenti 
la squadra che esegue il cottimo, le ore di lavoro compiuto, 
le eventuali assenze, le varianti che eccezionalmente avven- 
gono nei componenti la squadra, assicurandosi che nessun 
operaio a giornata concorra al lavoro. Ogni sera ed al ter- 
mine del lavoro trascrive sull’ordine di cottimo le ore di 
lavoro compiute da ciascuno. Terminato il lavoro compila la 
distinta mod. 109 se trattasi di cottimi a misura od accerta 
che tutti i lavori indicati nell’ordine di cottimo siano stati 
compiuti se trattisi di cottimo a corpo; poi chiede al capo 
dell’officina la dichiarazione, d’apporre sul registro mod. 108, 
che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte o fa annotare le 
eventuali osservazioni. 

E’ obbligo del marcatempo di denunciare al Capo del- 
Ufficio cottimi le irregolarità riscontrate nell’esecuzione del 
lavoro. x 

4. Il contabile dell’Ufficio cottimi compila quotidiana- 
mente il prospetto numerico mod. 110 dei lavoranti a cot- 
timo di ogni officina, ricavando i dati relativi dalle situa- 
zioni mod. lil aggiornate dai marcatempo. Terminato il 
lavoro a cottimo procede alla liquidazione sull’ordine di 
cottimo in base alla tariffa preventivamente approvata (mo- 
dello 118), indicando le percentuali di guadagno spettanti 
ad ogni cottimista sul riepilogo mod, 116 che invia. al con- 
tabile dell’officina competente insieme alla ‘indicazione del 
compenso spettante al capo squadra o capo gruppo. Regi- 
strato sui ruoli il guadagno spettante ai cottimisti, il conta- 
bile dell’officina restituisce il modello all'Ufficio cottimi che 
lo invia con la documentazione all’Ufficio di ragioneria per 
la revisione. ; 

E° pure compito del contabile dell'Ufficio cottimi di redi- 
gere le statistiche dei lavori a cottimo ultimati, occorrenti 
al capo dell’Ufficio cottimi per accertare se le tariffe in vi- 
gore debbano essere modificate. All’uopo compila ogni quin- 
dicina le statistiche dei lavori a cottimo ultimati, calcolando 
le percentuali di guadagno raggiunte nelle varie lavorazioni 
(mod. 112, 113, 114 e 115). 

5. Le disposizioni dei numeri precedenti sono applicate 
anche quando il lavoro a cottimo sia disposto anzichè per 
fissare la quota di guadagno spettante ad ogni cottimista, 
per stabilire se e quale premio di operosità sia il caso di 
corrispondere agli operai che hanno partecipato al lavoro, 
o per assicurarsi della loro attività. 
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Art. 64. 
Pagamento delle competenze. 


1. L’Ufficio di ragioneria per ogni ruolo-paga compila un 
certificato per somministrazione di fondi mod. 27 e ne inse- 
risce gli elementi nel registro copia ruoli mod. 28 assegnan- 
dogli il numero d’ordine progressivo che gli compete nel co- 
pia ruoli. 

Il certificato contiene l’indicazione della somma netta 
complessiva degli averi da pagare, distinta secondo i capi- 
toli del bilancio cui deve essere imputata. 

Il certiticato indica anche i nomi e i gradi dei componenti 
la commissione che deve procedere al pagamento secondo le 
disposizioni del regolamento sui salariati. 

I certificati di cui sopra sono poi inviati al Direttore di 
commissariato per il pagamento a carico degli accredita- 
menti &vuti a termini del precedente art. 58 n. 3. 

2. La commissione di pagamento ritira la somma indicata 
nel certificato, dandone quietanza in calce al certificato 
stesso e procede poi all’imborsettamento delle mercedi, va- 
lendosi del ruolo paga che all’uopo ritira dall’ Ufficio di ra- 
gioneria, e procede poi al pagamento, . 

Le operazioni di cui sopra debbono essere regolate in modo 
che il pagamento avvenga entro il termine stabilito dal rego- 
lamento sui salariati. 

8. Trascorsi i cinque giorni stabiliti dal predetto regola- 
mento come termine massimo durante il quale i fondi non 
corrisposti nel giorno di pagamento possono rimanere presso 
la Commissione a disposizione degli aventi diritto, il con- 
tabile riassume in un prospetto mod. 29 in doppio le com- 
petenze non pagate le quali vengono versate alla Direzione 
di commissariato che ne rilascia quietanza sul modello stesso 
e questo è allegato al ruolo paga. 

4. Le somme indicate nel prospetto mod. 29 restano a di- 
sposizione degli aventi diritto per due anni dopo di che sono 
versate all’Erario. 

Art. 63. 
Cessioni e ritenute varie. 


1. L’Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori, cui 
competono le pratiche relative alle cessioni delle mercedi 
richieste da operai appena riceve dal Ministero delle finanze 
il benestare della cessione, ne informa il contabile dell’offi- 
cina che ha in forza l'operaio, e intesta a quest’ultimo una 
scheda mod. 81 per tenere in evidenza le varie rate pagate 
a sconto. 

Le schede sono conservate in apposito schedario e raggrup- 
pate per ente cessionario. 

2. Dopo effettuato il pagamento delle mercedi di ciascuna 
quindicina il contabile in base alle indicazioni del ruolo re- 
dige un prospetto mod. 32 delle somme ritenute agli operai. 

Si accerta che l’importo complessivo del prospetto corri- 
sponda al totale delle ritenute risultanti dal ruolo e lo con- 
segna all'Ufficio amministrativo della Direzione. 


3. I prospetti redatti dai contabili delle officine a termini - 


del paragrafo precedente per quanto riguarda le cessioni, 
vengono riassunti dall’Ufficio amministrativo della Dire- 
zione, per ente cessionario, nel prospetto mod. 33 e per offi- 
cina nel prospetto mod, 34. I due prospetti sono poi inviati 
all’ Ufficio di ragioneria che accertatane la concordanza con 
le indicazioni del copia ruoli mod. 28, emette il certificato 
di somministrazione fondi mod. 30, cui sono allegati i pro- 
spetti mod. 33 e 84. 

4. La Direzione di commissariato provvede al pagamento 
del certificato di cui sopra inviando agli enti cessionari le 
somme risultanti dal predetto prospetto mod, 34. 

5. Analogamente si procede per le altre ritenute come 
affitti, alimenti e simili, fatta eccezione per le ritenute stra- 


ordinarie fatte agli operai permanenti pel riscatto del ser- 
vizio da temporaneo a mente del R. decreto 31 dicembre 
1925, n. 2383. Per dette somme l’uflicio amministrativo del. 
la Direzione, dopo i pagamenti della seconda quindicina di 
giugno, redige un prospetto riepilogativo nominativo delle 
ritenute eseguite nell’esercizio finanziario ‘e lo trasmette ai- 
l'Ufficio di ragioneria per l’emissione del certificato di son.- 


. ministrazione di fondi, unico per ogni direzione. La Dire- 


zione di commissariato, nel versarne l’importo in Tesoreria, 
richiede tante quietanze ed i relativi mod. 181 T quanti sono 
gli operai, facendovi risultare il nome e cognome dell’operaie 
ed il motivo del versamento. Le quietanze sono allegate al 
certificato di prelevamento fondi mentre i mod. 181 T sono 
inviati alla direzione dei lavori che, dopo averne preso nota 
nelle matricole, li trasmette al Ministero per essere conser- 
vati nei fascicoli personali degli operai. 

6. Nel calcolare ia mercede netta dovuta a ciascun operaio 
in condizioni di effettuare cessione di mercede va dedotta 
nella prima quindicina di ogni mese dall’importo risultante 
dai prontuari la somma di L. 0,50, corrispondente alla rite- 
nuta per il fondo di garanzia per le cessioni di mercede 
della quale i prontuari non tengono conto, mentre che es- 
sendo versata a forfait a cura del Ministero in principio di 
ogni esercizio finanziario e per tutto l’esercizio, non deve 
figurare nel ruolo mercedì. 

7. Le ritenute da far risultare sul ruolo sono soltanto 
quelle che sono previste da leggi o regolamenti o disposte 
dalla autorità giudiziaria. Tutte le altre autorizzate sono 
fatte alla mano dalle commissioni di pagamento ed il loro 
importo versato, sotto la personale e solidale responsabilità 
dei membri della commissione di pagamento, al capo dell'Ut. 
ficio amministrativo della Direzione per essere corrisposte 
a chi di ragione. 


Art. 66. 
a Assicurazioni. 


1. Per l'adempimento degli obblighi di legge concernenti 
la protezione del lavoro e la tutela dei lavoratori ed in par- 
ticolare per le assicurazioni sociali obbligatorie, il contabile 
con la scorta dei ruoli paga calcola il contributo quindici- 
nale dovuto dai singoli operai e compila it prospetto delle 
marche occorrenti che invia poi all'Ufficio amministrativo 
della Direzione. : 

-2. Il contabile dell’officina si assicura che ogni operaio 
sia munito di tessera e libretto e segnala all’Ufficio ammi- 
nistrativo coloro che ne fossero sprovvisti per le pratiche di 
sua competenza; riunisce le tessere ed i libretti nello stesso 


‘ordine di iscrizione nel ruolo degli operai ed è responsabile 


della loro conservazione; cura di iscrivere sui libretti l’im- 
porto delle tessere complete di marche; consegna gli uni e 
le altre a coloro che cessano dal servizio ritirandone rice- 
vuta; presenta senza ritardo all'Ufficio amministrativo le 
tessere scadute per la rinnovazione. 

3. L’Ufficio amministrativo riepiloga i prospetti delle mar- 
che occorrenti alle varie officine in tre stati, uno per i per- 
manenti, uno per i temporanei ed uno per i giornalieri e li 
invia all’Ufficio di ragioneria mentre comunica ‘alla Dire- 
zione di commissariato il numero e l’importo delle marche 
occorrenti, doppio di quello risultante dagli stati inviati 
all’Ufficio di ragioneria. 

4. L’Ufficio di ragioneria emette per ‘quindicina e per ogni 
Direzione dei lavori due certificati di prelevamento fondi 
mod. 30, intestati alla commissione di pagamento: divezio- 
nale, uno per l’importo complessivo degli stati avuti dal- 
Ufficio amministrativo di ciascuna Direzione, corrispon- 
dente al complesso dei contributi a carico degli operai, 1'al- 
tro di uguale importo per il contributo a carico dell'Ammi- 
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nistrazione e li rimette alla Direzione gi commissariato per 
il pagamento delle marche occorrenti. 

6. La Direzione di commissariato in base ai dati ricevuti 
dagli Uffici amministrativi delle direzioni provvede a rifor- 
nirsi del quantitativo di marche occorrenti. Il giorno suc- 
cessivo a quello stabilito per il pagamento delle mercedì 
consegna a ciascuna Commissione di pagamento direzionale 
le marche contro quietanza sui certificati di prelevamento 
fondi. 

6. La Commissione di pagamento direzionale distribuisce, 
lo stesso giorno del ritiro, le marche alle Commissioni di 
pagamento delle singole officine affinchè le applichino alle 
tessere e le annullino seguendo l’ordine progressivo delle 
caselle; i componenti di dette Commissioni sono responsa- 
bili solidalmente dell’esatto adempimento di queste opera- 
zioni. 


Art. 67. 
Depositi di garanzia, 


1. Le ritenute fatte agli operai temporanei per la costi- 
tuzione del deposito di garanzia prescritto dal regolamento 
generalè sui salariati dello Stato, sono tenute in evidenza 
a cura dell'Ufficio amministrativo della direzione dei lavori 
iv un conto depositi di garanzia, segnando, nella sezione 
entrate, il numero di ruolo e le generalità dell’operaio, l’of- 
ficina cui appartiene, le quote ritenute. In corrispondenza 
al numero d’ordine della sezione entrata, nella sezione uscita 
si annota la data del prelevamento dal conto corrente po- 
stale cui il deposito fu versato a termini del successivo D. 3, 
per effetto di restituzione o incameramento del deposito 
stesso. 

2. L’Ufficio amministrativo della Direzione richiede men- 
silmente all’Ufficio di ragioneria l'emissione di un certificato 
di prelevamento fondi mod. 30, per l’importo complessivo 
delle ritenute per depositi di garanzia operate nel mese, 
desumendolo dagli elementi forniti dai contabili di officina 
col prospetto modello 32. L’Ufficio di ragioneria accertata la 
corrispondenza col copia-ruoli emette il certificato mod. 30 
favore del capo dell’Ufficio amministrativo il quale, ri- 
scosse le somme, le versa in un conto corrente postale, pro- 
cedendo alle relative registrazioni nel conto di cui al pre- 
cedente paragrafo. 

8. Nel caso di restituzione di un deposito di garanzia il 
capo dell’Ufficio amministrativo preleva dal conto corrente 
postale la somma cui ammonta il deposito, registrandola in 
uscita del conto depositi di garanzia. Se tutta la somma deve 
essere restituita ne effettua il pagamento ritirandone quie- 
tanza. Nel caso che una parte debba essere trattenuta, se- 
condo il conto di liquidazione redatto dal contabile dell’of- 
ficina, il pagamento è limitato alla somma effettivamente do- 
vuta, e la parte trattenuta per penalità, è inviata, insieme 
all’importo delle multe inflitte nel mese, all'Istituto nazio- 
nale fascista « Umberto I » per gli addetti alle Aziende in- 
dustriali dello Stato, a termini del R. decreto 31 marzo 1938 
n. 491, mentre le somme ritenute.per altri titoli sono corri- 
sposte a chi apetta. 

4. Dopo la liquidazione degli interessi da parte della Cassa 
postale di risparmio, il capo dell'Ufficio amministrativo pre- 
leva dal conto corrente postale relativo ai depositi di garan- 
zia l’importo degli interessi liquidati, scritturandolo in 
uscita del conto rispettivo, e lo invia all’Ente indicato nel 
precedente paragrafo, indicando sul conto i dati relativi. 

5. Nel caso di morte dell’operaio senza eredi, di abbandono 
del servizio o di licenziamento volontario senza il preavviso 
prescritto, l'Ufficio amministrativo cura l'incameramento del 
deposito di garanzia procedendo nei due ultimi casi com’è 
detta nel precedente paragrafo 3. 


Art. 68. 
I ndennità di licenziamento. 


1. Per il pagamento dell’indennizzo spettante al salariato 
licenziato o alla sua famiglia, l'Ufficio amministrativo della 


Direzione compila apposita nota di liquidazione firmata dal 


capo dell’Ufficio, facendo risultare oltre le generalità del sa- 
lariato e la mercede goduta all’atto del licenziamento, anche 
la data di ammissione al lavoro e quella del licenziamento ; 
nel caso che l’ammissione al lavoro sia anteriore al 1° luglio 
1923 si segna quest’ultima come data di inizio; deve essere 
pure dichiarato esplicitamente che si tratta di servizio da 
temporaneo prestato senza interruzioni e che corrisponde con 
le risultanze dei ruoli. Per gli operai ex permanenti deve es- 
sere indicato pure se e in quale misura il servizio indicato ha 
concorso al raggiungimento del minimo richiesto per la liqui- 
dazione della pensione ridotta, nei casi previsti dalle appo-. 


| site disposizioni. 


E 


2. La nota di liquidazione è trasmessa all'Ufficio di ra- 
gioneria che dopo averla verificata e munita del visto la ri- 
mette alla Direzione di commissariato per il pagamento. 

3. Analogamente si procede per la liquidazione ed il pa- 
gamento degli indennizzi di licenziamento agli operai perma- 
nenti che non hanno raggiunto il minimo di servizio pre- 
scritto per acquistar diritto alla indennità, nonchè delle 
indennità spettanti al-30 giugno 1928 agli ex operai perma- 
nenti accantonate per essere rimasti in servizio come operai ‘ 
temporanei dopo quella data, salvo che il licenziamento v- 
venga per contemporanea nomina ad impiego statale di ruolo 
e l'operaio non abbia rinunciato a far valere il servizio pre-o 
stato in detta qualità nella futura liquidazione di pensione 
come impiegato. 


Art 69. 
Anticipi. 

1. Il pagamento degli anticipi di mercede concessi a ter- 
mini del regolamento generale per l’applicazione dello stato 
giuridico ed economico dei salariati dello Stato, è fatto me- 
diante buoni provvisori mod. 85 redatti e firmati dai cortta- 
bile dell’officina e vistati per l’autorizzazione al pagamento 
dal direttore dei lavori o per sua delega dal vice direttore o 
dall’ufficiale dirigente dell’officina. : 

2. Al pagamento di anticipi sulle indennità di missione 
si provvede in modo analogo, mediante buoni provvisori 
mod. 35-bis firmati dal capo dell’ufficio amministrativo della 
direzione e vistati per l’autorizzazione dal direttore «dei 
lavori. 

8. I buoni suddetti vengono pagati direttamente a cura 
della Direzione di commissariato che li contabilizza in conto 
sospeso. La stessa direzione ne trattiene l’importo all’atto 
del pagamento del ruolo di mercedi o dell’indennità di mis- 
sione, rilasciandone quietanza. 


Art. 70° 
Pagamenti vari. 


1. Il pagamento di premi di operosità, superiori a due gior-’ 
nate di mercede e quello dei sussidi caritativi concessi dal 
Ministero ha luogo in base a richieste che l'Ufficio ammi- 
nistrativo della Direzione invia all’ufficio di ragioneria per 
l’emissione del certificato di prelevamento fondi che, corre- 
dato del decreto o documento giustificativo, viene poi inviato 
alla Direzione di commissariato per il pagamento. 

2. I premi di operosità non superiori a due giornate di 
mercede come i sussidi normali di malattia, sono corrisposti 
coi ruoli mercedi. Il contabile dell’officina è informato dei 
sussidi concessi mediante Jo nota mod. 81. 
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Art. T1. 
Missioni, comandi, trasferimenti. 


1. Le speciali competenze spettanti agli operai inviati in 
missione sono liquidate a cura della Direzione dei lavori cni 
gli operai appartengono mediante la nota mod. 36. Quelle or- 
dinarie possono essere corrisposte dall'ente presso cui l’ope- 
raio è in missione sotto forma di anticipo, salva la liquida- 
zione definitiva da parte della Direzione. 

2. Le competenze dovute a salariati comandati presso altri 
stabilimenti, sono corrisposte dall’ente presso cui prestano 
servizio e conteggiate a carico degli assegni per spese di 
mano d’opera concesse all’ente stesso. 

3. Nel caso previsto al numero precedente le schede dei 
conti correnti degli operai comandati aventi cessione o rite- 
nute di qualsiasi specie, sono inviate alla Direzione dall’ente 

. presso cui gli operai sono stati comandati. 

I rimborsi agli enti cessionari o creditori sono fatti a cura 
dell’ente che ha ricevuto le schede; esso deve far risultare lo 
stabilimento da cui proviene l’operaio. 

Quando i lavoranti tornano allo stabilimento di origine 
vengono a questo restituite le schede, aggiornate delle rite- 
nute eseguite. 

4. Nei casi di trasferimento le schede sono rimesse allo 
stabilimento cui Poperaio è trasferito, insieme al ruglo a 
scliedario o alla copia della matricola, 

5. Per i pagamenti agli operai destinati alle difese o ad 
altri uffici provvisti di fondi scorta i pagamenti hanno luogo 
analogamente a quanto dispone il seguente articolo 73 per 
il personale imbarcato. 

6. Se l’operaio è destinato presso un uffico che non ha 
fondi scorta (esclusi gli uffici tecnici per i quali provvede il 
successivo articolo 72) le competenze dovute sono corrisposte 
a cura della Direzione dei lavori cui l'operaio appartiene. 


Art. 72. 
Operai destinati presso gli uffici tecnici. 


1. Gli operai permanenti destinati agli Uffici tecnici posti 
fuori della sede dell’arsenale continuano a far parte dei ruoli 
delle officine dalle quali provengono o che li hanno in forza. 

Allorchè un operaio è destinato ad un Ufficio tecnico la Di- 
rezione dei lavori da cui dipende comunica al detto ufficio i 
dati relativi alla mercede assegnatagli ed alle ritenute. 

Gli operai temporanei o giornalieri necessari per i normali 
bisogni dell’Ufficio sono assunti direttamente dall’ Ufficio 
stesso con apposito contratto di lavoro; se vi sono trasferiti 
da altra sede debbono essere considerati destinati e non co- 
mandati. 

2. L’Ufticio tecnico ogni quindicina compila i documenti 
prescritti pel pagamento delle mercedi degli operai ad esso 
addetti come se facessero parte di un'officina, comprenden- 
dovi un prospetto, analogo al mod. 13, di ripartizione della 
spesa secondo le navi e gli enti per i quali esegue vigilanza e 
‘ collaudi; il prospetto è unito ai documenti di spesa da in- 
viare, a termini dell’ultimo comma del paragrafo seguente, 
all'Ufficio di ragioneria che lo pone a corredo della comuni. 
cazione di addebito mod. 14 di cui al precedente art. 51 n. 4. 

3. La Direzione di commissariato nella cui circoscrizione 
si trova l'Ufficio tecnico fornisce a quest’ultimo i fondi pel 
pagamento delle mercedi a titolo di anticipazione, qualora 
l'Ufficio non sia stato costituito in ente amministrativo 0 
nella sede dell’ufficio tecnico non vi sia un Comando di ma- 
‘rina avente fondi a disposizione che possa provvedervi. 

Il capo dell'Ufficio teenico o un suo delegato provvede al 
pagamento agli operai contro, quietanza. 
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Eseguito il pagamento i documenti che lo giustificano sono 
inviati all'Ufficio di ragioneria dell’arsenale che ha antici- 
pato i fondi che provvede all’emissione del certificato di som- 
ministrazione modello 27. 

4. Il pagamento delle quote agli enti cessionari ed il versa- 
mento delle altre ritenute fatte a ruolo ha luogo analoga- 
mente a quanto dispone il seguente art. 73 per gli operai 
imbarcati. ; 

Per le marche assicurative l’Ufficio tecnico ritiene alla 
mano la quota a carico degli operai, senza cioè farla risultare 
dal ruolo di presenza e mercedi, ed annota quella a carico 
dell’Amministrazione in un elenco nominativo che unisce al 
ruolo mercedi per il rimborso, dichiarando in esso che uguale 
importo è stato trattenuto alla mano agli operai. Appena ef- 
fettuato il pagamento l’elenco col ruolo mercedi è inviato 
all'Ufficio di ragioneria competente, ì 

5. Nel caso previsto dal precedente paragrafo 3 le antici- 
pazioni di indennità e spese di viaggio e il pagamento di mer- 
cedi dovute prima dello scadere della quindicina ad operai 
inviati in missione 0 che cessano di essere destinati presso gli 
Uffici tecnici sono effettuati dal direttore dell’Ufficio coi 
fondi fornitigli dalla Direzione di commissariato nella cui 
circoscrizione si trova l'Ufficio. 

Delle somme pagate agli operai trasferiti il direttore 
dell’ufficio tecnico è reintegrato a cura della Direzione di 
commissariato su produzione della ricevuta rilasciata dal- 
l'operaio. Ù 

Art. 73. 
Personale imbarcato. 


1. Nel caso di imbarco di operai su Regie navi per un pe- 
riodo di tempo tale da far prevedere che al termine della 


| quindicina essi non saranno di ritorno allo stabilimento cui 


appartengono, la Direzione dei lavori trasmette al comando 
della: nave un elenco nominativo degli operai stessi con la in- 
dicazione della mercede, al netto di ritenute erariali spet- 
tante a ciascuno e di tutte le ritenute da fare su di essa per 
qualsiasi titolo. 

In base alle risultanze degli elenchi suddetti il Comando 
di bordo corrisponde agli operai le competenze loro spet- 
tanti, al netto di tutte le ritenute valendosi del fondo scorta 
e allega alla contabilità mensile i documenti relativi. 

2. La Direzione di commissariato che amministra la nave 
rimborsa questa delle somme pagate, registrandole carico 
delle proprie anticipazioni se gli operai appartengono allo 
stabilimento della stessa sede o chiedendone il rimborso ‘alla 
Direzione competente in caso contrario. 

3. Il Comando di bordo effettuati i pagamenti come al pa- 
ragrafo 1 informa la Direzione dei lavori cui appartengono 
gli operai delle ritenute praticate. In base & queste comuni- 
cazioni l'Ufficio amministrativo iscrive sulle schede di conto 
corrente mod. 31 le ritenute eseguite e compila note separate 
per il rimborso agli enti creditori. Esse sono inviate all’ Uffi- 
cio di ragioneria che redige apposito certificato di sommi. 
nistrazione fondi mod. 30 e lo invia alla Direzione di com- 
missariato per i pagamenti relativi. 

4. Durante la destinazione di imbarco quando .il paga- 
mento delle competenze è fatto dal Comando di bordo, l’ope- 
raio è considerato assente sul ruolo della officina ed il con- 
tabile di questa all’inizio dell’imbareo ed alla ripresa del la- 
voro compila i relativi biglietti di variazione (vedi il prece- 
dente art. 62). i 

La Direzione competente continua a tenere in corrente la 
matricola o il ruolo a schedario dell’operaio. 

5. Le marche assicurative sono acquistate ed applicate sui 
libretti a cura del Comando di bordo che trattiene sulle com- 
petenze dell’operaio la quota a suo carico, 
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6. L'’imbarco sulle navi officina di operai civili è disposto 
dal Comando dell’Arsenale della sede di ascrizione della nave 
in buse alla tabella di armamento ed alle particolari esigenze 
delle lavorazioni che l’officina deve compiere, 

Lo sbarco del personale civile è normalmente disposto su 
richiesta del comando della nave officina. 

7. La posizione disciplinare ed amministrativa degli operai 
imbarcati sulle navi officina è regolata oltre che dalle dispo- 
sizioni legislative sullo stato giuridico ed economico dei sa- 
Iariati dello Stato, dal regolamento generale per la loro ese- 
cuzione e da quello speciale per la Regia marina, anche dal 
regolamento sul servizio a bordo delle Regie navi. 

L’operaio imbarcato sulle navi officina conserva la mercede 
assegnatagli dalla Direzione dei lavori da cui dipendeva, 
salvo che sia assunto con speciale contratto di lavoro per il 
solo periodo d'imbarco. La mercede è corrisposta per tutti 
i giorni dell’anno, ma l'operaio deve osservare l'orario sta- 
bilito dal Comando di bordo senza aver diritto al pagamento 
di lavoro straordinario. Il Comando di bordo può concedere 
premi di operosità secondo le norme sopra indicate. 

8. Al personale militare addetto all’officina competono i 
soprassoldi previsti dalle disposizioni citate nel precedente 
paragrafo. Essi sono cumulabili con gli assegni speciali di 
bordo e sono corrisposti anche nei periodi di disponibilità 
della nave, purchè l'officina sia in attività. 

Anche ai militari suddetti possono essere corrisposti premi 
di operosità da contabilizzare nelle spese per la mano d’opera. 


Art. T4. 
Militari aggregati - Comandate militari. 


1. Îì regolamento per l’applicazione delle norme sullo stato 
giuridico ed economico dei salariati statali disciplina l’aggre- 
gazione dei militari al lavoro presso gli stabilimenti militari 
ed-il servizio delle comandate militari. 

2. Per i militari aggregati è compilato un ruolo a parte di 
presenza e mercedì per il pagamento del prescritto supple- 
mento di destinazione che viené effettuato in modo analogo 
al pagamento delle mercedi degli operai, a cura della Dire- 
zione di lavoro. 

3. Ver le comandate militari sia presso le difese che presso 
gli stabilimenti di lavoro il pagamento è fatto in base a note 
nominative a cura dell'autorità che amministra i militari. 
Al rimborso provvede la Direzione di commissariato in occa- 
sione della ricostituzione del fondo scorta valendosi degli ac- 
creditamenti ricevuti per le spese di mano d’opera. La Dire- 
zione invia poi i documenti all'Ufficio di ragioneria che prov- 
vede alle registrazioni nel copiaruolo, senza emettere il certi. 
ficato di prelevamento fondi ma informando della spesa la 
Direzione dei lavori interessata. 


Art. 75. 


Itevisione delle spese. 


1. Il sesto giorno dal pagamento delle mercedì il contabile 
dell’officina consegna all’Ufficio di ragioneria, per la revi- 
sione, il ruolo corredato di tutti i documenti giustificativi e 
cioè: 

a) le figlie dei biglietti di variazione di cui al precedente 

art. 02; 

d) i verbali di cottimo col riepilogo del guadagno liqui- 
dato nella quindicina; 

c) le schede di presenza e gli altri documenti dimo- 
stranti la presenza al lavoro dell’operaio ; 


d) la dichiarazione mod. 29 per le somme non riscosse 
dagli operai e versate alla Direzione di commissariato. 


2. L’Ufficio di ragioneria riscontra l’esattezza dei dati re- 
lativi all’effettiva presenza al lavoro dell’operaio, all’importo 
degli averi, al maggior guadagno del cottimo e del premio, 
alle ritenute effettuate per qualsiasi titolo. 


3. I rilievi cui desse luogo la revisione di cui sopra sono 
fatti direttamente al contabile di officina, salvo che si tratti 
di rilievi di speciale importanza o di massima nel qual caso 
sono fatti con fogli di rilievo indirizzati al direttore dei 
lavori. 


4. E° cura dell’Ufficio di ragioneria di verificare che gli 
eventuali addebiti siano eseguiti nel ruolo della quindicina. 
successiva, 


_5. Espletata la revisione del ruolo il funzionario revisore 
sippone su di esso, firmandola, la dichiarazione di eseguita 
revisione. 


Art. T6. 
Rendiconti 


1. La Direzione di commissariato entro i dieci giorni sus- 
seguenti la fine del trimestre invia all’Ufficio di ragioneria in 
bozza il rendiconto mod. 95 specificando tutte le aperture di 
credito ricevute per spese di mano d’opera e gli introiti even- 
tuali per reintegro delle spese stesse e segnando l’ammontare 
dei certificati di prelevamento fondi pagati nel trimestre. 
L’Utticio di ragioneria confrontatene le risultanze coi regi- 
stri copia ruoli mod. 28 lo restituisce alla Direzione predetta 
entro due mesi, o tre qualora si tratti del rendiconto dell’ul- 
timo trimestre dell’esercizio finanziario, ponendovi a corredo 
i ruoli già revisionati e gli altri documenti giustificativi che 
indica nell’elenco mod. 37 e segnala in caso di discordanza 
gli eventuali spostamenti da apportare. 

2. La Direzione di commissariato entro dieci giorni dalla 
ricezione dei documenti di cui al numero precedente compila 
il rendiconto definitivo e lo trasmette con un esemplare del- 
l’elenco di cui al paragrafo seguente, all'Ufficio di ragione- 
ria che dopo averlo vistato lo invia subito alla Ragioneria 
centrale del Ministero con a corredo i documenti di spesa. 

Gli altri documenti sono conservati dall'Ufficio di ragio- 
neria del Comando arsenale. i 

3. La Direzione di commissariato contemporaneamente al- 
l’invio del rendiconto definitivo all'Ufficio di ragioneria, ne 
informa la Corte dei conti a termini dell’art. 2 del R. decreto 
26 ottobre 1933, n. 1454, mediante l’elenco mod. 121 (A. O. G. 
del Ministero finanze) contenente l’indicazione del periodo 
cui si riferisce, del capitolo del bilancio cui sono imputate 
le spese, del numero degli ordini di accreditamento nonchè 
l’importo della soinma giustificata. ì 


TITOLO IV 
MATERIALI 


CAPO I. 
NoRMB GENERALI. 


Art. TT. 
Generalità. 

1. I beni mobili i quali, secondo le disposizioni del regola: 
meuto per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 
generale dello Stato, sono dati in consegna ad agenti respon. 
sabili, si distinguono in: 
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A) Materiali occorrenti per le lavorazioni e materiali di 
consumo per navi ed enti a terra: per essi valgono le dispo- 
sizioni speciali del capo II; 

B) Beni mobilî costituenti dotazioni di navi o di enti a 
terra : per essi valgono le disposizioni speciali del capo IIl; 

C) Impianti e materiali fissi delle navi, di cui al se- 
guente art. 78. 


2. L’incarico di consegnatario dei materiali indicati alle 


lettere 4) e 8) del precedente paragrafo è conferito dal Mi 


nistero a persenale sia civile che militare. 

8. I consegnatari dei magazzini indicati alla lettera 4) del 
precedente paragrafo 1 rendono conto giudiziale. i 

4. Nel caso di cambio di consegnatario esso deve decorrere 
dal primo giorno dell’esercizio finanziario, salvo che con- 
statate esigenze di servizio obblighino a dare decorrenza di- 
versa al movimento. 


Art. 78. 
Libri matricolari delle navi. 


1. Gli impianti ed i materiali fissi delle Navi di cui alla 
lettera C) del precedente art. 77, n. 1, sono compresi in in- 
ventari descrittivi denominati libri matricolari ; essi si distin- 
guono secondo la natura dei materiali che comprendono (ma- 
tricola apparato motore, matricola impianto elettrico, etc.); 
della loro regolare tenuta rispondono gli ufficiali capi ser- 
vizio (direttore di macchina, direttore del tiro, ufficiale E., 
ecc.), seguendo le prescrizioni del regolamento sul servizio 
a bordo delle Regie navi. 

Nei libri matricolari i materiali sono descritti con tutte 
le loro caratteristiche, specificando le parti ricambiabili che 


vi sono applicate e che concorrono a formare il complesse : 
; : categorie ciascuna delle quali può comprendere più gruppi 


completo per il funzionamento. 

Si inscrivono nei libri matricolari anche le piastre di fon- 
dazione delle artiglierie, le torri corazzate, i sotto-affusti, 
gli impfanti ed.i complessi di artiglieria, i lanciasiluri le 
loro piattaforme e le loro guide a seconda delle sistemazioni, 
l'apparato motore e le caldaie, il timone ed i meccanismi per 
il suo comando, l’alberatura e l’attrezzatura, le reti e gli 
impianti elettrici, radio, elettro-acustici, di direzione del 
tiro ed acustici, le dinamo, i motori elettrici, i gruppi con- 
vertitori, gli elettrocompressori, le reti di distribuzione del- 
l’aria compressa ed in genere tutti i macchinari e complessi 
installati a bordo con apposite sistemazioni. 


2. I libri matricolari delle navi sono redatti in doppio, 
in occasione dell’allestimento di queste ultime, a cura della 
Direzione dei lavori che vi provvede o dell'Ufficio tecnico 
che vi sovraîntende, 

Un originale è conservato presso la Direzione dei lavori 
della sede di prima iscrizione della nave, l’altro è dato in 
consegna all’ufficiale responsabile del materiale a termini 
del precedente paragrafo. 


3. Qualora vengano eseguiti lavori che modificano le ca- 
ratteristiche dei materiali descritti nei libri matricolari la 
Direzione dei lavori che li esegue o Ufficio tecnico che vi so- 
vraintende compila note di aggiornamento in doppio, una 
da allegare all’originale conservato a bordo della Nave e 
Paltro all’originale tenuto dalla Direzione dei lavori di cui 
al precedente paragrafo. 


4. Nel caso di cambio dell’ufficiale responsabile dei libri 
rnatricolari - della nave nel verbale di consegna di cui al- 
l’art. 216 del regolamento per il servizio a bordo delle Regie 
navi, è fatta risultare la consegna regolare tenuta dei libri 


stessi. 


Art. 79. 
Libro di nomenclatura. 
1. I materiali in uso nella Regia marina sono elencati in 


un libro di nomenclatura che indica come essî debbono es- 
sere descritti negli inventari, nei verbali di accettazione ed 


i in tutti i documenti contabili. 


1) libro di nomenclatura è approvato con decreto Mibiste- 
riale ed è diviso in due parti: 

a) la prima parte comprende i materiali da lavoro per 
le officine, quelli da distribuire alle navi o agli enti a terra 
per dotazione, i materiali di consumo e di munizionaanento : 
essa è divisa in otto categorie e cioè: 

1° macchîne, apparecchi e mezzi di lavoro; 

2° materie prime, oggetti lavorati e semi lavorati di uso 
generale; . 

3° combustibili e materiali di consumo; 

4° artiglierie, armi portatili, armi e difese subacquee. 


‘ fumi e gas; 


_5° munizionamento ; 
6° apparati motorì e macchinari ausiliari; 


7° materiali per dotazione di servizi vari a terra e a 


I bordo : 


8° materiale elettrico e per le comunicazioni. 

3) la seconda parte comprende i macchinari speciali, gli 
strumenti di prova e simili acquistati o costruiti con deati- 
nazione determinata, consegnati ai magazzini soltanto in 
caso di disarmo di navi o soppressione di enti o servizi a 
terra per l’alienazione od il reimpiego; essa costituisce la 
nona categoria. | 

2. Ogni categoria della prima parte è suddivisa in sotto 


: di materiali: în ciascuna sotto categoria o gruppo il ma- 


teriale è inscritto per ordine alfabetico e identificato da’ ne 
numero di cinque cifre di cui la prima indica la categoria. 
la seconda la sotto categoria e le altre tre l’ordine progres- 
sivo col quale le voci sono inscritte nelle sotto categorie. 
Oltre la specie di unità è indicata l’espressione di gran- 
dezza e il prezzo per unità di espressione di grandezza, 


I materiali della seconda parte (categoria nona) sono rag- 


| gruppati in sotto categoria secondo .l’affinîtà; essi sono sol- 


tanto elencati. Il valore da indicare negli inventari è quello 
di costo o quello di stima in caso di acquîsto con altri og- 
getti compresi nelle prime otto categorie per un prezzo 
globale. 

3. Presso uno dei Regi arsenali, designato dal Ministro 
per la marina, apposita Commissione nominata dal Ministro 
stesso esamina le proposte di modîfiche alla nomenclatura. 

L'autorità, la quale, in sede di acquisto o di iscrizione in 
inventario di materiali, accerti che per essi non sono previste 
nella nomenclatura le voci relative, ne informa la (‘fommis- 
sione di cui sopra facendo le proposte per aggiunte da effet- 
tuare. 

L'autorità che accerta come i prezzi di nomenclatura si 
allontanino sensibilmente da quelli correnti, propone alta 
Commissione stessa le variazioni del caso. 

La Commissione, riconoscendo esatte ed opportune le pro- 
poste, compila prospetti di varianti, che vengono periodica- 
mente inviati al Ministero per l’approvazione e la pubbli. 
cazione. 

La Commissione qualora accerti che i numeri assegnati ad 
un gruppo di una sottocategoria sono prossimi ad esaurirsi 
propone al Ministro una nuova ripartizione dei numeri asse- 
gnati ai vari gruppi della sottocategoria. Analogamente pro- 
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pone di ripartire il materiale di una sottocategoria. in due 0 
più sottecategorie quando i numeri assegnati alla prima si 
dimostrino insufficienti. 


Art, 80. 
Consegne e ricognizioni, 


1. L'esistenza dei materiali e le loro condizioni si accer- 
tano con ricognizioni in occasione del cambio del consegna- 
uo o quando si reputi opportuno di eseguirle. 

. Nel caso di cambio del consegnatario alla ricognizione 
la il funzionario cessante e quello subentrante interviene 
il capo del servizio od un suo delegato. 

3. Da apposito verbale sî fanno risultare le eventuali dif- 
ferenze tra quanto risulta dai documenti e la reale esistenza 
dei materiali e l'autorità da cui dipende il servizio vi fa 
risultare i provvedimenti presi in proposito, 


4. Se per malattia o per altra causa un consegnatario | 


debba immediatamente lasciare la carica, viene nominata ap- 
posita commissione che procede alla ricognizione, facendo 
consegna dei materiali a chi è stato designato dall’autorità 
competente, o in via provvisoria o in via definitiva, a suc- 
cedere al cessante, Questi ha diritto di nominare un suo fidu- 
ciario che lo rappresenti nella ricognizione. 

5. In caso di morte, interdizione o ‘finabilitazione del con- 
segnatario, si procede subito alla ricognizione dei materiali 
esistenti nominando un consegnatario provvisorio, con l’e- 
rentuale intervento di un fiduciario degli eredi o dei legit- 
timi rappresentanti del primo qualora essi lo abbiano ri- 
chiesto, . 


Art. SI. 
Eccedenza, deficienze, compensazioni, 


1. I materiali accertati in eccedenza in occasione di cam- 
bio di consegnatario o di ricognizione o di chiusura della 
contabilità di fine di esercizio, debbono essere assunti in 
rarico dal nuovo consegnatirio nel primo caso o da quello 
in carica negli altri due. 

I materiali riscontrati deficienti nelle stesse occasioni sono 
addebitati nl consegnatario responsabile. 

2. Qualora sî accerti che nelle distribuzioni sieno stati 
consegnati materiali affini a quelli che erano stati effettiva. 
mente richiesti e che da ciò derivono eccedenze in questi ul 
timi e deficienze nei primi, il Ministero può autorizzare le 
conseguenti rettifiche compensative, 

La procedura da seguire per ottenere le compensazioni, sia 
în caso di cessione di carica che di semplice ricognizione, è 
determinata dai seguenti paragrafi 3 e 4 per le contabilità dei 
magazzini e 6 per le contabilità degli inventari degli enti a 
terra e dei quaderni di dotazione. 

2. Il consegnatario uscente, nel primo caso previsto nel 
precedente paragrafo 1, o quello in carica negli altri due 
casi dello stesso paragrafo, qualora ritenga che le deficienze 
riscontrate derivino da errori nella indicazione dei numeri 
di nomenclatura sui documenti contabili resi palesi da ec- 
cedenze di materiali affini pure accertate, ne chiede la com- 
pensazione al direttore dei lavori o al capo dell’ufficio da 
cui dipende e 4n Commissione che ha accertato le eccedenze 
od altra nominata dal direttore o capo ufficio suddetto, ri- 
conosciuta fondata la richiesta, redige apposito verbale cor- 
redandolo di un prospetto riepilogativo mod. 119, L’uno e 
l’altro vistati dal direttore o capo ufficio sono inviati per 
l'autorizzazione al Ministero: questo, concedendola, la fa 
constare da annotazione sul riepilogo che invia all'Ufficio di 
ragioneria interessato affinchè lo registri come documento 
di scarico delle eccedenze, emetta l’ordine di carico per le 


deficienze e lo restituisca poi al consegnatario, affinchè lo 
comprenda tra i documenti della gestione. 

4, Quando il consegnatario, posteriormente all’epoca in 
cui gli venne messo a carico un materiale riconosciuto ecce- 
dente, accerti la deticienza di un materiale aftine e chieda lo 
scarico del primo a termini del paragrafo precedente, la ri- 
chiesta deve essere accompagnata da una copia conforme 
dell’ordine di carico rilasciata dall'Ufficio di ragioneria e 
da una dichiarazione del capo di questa attestante che, pre- 
vio esame delle contabilità del consegnatario dalla data del 
caricamento dell’eccedenza in poi, l'eccedenza non ha costi- 
tuito elemento per la concessione di altro compenso. La pro- 
cedura è poi analoga a quella indicata nel paragrafo prece- 
dente. Ì 

5. Oltre quanto prescrive il successivo art. 82 n. 1 per il 
caso di perdite, anche nel caso di eccedenze il comandante 
dell’Arsenale o l’autorità da cui dipende il consegnatario 
promuove le indagini opportune per accertare le canse del- 
leccedenza e prende i provvedimenti disciplinari del caso & 
carico del consegnatario quando essa dipenda da irregolari 
scritturazioni o da altra cansa a lui imputabile, 

6, Qualora il. consegnatario di un inventario di ente a 
terra o di un quaderno di dotazioni ritenga che alcuni ma- 
teriali siano stati classificati con numeri di nomenclatura 
errati, ne riferisce all’autorità da cui dipende. Questa nomina 
una commissione per l’esame del materiale e l'accertamento - 
che gli oggetti esistenti sieno quelli ricevuti a suo tempo; 
delle indagini esperite è redatto verbale che l’antorità anzi- 
detta trasmette al Ministero, esprimendo il suo parere, 

Il Ministero qualora riconosca provato l’asserto del con- 
segnatario autorizza il cambio di classifica ed il competente 
Ufficio di ragioneria provvede alla emissione dei fogli di 
variazione compensativi: in caso contrario l'autorità di cui 
sopra, applicando le norme di cui al successivo art. 82, fa 
procedere al carico del materiale riscontrato in essere ed 
addebita. al consegnatario quello che conseguentemente ri. 
sulta mancante. 


ATt. 82. 
Perdite e deterioramenti. 


1. Il consegnatario che rilevi mancanza o deterioramento 
di materiali a luî affidati deve farne immediatamente rela- 


zione al direttore dei lavori od al superiore da. cui dipende, 


dando tutte le informazioni atte ad accertare le circostanze 
e la natura dell’accaduto. 

L’autorità da cui dipende il consegnatario, per l’esame 
delle circostanze esposte, nomina apposita commissione chie fa 
risultare da verbale gli accertamenti fatti ed esprime il pa- 
rere sulle cause del danno e, qualora esistano responsabilità 
specifiche, a chi vanno attribuite. 

2. Nel caso di reato contro la proprietà o di incendio spetta 
al comandante in capo del Dipartimento od al comandante 
dell’ Arsenale di promuovere l’inchiesta per accertare i fatti 
e le eventuali: responsabilità, senza pregiudizio dei provve. 
dimenti urgenti che il consegnatario 0 l'autorità da cui di- 
pende ritenga opportuno di prendere. 

3. Qualora dalle indagini svolte sorgano indizi di reato per- 
seguibili d’ufficio deve essere senza ritardo presentato rap- 
porto all’autorità giudiziaria nel modo ‘indicato nell’art. 2 
del codice di procedura penale, 

4. Si ritengono in generale cause di calo o deperimento na- 
turale le deficienze ed i deterioramenti provenienti dall’eva- 
porazione dei liquidi o dall’assorbimento dei recipienti, dalla 
corrosione degli acidi, dalla stagionatura dei legnami, dal- 
l’essiccamento dei carboni, dall’asciugamento dei cuviami, 
cordami e simili, quando non vi sia possibilità di evitarle. In 
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questi casi dal verbale di cui al paragrafo 1 deve risultare la 
quantità dei materiali cui si riferiscono le deficienze e le 
date della loro introduzione nel magazzino o di presa in con- 
segna da parte del consegnatario. 

Si provvede poi conformemente a quanto dispone il se- 
guente paragrafo 5. 

‘5. Il verbale di perdita di materiali è redatto, specifican- 
dolo sul verbale stesso, in un unico originale; quando la per- 
dita è attribuita a causa di forza maggiore devé essere ap- 
provato dal Ministero cui è inviato corredato del verbale 
della commissione di cui al secondo comma del precedente 
paragrafo 1 e del parere del Comando dell'Arsenale o del- 
l'Ente da cui il consegnatario dipende. L’ente che lo redige 
ne conserva copia in apposito registro ed invia l'originale 
dopo l'approvazione, quando «questa. è richiesta, all'Ufficio di 
ragioneria competente se il materiale deve essere scaricato 
dall’inventario; quando invece ne richiede il rimpiazzo lo 
unisce alla richiesta mod. 44. 

Dal registro copia verbali si ricavano le copie che occorres- 
sero per eventuali altre pratiche amministrative. 

6. Quando la perdita o il deterioramento di materiali non 
deriva da. forza maggiore l’importo ne è addebitato ai respon- 
sibili secondo gli accertamenti della commissione di cui al 
secondo comma del precedente paragrafo 1. Qualora gli inte- 
ressati non accettino l’addebbito o l'autorità da cui dipende 
it consegnatario dissenta dal parere della Commissione, de- 
cide il Ministero, Qualora però gli interessati non accettino 
neppure le disposizioni di questo, è rimessa la decisione alla 
Corte dei conti secondo la sua competenza a termini dell’ar- 
ticolo 83 della legge di contabilità generale dello Stato, salvo 
all’amministrazione il diritto di eseguire una ritenuta can. 
ielativa sugli averi dei responsabili a termini del R. decreto- 
legge 19 gennaio 1939, n. 295. 

7. L’addebito dei materiali perduti per colpa del conse- 
gnatario ha luogo secondo i prezzi della nomenclatura salvo 
il caso di sensibile divario con quelli correnti nel qual caso 
si applicano quest'ultimi. Si tiene conto del loro stato d’uso 
soltanto quando vi sia la possibilità di valutarlo in modo non 
dubbio. I criteri di valutazione debbono risultare dal verbale 
di cui al paragrafo 1 e la Direzione dei lavori competente 
esprime 1 suo parere in merito. Nel caso di materiali ava. 
riati, si procede ugualmente tenendo però conto del ricava- 
bile dalla loro vendita o della possibilità e della spesa di 
riparazione. 

Qualora per effetto della responsabilità amministrativa il 
consegriatario abbia subìto addebiti per danni prodotti dal 
fatto dî altra persona, ha diritto di rivalersi su quest’ultima, 
ma ciò renza ingerenza da parte della Amministrazione. 


CAPO IT. 
MAGAZZINI K DEPOSITI 


Art. 83, 
Classificazione e ordinamento dei. magazzini, 


1. I materiali occorrenti per le lavorazioni ed i materiali 
di consumo per navi ed enti a terra sono conservati in ma- 
gazzini e depositi distinti in: 

4) magazzini di rifornimento per dotazioni e servizi ge- 
nerali ; 

b) magazzini dei materiali da lavoro per le officine: 

€ magayzini dei materiali di consumo; 

là depositi del munizionamento; 


» 


e) depositi isolati di combustibili e materiali consu- 
mabili; 
f) depositi isolati di munizioni. 
2. I materiali sono distinti nell'inventario in: 
a) materiali nuovi; 
b) materiali usati ma reimpiegabili ; 
c) materiali fuori uso. 

8. Ogni consegnatario nomina tra il personale dipendente 
e previo consenso del direttore dei lavori o dell’autorità da 
cui dipende il magazzino, un fiduciario, che lo rappresenta 
in caso di assenza e può firmare ‘in sua vece i documenti rela- 
tivi alla gestione del magazzino eccettuato il conto giudiziale. 
La nomina deve risultare da atto scritto vistato da chî ha 
date il consenso. Il titolare del magazzino rimane sempre 
responsabile della gestione. 

Qualora il consegnatario debba effettuare la consegna del 
magazzino e non possa o non voglia farlo personalmente. 
può delegare, con atto redatto fn duplice esemplare, il fidu- 
ciario od altra persona. L’atto deve contenere esplicitamente 
l’autorizzazione a firmare il conto giudiziale e le contabilità 
del magazzino, Un esemplare va allegato al conto giudiziale 
di fine gestione. . ì 

Nel caso previsto al paragrafo 5 del precedente art. 80 il 
Comando dell'Arsenale nomina un consegnatario provvisorio 
per la gestione del magazzino fino alla nomina del titolare. 
L'er il periodo di gestione interinale viene reso speciale conto 
giudiziale da parte del consegnatario provvisorio. 

Qualora non si preveda un lungo intervallo tra la morte 
del titolare e la nomina del successore la gestione provvisoria. 
del magazzino può essere affidata allo stesso fiduciario del 
defunto. 


Art. 84. 
Funzionamento dei magazzini delle Direzioni dei lavori. 


1. 1 direttore dei lavori cura che i magazzini dipendenti 
sieno forniti delle scorte necessarie alle esigenze dei lavori 
e delle somministrazioni e ricambi alle navi ed agli enti a 
terra. 

E’ obbligo del consegnatario di segnalare al direttore da 
cui dipende Je eventuali deficienze. E° pure suo obbligo di 
fare le proposte intese ad assicurare la custodia e la buona 
conservazione dei materiali, 

2. Il consegnatario deve intervenire personalmente all’a- 
pertura e chiusura deî magazzini ed alle estrazioni ed intro- 
duzioni dei materiali, salvo a delegare a ciò, in caso d’im- 
possibilità ma sotto la sua responsabilità, il suo tiduciario 
od altra persona di sua fiducia facente parte del personale 
assegnatogli. 

8. L'introduzione e }'estrazione di materiali da up magaz- 
rino deve avvenire soltanto in base al documento prescritto 
per ogni operazione. Nei casi di assoluta urgenza il direttore 
può ordinare, ma sempre per iscritto, distribuzioni di ma- 
teriali. In tal caso il consegnatario eseguito l’ondine, cura 
che appena possibile esso sia sostituito dal documento pre- 
seritto. 

4. Nel determinare i quantitativi dei materiali si deve 
sempre far uso di pesi e di misure legali. Il diretture dei 
lavori cura che i pesi e le misure da adoperare siano verificati 
secondo le prescrizioni in visore. 

5. Il comandante dell'ursenale cd i direttori dei lavori 
previa autorizzazione del comandante dell'arsenale, hanno 
facoltà di ordinare, secondo i bisogni, che i magazzini fun- 
zionino anche oltre la durata del lavoro nelle officine. 


6. Quando per ragioni di urgenza 
.sogno di prelevare materiali dal magazzino di un’altra Di. 
rezione della stessa sede, la cessione ha luogo, previo ac- 
cordo fra i direttori interessati, con passaggio definitivo 
qualora il cedente possa ricostituire la scorta con i mezzi 
assegnatigli; in caso contrario la cessione ha luogo @ titolo 
di prestito e il magazzino appena ha la disponibilità resti- 
tuisce a quello cedente il materiale avuto in prestito. 

Tanto nell’uno quanto nell’altro caso la cessione del ma- 
teriale ha Inogo con le modalità di cui al successivo articolo 
87 n. 7. 

Art. 85. 


Sistemazione dei materiali nei magazzini. 


1. Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei 
magazzini e rendere più agevoli e spedite le ricognizioni ed 
il riscontro del materiale, il consegnatario deve tenere di- 
stinti i materiali nuovi, da quelli usati ma reimpiegabili ; 
deve tenere pure distigti dagli altri, possibilmente in locali 
separati, i materiali Beriarati fuori uso. 

2. Allo stesso scopo di cui al paragrafo precedente il con- 
segnatario deve osservare le seguenti norme di massima in 
merito alla sistemazione dei materiali nei magazzini : 

1° tenere nei magazzini riunite, possibilmente, le intere 
quantità di uno stesso materiale e specialmente le materie 
prime; 

2 impaccare, incassare o riunire in fasci, a decine, a 
centinaia, a migliaia, ece. gli oggetti munîti, onde facilitarne 
il conteggio ; 

8° impiegare nastri, reti, fasciature od altro per ‘isolare 
cataste di quantità accuratamente verificate all’atto dell’in- 
troduzione, o corrispondenti a gruppì di numero definîto allo 
scopo di evitare di dover tutto rimuovere, contare o pesare 
in caso di ricognizione; 

4° nei magazzini per carbone o per altre materie di ana- 
loga costituzione esteriore, preparare scompartimenti a pa- 
reti divisorie, a steccati, con contrassegni su muri o su ca- 
pisaldi, ecc. in modo da conoscere in precedenza la capacità 
di ogni scompartimento ; ° 

h° spruzzare a colori appariscenti i mucchi che non si 
possono ricoverare più accuratamente, oppure disporli a pi- 
ramidi di dimensioni prestabilite ; 

6° ricoverare partite di cuî sia esattamente conosciuta 
la quantità, .in distinti magazzini chiusi, e non permettere 
che si ponga mano ad uno se prima non sîa stato vuotato un 
altro già intaccato, Non escludere poi nessuno di detti lo- 
cali dalla rotazione di consumo; 


T° indicare su tutti i grandi recipienti per liquidi la loro I 


capacità intera e le capacità parziali corrispondenti a de- 
terminati livelli; 


8* arredare i magazzini per parti minute, attrezzi, e si- 
mili, con scaffali, rastrellicre, castelli, cavalletti, sostegni e 
simili; 

9° suddividere almeno in gruppi uguali gli oggetti che 
non possono impaccarsi, nè allogarsi su scaffali ; 

10° apporre timbri alle pezze intatte od alle quantità ar- 
rotondate di tessuti, nastri, od altro, contabilizzati a me- 
traggio ; - 

11° indicare in modo ben visibile sui blocchi e pezzi pe- 
santi il peso accertato all'atto dell’introduzione; 

12° fare le introduzioni e le distribuzioni di poca entità 
sempre rispetto ad una sola partita, lasciando intatte le altre; 

13° impedire la sostituzione di materiali di qualità scelta 
e costosa con altri simili, in eguale quantità, ma di qualità 
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una Direzione abbia bi- ‘! più scadente (ad esempio stoffe, tessuti, materie coloranti, 


olii, lime e strumenti comuni da lavoro acquistati in com- 
mercio) richiudendo, possibilmente, tali materiali entro ar- 
madi chiusi a chiave. 


Art. 86. 
Conteggio dei materiali. 


1. Il conteggio dei materiali custoditi nei magazzini è fatto 
‘a quantità, ed a ciascun oggetto ed a ciascuna specie di 
materiale è attribuito il prezzo convenzionale stabilito dal 
libro di nomenclatura. 


2. Nei documenti contabili i materiali debbono essere in- 
dicati con precisione in modo da ben individuarli. 

I consegnatari non accettano e non d'istribuiscono materiali 
erroneamente denominati e respingono i documenti inesatti. 


3. In tutti i documenti contabili relativi a materiali, que- 
sti debbono essere sempre elencati secondo l’ordine progres- 
sivo dei numeri di nomenclatura, 

4. Non è ammessa presa in carico cartolario di materiali 
dovendo il consegnatario assumere responsabilità soltanto di 
materiali effettivamente introdotti nel magazzino. E’ fatta 


eccezione soltanto per il caso previsto nel precedente arti- 
colo 49 n. 4. 


Art. 87. 
Documenti di carico e di s0arico. 


1. L'entrata di materiali nei magazzini è dimostrata con 
ordini di carico mod. 38 emessi dall'Ufficio di ragioneria sul- 
la base dei documenti seguenti : 


a) per gli acquisti: verbali di collaudo ed accettazione 
modello 89 della Giunta di ricezione; oppure quando i ma- 
teriali non debbono passare per la Giunta di ricezione, ver- 
bali mod. 65 degli Uffici tecnici, della Commissione perma- 
nente per l'esperimento di materiali da guerra, o di speciali 
commissioni di collaudo; fatture dei fornitori nel caso di . 
acquisti per contrattazione verbale o per corrispondenza se- 
condo gli usi del commercio, munite secondo i casi della 
dichiarazione di cui all’ultimo comma del successivo art, 116 
n. 10 dell’art. 118 n. 6 e corredate nel caso di acquisto per 
corrispondenza del certificato di collaudo e accettazione ; 


) pér materiali sopravanzati nei lavori o per oggetti 
riparati per conto del magazzino, nonchè per residui di la- 
vorazioni o ricuperi da dimissioni : prospetto modello 10 delle 
retrocessioni e dei versamenti; 

c) per restituzione di combustibili, di materiali di con- 
sumo o di munizionamento (art. 89 n. 5), o di materialî' di- 
stribuiti in più (art. 99 n. 7); per scarico di materiali da in- 
ventari o da quaderni di dotazione (art. 105 n. 15); per ver- 
samento di prodotti di lavoro delle officine, o di ricuperi 
provenienti dai lavori di cui al precedente art. 49 n, 3, o da 
esercitazioni di tiro (art. 89 n. 5) o da demolizioni ordinate 
dalla Giunta di verifica in seguito a ricambi: nota di intro- 
duzione al magazzino modello 41; | 

d) per invio di materiali da altri magazzini: ordine di 
passaggio modello 42 di cui al successivo paragrafo T; 

e) per restituzione di materiali prestati, per accerta. 
mento di eccedenze e conseguenti nuove prese in carico: ver- 
bali di accertamento di cui agli articoli 132 n. 8; 81 u. 3 e 
4:93 n. 3 e 94 n. 3; x 

f) per versamento di ricuperi provenienti da demolizioni 
eseguite dalle officine per scarico o per ricambio di mate- 
riali inscritti nei loro inventari : «verbali mod. 43; 
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9) per cambio di classifica: prospetto mod. 119 di cui 
al seguente paragrafo 13 oppure, qualora si tratti di com- 
pensazioni, decreto -ministeriale che l’approva (vedi anche 
il successivo paragrafo 4). 

2. Le operazioni le quali producono diminuzioni di carico 
nei magazzini si effettuano in base ai documenti seguenti : 


a) per somministrazioni di materiali da lavoro alle offi- 
cine: prospetto modello 10 delle distribuzioni ; 

è) per somministrazione di materiali di consumo e del 
munizionamento (di cui al suecessivo art. 89, n. 2): richie 
sta mod. 33-bis del regolamento per Pamministrazione e la 
contabilità degli Enti, Corpi e Regie navi; 

c) per invio ad altri magazzini: ordine di passaggio 
mod. 42 di cui al successivo paragrafo 7; 

d) per somministrazione di materiali vichiesti per i la 
vori delle navi officina (art. 54 n. 3) 0 per manutenzioni e 
piccoli lavori da eseguire coi mezzi delle Regie navi o degli 
Enti a terra (art. 53): richiesta mod. 44; 

e) per somministrazione di materiali in anmento di in- 
ventario o di quaderno di dotazione (art. 99 n. 7ì; 0 pas 
sati ai musei (art. 104 n. 2); per sostituzione di oggetti 
dismessi, avariati o perduti (art. 105 n. 2 e 6); per rifor- 
nimento di depositi semoventi (art. 91): per rifornimento 
di materiale di consumo o di combustibili per gli uffici è 
per i galleggianti a motore adibiti ai servizi generali del- 
l’Arsenale nei casi di cui al successiva art. 89 n. 6: richie 
sta mod. 44 corredata, quando ne sia il caso, dei documenti 
di cui al successivo n. 8; 

f per vendite, cessioni, trasformazioni, prestiti, lavora 
zioni di materiale: verbali di consegna mod. 45, corredati, 
se del caso, dei documenti di cui ai successivi paragrafi 9, 
10 e 11; 

.9g) per somministrazione di prime dotazioni (art. 99 
n. 8): fogli mod. 66; 

h) per somministrazione di dotazioni provvisorie a navi 
requisite o noleggiate, o di materiali destinati ad enti oltre- 
mare privi di magazzini a contabilità giudiziale o da portare 
a carico di inventari o quaderni di dotazione: verbali di 
consegna mod. 120 (art. 109 n. 1.e 112 n. 2}; 

i) per perdite od avarie di materiali causate da forza 
maggiore, o dovute a cali naturali od a negligenza del con- 
segnatario o di chi nella spedizione aveva l'incarico del. 
l'invio, del trasporto, del movimento o del ritiro alla con- 
segna; per accertamento di deficienze non compensate cou 
materie affini: decreto Ministeriale di autorizzazione corre. 
dato dei documenti di cui al successivo paragrafo 12: 

t) per cambio di classifica: prospetto di cui al seguente 
paragrafo 13. oppure qualora si tratti di compensazioni, de 
creto Ministeriale che le approva. 

3. L’ordine di carico mod. 38 relativo a materiali acqui. 
stati deve contenere oltre il riferimento al verbale della 
Giunta di ricezione o del collaudatore anche le seguenti indi- 
cazioni : | 

a) it nome del fornitore, la data del contratto e gli 
estremi della sua registrazione alla Corte dei conti, quando 
non. si tratti di acquisto in economia; 

b) il nome del fornitore, la disposizione del presente 
regolamento auntorizzante l’acquisto in economia (per con- 
trattazione verbale o col sistema del cottimo fiduciario) non 
chè la data dell’autorizzazione ministeriale quando questa 
sia richiesta nel caso di acquisto disposto dal direttore dei 
lavori in base alle facoltà a lui delegate (art. 116). 

4. Qnando il carico riguarda materiali la eni classifica. 
‘zione è stata cambiata, o materiali introdotti in seguito a 


lavorazione o trasformazione, o restituiti da chi li aveva 
avuti in prestito, sull’ordine di carico mod. 38 devono essere 
riportati gli estremi dei documenti di scarico relativi al 
materiale che ha cambiato classiticazione 0 al materiale uscito 
ilal magazzino per essere rilavorato o trasformato o dato in 
prestito. 

5. I] documenti di scarico sono firmati dal direttore dei 
lavori dal quale dipende il magazzino o da un suo delegato, 
fatta eccezione per le richieste mod. 6, le note di retroces- 
sione mod. 8 ed i prospetti mod. 10 firmati invece dal capo 
officina (quale responsabile dei prelevamenti e delle retro- 
cessioni dei materiali relativi al servizio delle lavorazioni) 
e dal consegnatario del magazzino: però i prospetti mod. 10 
debbono pure portare il visto del direttore dei lavori 0, quale 
suo delegato, dall'ufficiale dirigente l’officina. Dopo ese- 
guite le scritturazioni di magazzino essi vengono inviati 
all'Ufficio di ragioneria che provvede alle scritturazioni pa- 
trimoniali ed alla emissione dei fogli di variazione ai qua- 
derni di dotazione delle navi o agli inventari degli enti a 
terra (vedi successivo art. 102), oltre® quando ne è il caso, 
alle altre operazioni di cui al precedente art. 50 n, 3, e rila- 
scia dichiarazione di scarico su ciascun documento con la 
indicazione della numerazione progressiva assegnatagli. 

6. Nel caso di spedizione di materiali a navi dislocate al- 
l'estero o nelle Colonie o ad enti a terra della Regia marina 
situati oltre i confini del Kegno vale per lo scarico la firma 
sui documenti contabili del capo dell’ufficio spedizioni che 
ha provveduto all’invio a termini del successivo art. 112. 

T. Nel caso di passaggio di materiali da un magazzino ad 
un altro ordine mod, 42 è redatto in doppio originale, 

Il magazzino che li compila appena firmati dal direttore: 
li invia all'Ufficio di ragioneria che eseguite le registrazioni 
di sna competenza restituisce vistato il primo esemplare come 
doenmento di scarico provvisorio e rimette l’altro al con- 
segnatario del magazzino ricevente, pe) tramite dei compe- 
tente Ufficio di ragioneria quando il magazzino non sia com- 
preso nella propria circoscrizione per la quietanza e le indi- 
‘azioni relative all'ordine di carico. Esso è poi restituito, 
sempre pel tramite dell'Ufficio di ragioneria, al consegna- 
tario del magazzino mittente che lo unisce all’altro esem- 
piare completando così il documento definitivo di scarico. 

8. Alle richieste di materiali mod. 44 per rimpiazzo si 
debbono unire, seconda le disposizioni del successivo art. 105, 
i certificati di credito od ji verbali originali di perdita corre- 
dati, quando fa perdita è derivata da forza maggiore, del 
decreto Ministeriale di antorizzazione, 0, per le perdite deri- 
vate da negligenza, della dicliiarazione di eseguito introito 
in cassa sia a terra che a bordo (vedi precedente art. 82, 
n. 5). 

Qualora Vaddebito non sia stato accettato dal ‘consegna- 
tario (paragrafo 6 del precedente art. 82) è fatto constare ciò 
nella dichiarazione indicando il foglio col quale il reclamu 
è stato inviato al Ministero per le sue decisioni. 

9. Nel caso di materiali ceduti ai verbali di consegna 
mod. 45 si devono unire copia dell’autorizzazione ministe- 
riale, un esemplare del conto liquidazione mod. 97 la quie- 
tanza originale di tesoreria e le copie dei documenti atti a 
ginstificare l’applicazione di prezzi di cessione diversi da 
quelli di nomenclatura (vedi successivi articoli 130 e 131). 
Qualora non sia possibile allegare la quietanza originale 
perchè comune a più cessioni si sostituisce apposita dichin- 
razione della Direzione indicando il documento cui è alle- 
cata la quietanza. 

10. Nel caso di cessione gratuita di materiali dai verbali 
di consegna mod. 45 deve risultare la disposizione legisla- 
tiva in base alla quale la cessione è avvenuta gratuitamente 
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iu derogu al disposto del primo comma dell’art. 159 del rego 
lamento sulla contabilità generale dello Stato. 

11. Nel caso di vendita di materiali ai verbali di consegna 
mod. 45 va allegata copia del contratto o del verbale 
aggiudicazione e delle condizioni particolari di vendita, un 
esemplare del conto di liquidazione mod. 70 e le quietanze 
originali di tesoreria, il tutto conformemente al disposto dei 
successivo art. LL4 n. 9. Vale quanto è stabilito dal secondo 
periodo del precedente paragrafo 9. 

Se lu vendita è fatta in base alle facoltà di cui al succes- 
sivo art. LL4, n. 3, +e 7, ciò è fatto constatare con una dichia- 
razione del direttore dei lavori, corredata di copia dell’auto 
vizzuzione miuisteriale o di quella del comandante dell’arse- 
nale quando è ammessa. 

Sono pure allegati i verbali di perizia. 

12. Al decreto Ministeriale di cui alla lettera i) del prece- 
dente paragrafo 2 deve essere allegato il verbale di accerta. 
mento ed in caso di addebito al consegnatario la quietanzi 
ui tesoreria provantie il versamento dell’addebito : qualora 
questo sia stato ratizzato sì allega copia dell’autorizzazione 
ministeriale con la quietanza del primo versamento, mentre 
quelle successive sono spedite di volta in volta al Ministero. 
Vale quanto prescrive il secondo periodo del precedente para- 
grafo 9. 

13, Nel caso di cambio di classiticazione derivante da ag- 
giunte o varianti al libro di nomenclatura, di cui al prece- 
dente art. 79 n. 3, si redige un prospetto mod. 119 nel quale 
da un lato i materiali da scaricare sono descritti secondo 
le precedenti caratteristiche e dall’altro gli stessi sono de- 
scritti secondo le nuove caratteristiche per il carico. Il pro- 
spetto costituisce il documento di scarico mentre per il ca- 
rico va redatto l’ordine mod. 38. 

14. La numerazione degli ordini di carico e quella dei 
documenti di scarico deve essere rigorosamente progressivi 
per esercizio finanziario; sono vietati numeri bis. 

L’ordine di carico e i documenti di scarico devono essere 
redatti in modo chiaro. Qualunque correzione che si dovesse 
apportare sui medesimi deve recare la firma del consegna- 
tario e del capo dell’Ufticio di ragioneria o di un suo dele: 
gato. Non vi debbono essere scritte neppure a matita cose 
estranee ai documenti stessi, 

Deve essere cura del compilatore di sbarrare lo spazio tra 
l’ultima voce del documento e le firme. 

15. Tunto sull’ordine di carico quanto sui documenti di 
scarico devono indicarsi soltanto i prezzi unitari dei mate 
riali senza eseguire le valutazioni e le somme: queste ope- 
razioni, ai fini delle scritture patrimoniali, si effettuano 
.presso l’Ufficio di ragioneria tanto sulle matrici degli ordini 
di carico quanto sui documenti di scarico. 


Art. 88. 
Deposito provvisorio di materiali nei magazzini. 


1. In.tutti i casi nei quali occorra provvedere al deposiic 
provvisorio nei magazzini degli Arsenali o degli altri sta- 
bilimenti di lavoro di materiali inscritti nei quaderni di 
dotazione delle Regie navi o negli inventari degli enti « 
terra, essi debbono essere tenuti separati da quelli compresi 
nella contabilità giudiziale del magazzino. Per essi il con- 
segnatario rilascia ricevuta da staccare da apposito registro 
n madre e figlia: la madre — su cui il capo carico od il con- 
segnatario dell’inventario appone la sua firma — serve ai 
consegnatario di giustificazione per l’esistenza in magazzino 
di materiali non 4 carico; la figlia — firmata dal consegna. 
tario del magazzino — serve a giustificare la mancanza di 
materiali compresi nel quaderno di dotazione o nell’inven- 
tario. 
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Quando i materiali stessi sono restituiti il capo caricu vd 
il conseguatario dell’inventario restituisce al consegnatario 
del magazzino la ricevuta (faglia) che è unita alla matrice. 

2. L’entrata e l’uscita dei materiali di cui sopra è fatta 
risultare a cura del couseguatario del magazzido da appo- 
sito registro, da servire, in caso di ricognizione o di cambio 
di conseguatario, ad evitare che essi siano caricati nella 
contabilità giudiziale o comunque distribuiti. 

In caso di consegna del magazzino ad altro conseguatario 
è fatta risultare da apposito verbale l’esistenza dei mate- 
riali in deposito secondo le risultanze del registro suin- 
dicato. 

3. Le digposizioni dei paragrati precedenti vanno appli 
cate anche nel caso di deposito provvisorio nei magazzini di 
materiali forniti da ditte private, non collaudati ancora deti- 
nitivamente dovendo ciò avvenire dopo il loro montamentu 
a bordo di nave in costruzione od allestimento presso ditta 
privata, quando non sia il caso di applicare le disposizioni 
del successivo art. 123 n. 2. Qualora all’atto di consegna del 
materiale alla ditta il consegnatario non possa ottenere la 
restituzione della ricevuta rilasciata perchè occorsa per giu- 


‘stificare il pagamento di una rata del prezzo alla ditta for- 


nitrice, si discarica con la ricevuta della ditta cui il mate- 
riale è conseguato che viene unita alla matrice della rice- 
vuta propria in analogia a quanto prescrive il comma se- 


condo del precedente paragrafo 1. 


Art. 89. 
Depositi di combustibili, di materiali consumabili 
e di munizionamento. 


1. Per i depositi di combustibili, di materiali consuma- 
bili e di munizionamento tenuti in località non sedi di sta- 
bilimenti di lavoro, gli ordini di carico e i documenti di sca- 
rico sono emessi o vistati dalle autorità dalle quali dipeu- 
dono direttamente i consegnatari. 

L’Ufficio di ragioneria entro lu cui circoscrizione si tro- 
valo o sono assegnati i depositi viene a conoscenza dei mo- 
vimenti di cui sopra con la contabilità che l’ente gli tra, 
smette per le registrazioni e le verifiche di sua competenza 
e l’invio al Ministero. 1 

2. Le Regie uavi, le difese e gli altri enti a terra richie- 
dono i combustibili, le materie grasse, i lubrificanti ed il 
inunizionamento ai magazzini degli Arsenali o delle Basi 
navali, oppure ai depositi isolati, secondo le norme stabi- 
lite dal regolamento per l’amministrazione e la contabilità 
degli Enti, Corpi e Regie navi, mediante richieste mod. 33-bis 
alle quali debbono unirsi le note mod. 33-ter dello stesso 
regolamento. ” 

Sono compilate distinte note mod. 33-bis a seconda dei 
magazzini presso i quali si prelevano i materiali, mentre Je. 
note mod. 33-ter sono compilate in unico esemplare per cia- 
scun contabile. Le richieste mod. 33-bis, completate dalle 
indicazioni delle quantità effettivamente consegnate e fir- 
mate per ricevuta dal ricevente, sono trattenute dal conse- 
gnatario del magazzino come documento di scarico. Il con- 
segnatario del magazzino trascrive di volta in volta, sulle 
richieste mod. 33-ter, nelle apposite colonne, le quantità 
dei materiali effettivamente consegnate e firma la dichiara- 
zione relativa. Per le navi lontane dalle sedi di rifornimento, 
i materiali sono richiesti con note mod. 38-bis in doppio, 
delle quali una copia è restituita con l’indicazione delle 
quantità effettivamente spedite, le quali sotto la responsa- 
bilità degli incaricati, sono trascritte nella nota mod. 33-ter 
che deve rimanere presso l’ente che consuma i materiali. 

Le note mod. 33-bis devono contenere la dichiarazione che 
con i materiali richiesti non si superano le quantità pre- 


viste dalle tabelle approvate dal Ministero per stabilire le 
quantità massime da prelevare. Per i materiali occorrenti 
in eccedenza alla tabella le richieste debbono essere appro 
vate dal Comando nella cui circoscrizione è posto il mugaz: 
zino in base a proposte motivate dell’ente richiedente. Nellu 
nota mod. 33-ter deve essere fatta menzione dell’autorita 
che ha concessa l'autorizzazione di cui sopra ed il motivo 
che ha giustiticato la richiesta. ; 

‘1 recipienti per l'imballaggio delle munizioni sono inseriti 
nelle richieste e caricati al conto corrente del capo carico. 

3. Gli altri materiali consumabili sono somministrati da. 
magazzini consumi Regie navi dipendenti dalle Direzioni d. 
commissariato od acquistati direttamente dalle Regie nav. 
o dalle Difese in base a speciali assegni, con le modalità pre- 
viste dall’apposito regolamento. 

4. Le Kegie navi effettuano di regola i rifornimenti de. 
materiali di consumo, esclusi i combustibili, le materic 
grasse ed i lubrificanti, materiali per i quali non vi sonu 
tabelle di assegnazione, presso la sede cui sono assegnate. 
‘futtavia le unità che si trovino in turno annuale di lavor» 
in sede diversa possono, col consenso del comandante del. 
Arsenale o della Base navale ottenere in tale sede i rifor- 
uimenti. 

In caso di urgenza il comandante suddetto può concedere 
a navi in partenza assegnate ad altre sedi i rifornimenti di 
materiali di consumo necessari, informandone il Ministero. 

5. Le eventuali retrocessioni ai magazzini di materiali no): 
più necessari ai bisogni di bordo si effettuano con note d. 
introduzione mod. 41. ]l consegnatario ricevente inscrive 
nella nota mod. 41 le quantità retrocesse. I bossoli ricupe- 
rati dai tiri sono pure versati al magazzino con note di intro- 
duzione mod, 41. I bossoli non più atti al servizio sono di- 
chiarati fuori uso e descritti in un elenco allegato alla nota 
di introduzione che serve per l'emissione dell’ordine di caricu 
mod. 38 al magazzino del materiale dismesso, da indicare 
secondo la nomenclatura. 

6. Il prelevamento dai magazzini dei materiali di consumo 
e dei combustibili occorrenti ai galleggianti a motore asse- 
gnati all’arsenale per i servizi di carattere generale secondo 
le speciali tabelle all’nopo stabilite, è fatto dall’officina che 
amministra i galleggianti stessi valendosi del personale che 
è imbarcato su questi ultimi. L’officina redige richiesta di 
somministrazione mod, 44 segnando nella colonna « Annota. 
zioni » il galleggiante cui sono destinati i combustibili o i 


somministrazioni è considerato fra le spese generali (vedi ’ 


precedente art. 52 n. 5). 


Art. 90. 


Materiali di dotazione e pezzi di riserva conservati a terra. ‘ 


1. Le dotazioni di rispetto ed i materiali di riserva occor 
renti al Regio naviglio per eventuali ricambi o lavori sono 
conservati a terra in appositi magazzini ove essi sono distinti 
secondo le navi cui sono destinati. 

La Direzione dei lavori che provvede all’allestimento di 
una nave di nuova costruzione o trasformata o l'Ufficio 
. teenico che lo sorveglia quando ad esso provvede l’industria 
privata, nell’inviare al magazzino competente i materiali 
stessi, comunica alla nave interessata le quantità delle sin. 
gole materie per essa esistenti a terra. 

2. La Direzione dei lavori o I’Ufficio tecnico nell’inviaro 
al magazzino i pezzi di rispetto od i materiali di riserva 


quando essi sono forniti dall’industria privata, li classifica . 
. doppio originale; il procedimento è analogo a quello indi. 


secondo la nomenclatura in un elenco mod. 65: l’elenco è 
inviato alla Direzione dei lavori della sede di assegnazione 


della nave, la quale lo rimette al consegnatario. E’ seguita 
ia procedura indicata nel successivo art. 123 n. 1. 

3. ll consegnatario del magazzino il quale, oltre ai mate- 
riali di cui al precedente paragrafo 1 abbia in consegna 
arri materiali per le lavorazioni dell’officinva, deve tenere i 
prìmi in locali separati, per evitare che essì possano essere 
ulstribuiti per lavori diminuendo così le dotazioni di riserva 
prescritte per ciascuna nave. 

4. Nel caso di cambio dell’assegnazione dipartimentale di 
una Nave, il materiale di rispetto e di riserva ad essa rela- 
tivo deve essere inviato al magazzino pezzi di rispetto della 
nuova sede. 

5. ll capo carico che per lavori eseguiti o da eseguire ha 
bisogno di rimpiazzare ie quantità da tenere a bordo o di 
prelevare quelle da ricambiare, compila apposite richieste di 
somministrazioni mod. 44. Il consegnatario del magazzino 
nel soddisfarle deve subito informarne la Direzione affinchè 
questa possa provvedere alla sollecita ricostituzione delle 
scorte. 


Art. 91. 
Depositi semoventi (Navi deposito). 


1. Qualora una nave sia adibita a deposito di materiali 


‘le operazioni di preievamento di essi dal magazzini dei ksegi 


Arsenali, hanno luugo' mediante richieste di somminisita- 
zione mod, 44 in doppio nelle quali si deve specliicare che 
sono fatte per rifornire il deposito. 

1 materiali prelevati sono dati in consegna ad un sottufi. 
ciale della nave, che assume l’incarico di consegnatario dei 
deposito, e sono descritti in un conto corrente analogo ai 
mod. 47 da tenere in contraddittorio con l’Utficio di ragio- 
neria che il Ministero designa all’atto della costituzione del 
deposito semovente. 

2. L’Utticio di ragioneria della sede che ha somministrato 
i materiali nel ricevere dai magazzini interessati le richiesti 
mod. 44 ne prende nota nel conto corrente di cui al prece 
dente paragrafo, restituisce al consegnatario un originale 
con gli estremi della registrazione quale documento di sca: 
rico ed invia l’altro alla nave per la registrazione nel conto 
corrente, dopo avervi apposto, di contro a ciascuna voce, 
il numero progressivo assegnatole nel conto corrente affinché 
possa essere ripetuto in quello tenuto dalla nave. Qualora 
però l'Ufficio non sia quello incaricato di tenere il contrad- 


materiali consumabili che si prelevano; l'ammontare delle ' dittorio del conto corrente, invia il secondo originale a, que- 


st’ultimo Ufficio affinchè provveda come sopra è detto. 

3. L’ente che si rifornisce dalla nave deposito preleva gli 
oggetti di dotazione occorrenti con richieste di somministra- 
zione mod. 44 precisando che esse sono fatte in aumento 
di inventario anche quando si tratta di ricambio o di rim- 
piazzo. Nel primo caso l’ente stesso chiede lo scarico dall’in- 
ventario del materiale ricambiato con richiesta mod. 51 in- 
viandolo alla Giunta di verifica salvo che si debba applicare 
il secondo comma del paragràfo 6 del successivo art. 105. Nel 
secondo caso chiede lo scarico all'Ufficio di ragioneria com- 
petente corredando la richiesta con i verbali di perdita od i 
certificati di credito. 

Il prelevamento di materiali di consumo è fatto con ri- 
chieste mod. 33-bis come dispone il precedente art. 89: 


. quello di materiali per lavori di minuta manutenzione con 


richieste di somministrazione mod. 44 a termini del prece- 


| dente art. 53, n. 2. 


4. La retrocessione ai magazzini di materiali del deposito 
semovente ha luogo con note di introduzione mod. 41, in 


; cato nel precedente paragrafo 2 per i prelevamenti. 


5. Trimestralmente la nave invia all'Ufficio di ragioneria’ 
designato a tenere il contraddittorio del conto corrente un: 
estratto di questo ponendovi a corredo: 

a) le richieste di somministrazione mod. 44 e le note di. 
introduzione mod. 41; 
d) le richieste mad. 44 e mod. 33-bis relative alle distri-: 
buzioni effettuate. ; 

6. L'Ufficio di ragioneria dopo verificata l'esattezza del 
conto, lo restituisce alla nave col suo benestare ed effettua 
le registrazioni di sua competenza emettendo i fogli di varia 
zione conseguenti ai ricambi effettuati in aumento di inven : 
tario. ° 

7. Qualora la nave abbia nel deposito anche viveri e vestia 
rio essi sono tenuti in evidenza in un conto corrente separato 
da quello di cui al precedente paragrafo 1 e contabilizzati 
secondo le norme vigenti per l’amministrazione dei viveri e’ 
del vestiario. 

8. Qualora la nave sia requisita o noleggiata le operazioni 
di cuì sopra non debbono interessare il conto ed i sottoconti. 
di cui al successivo art. 109 n. 2. 


Art. 92. i 
Materiuli di consumo pei servizi delle Direzioni dei. lavori. 


1. I materiali di consumo necessari per i servizi delle Dire-: 
zioni dei lavori (sale di disegno, gabinetti fotografici, tipo- 
grafie, litografie e legatorie) non sono all’utto dell’acquisto 
posti a carico del magazzino, ma bensì annotati nel conto 
corrente di cui al successivo paragrafo 5. 

2. Nelle comunicazioni ulla Giunta di ricezione incaricata 
del collaudo dei detti materiali (vedi successivo art. 122) 
LUfficio amministrativo della Direzione specifica che il carico 
va fatto direttamente all'economo della Direzione. 

3. Compilato il verbale di accettazione mod. 40, da parte 
della Giunta a termini del successivo art. 122, il fiduciari» 
della® Direzione interessata che presta servizio presso la 
Giunta, provvede alla consegna dei materiali all’economo, 
facendo dallo stesso quietanzare il verbale mod. 40. 

4, Il prelevamento dei materiali occorrenti è fatto mensil. 
mente dal capo della sala disegno, del gabinetto fotogratico, 
della tipografia, litografia e legatoria, con apposita richie. 
sta a quantità e valore. La richiesta è vistata dal vice-diret- 
tore, soddisfatta dall’economo della Direzione e quietanzata 
dal richiedente. L’economo valuta le richieste dopo averle 
registrate nel conto corrente e le invia all'Ufficio di ragio- 
neria. 

5. L’Ufficio di ragioneria tiene in contraddittorio cou 
l’economo della Direzione un conto corrente a solo valore. 
In esso iscrive a carico l'importo risultante dai verbali di 
accettazione mod. 40 cle riceve dalla Giunta, dopo uverli 
valutati secondo il libro di nomenclatura, ed a scarico l’am- 
montare delle richieste di distribuzione. Con ispezioni saltua- 
vie accerta che gli oggetti rimasti a carico del conto corrente 
corrispondano a valore allo sbilancio risultante dal conto. 

6. In fine d'esercizio finanziario l’Ufficio di ragioneri: 
accerta che lo sbilancio dei conti correnti di tutte Je Dire 
zioni dei lavori dell'Arsenale concordi con la consistenza 
risultante dal conto patrimoniale cui sono stati imputati gli 
importi dei verbali di accettazione mod. 40 a termini dei 
precedente art. 52 n. 6, dopo l’imputazione al conto stesso 
dei notamenti delle distribuzioni fatte agli economi. 

T. Sono esclusi dal conto corrente degli economi i materiali 
per la pulizia che pur dovendo essere imputati alle spese ge 
nerali sono richiesti ai magazzini (come è indicato nel pre 
cedente art, 52 n. 5) e la cancelleria acquistata in base agli 
assegni concessi con ruoli di spese fisse, la cui contabilità a 
termini delle disposizioni vigenti è ter.uta soltanto per even. 
tuali ispezioni. 
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Art. 93. 
Scritture contabili - Rendiconti giudiziali. 


1. Il consegnatario per le scritturazioni inerenti ai mate- 

riali di cui è responsabile tiehe i registri seguenti : 

1° il libro-giornale mod. 46 numerato e firmato su ogni 
pagina, prima di essere adoperato, dal capo dell’Ufficio di 
ragioneria o da un suo speciale delegato, nel quale si iscri- 
vono con numerazione progressiva le operazioni di carico e 
scarico; 

2° il registro a bilancio mod. 47 nel quale i materiali 
sono inscritti secondo i numeri di nomenclatura indicandone 
la specie e varietà e la quantità; . 

3° l'elenco delle variazioni mod. 48 nel quale fin dal prin- 
cipio di esercizio sono intestate tante voci quante sono quelle 
che possono interessare il magazzino anche se non si abbia 
per esse carico. 

‘2. I doenmenti di introduzione o di uscita dopo registrati 
a giornale e sul registro a bilancio sono giornalmente inviati 
all’Ufficio di ragioneria che dopo le verifiche compila in base 
ai primi gli ordini di carico mod. 88 (art. 87 n. 1), emette, 
se del caso, i fogli di variazione a carico o scarico di inven- 


| tario o di quaderno di dotazione (art. 102), prende nota delle 


distribuzioni ; quindi restituisce i documenti muniti del tim- 
bro attestante la registrazione avvenuta ed il numero progres- 
sivo assegnato ai documenti di scarico ed il consegnatario li 
registra, sempre a quantità, sull’elenco delle variazioni mo- 
dello 48 in ordine rigorosamente progressivo per ciascuna 
voce, 

Qualora in fine di esercizio non fosse possibile l’invio gior- 
naliero all'Ufficio di ragioneria dei documenti di carico o di 
scarico esso può essere protratto per il tempo necessario alle 
scritturazioni ma non oltre il 15 luglio. 

8. In fine d'esercizio il consegnatario esegue i totali delle 
voci e la relativa valutazione; procede poi al confronto, per 
ognuna, del totale risultante dal registro a bilancio e dal- 
l’elenco mod. 48 nel quale vengono sbarrate le voci rimaste 
in bianco. 

Eliminate le discrepanze che risultassero dal confronto, 
qualora si riscontrino eccedenze delle distribuzioni rispetto 
al carico, si procede per le partite compensabili com'è detto 
al precedente art. 81, n. 3; per le eccedenze non compensabili 
è redatto verbale da inviare all'Ufficio di ragioneria per la 
emissione dell’ordine di carico mod. 38: questa ne informa 
il comandante dell’Arsenale, agli effetti del precedente arti- 
colo 81, n. È. 

Dopo l’approvazione delle compensazioni, l’elenco mod, 48 
viene chiuso ed insieme al conto giudiziale mod, 54, ambedue 
vistati dal direttore dei lavori o dal capo dell’Ufficio da cui 
dipende il consegnatario, è inviato all’Ufficio di ragioneria” 
con i documenti giustificativi elencati nel mod. 53. Detto 
Ufficio appena parificate le sue scritture appone all’elenco 
delle variazioni mod, 48 la dichiarazione di concordanza e 
provvede alla spedizione alla Ragioneria centrale, per l\'ul. 
teriore invio alla Corte dei conti. 

Qualora allo scadere del termine stabilito per l’invio delle 
contabilità non fossero ancora pervenute dal Ministero le quie. 
tanze di tesoreriu inviategli per la riassegnazione di fondi a/ 
bilancio della Marina, a termini del successivo art. 135. © 
non si fossero riavuti quietanzati gli ordini di passaggio 
mod. 42, come dispone il precedente art. 87 n. 7, nell’elenco 
dei documenti mod. 53 è fatta riserva di inviarli in seguito, 
docnumentando frattan*o le cessioni e le vendite nel modo in- 
dicato nel precedente art. 87, n. 9 e 11 ed il passaggio di ma- 
teriali col primo esemplare dell'ordine mod. 42 vistato dal- 


{ }P'Ufficio di ragioneria. Quest'ultimo tiene nota delle riserve 


| 


a appena ricevute le quietanze di tesoreria e gli ordini di 
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passaggio mod. 42 quietanzati, li rimette alla ragioneria cen- 
trale con l'indicazione dei documenti di scarico cui debbono 
essere uniti, informandone il consegnatario. 

4. La contabilità giudiziale è resa a fine di esercizio finan 
ziario o di gestione mediante îl1 Conto giudiziale mod. 54 ove 
sono indicati i soli valori complessivi della consistenza e della 
rimanenza al principio ed alla fine della gestione, cui è unito 
l’Elenco delle variazioni mod. 48 documentato ; i documenti 
giustificativi sono elencati nel mod. 53 ed in essi debbono 
essere compresi anche i documenti annullati. 

L’elenco delle variazioni mod. 48 è redatto a mano a mano 
che queste avvengono, come risulta dal precedente paragra 
fo 2, in modo da averlo al corrente al momento della compi- 
lazione del conto giudiziale. 

5. Tutte le operazioni anzidette debbono avvenire in modo 
ehe le contabilità possano pervenire alla Corte dei Conti 
entro tre mesi dalla line dell’esercizio chiuso 0, nel caso di 


fine gestione, dal termine della consegna al nuovo titolare. | 


6. Qualora in seguito a rilievi al nendiconio occorra ap- 
portare rettitiche di quantità nelle contabilità, esse vengono 
fatte nella contabilità dell'esercizio in corso al momento del 
rilievo, mediante appositi ordini o documenti regolatori del 
carico o dello scarico, ; 

Copia «di essi firmata dal capo dell’Utticio di ragioneria 
è allegata alla nota di rilievo da restituire. 

Se alla data del rilievo il consegnatario non fosse quello 
che ha reso la contabilità nella quale è stato riscontrato Ver- 
rore la rettifica .è upportata nell’ultima contabilità del con- 
segnatario cessato. . 

T. Occorrendo di introdurre varianti ai prezzi dei mate- 
riali le valutazioni delle rimanenze a tine di esercizio o di 
periodo di gestione, sono fatte nell’elenco- mod. 48 in base ai 
prezzi modificati, senza che si debbano emettere ordini di 


carico o documenti di scarico regolatori, indicando però a° 


forma di frazione i nuovi prezzi unitari sotto gli antichi 
prezzi modificati. 

8. Il comandante dell’arsenale può affidare al capo del- 
l'Ufficio di ragioneria l’incarico di eseguire ispezioni presso 
i magazzini per accertare la regolare tenuta delle contabilità 
e le cause di eventuali ritardi nella presentazione del conto 
giudiziale. 


Art. 94. 
Disposizioni speciali per le consegne e le ricognizioni. 


1. Nel caso di cambio del consegnatario di un magazzino 
le operazioni di consegna sono descritte in un verbale mo- 
lello 49-bis sottoscritto, al finire di ogni seduta e alla chiu- 
sura, tanto dal delegato del capo di servizio da cui dipende 
il magazzino (vedi precedente art. 80 n. 2), quanto dai con- 
segnatari. In esso si indicano tutte le quantità riscontrate. 
Ultimata la ricognizione le eventuali differenze in più o in 
meno vengono segnate sul prospetto riepilogativo mod. 49-fer, 
mentre sul registro a bilancio mod. 47 si effettua la chiusura 
di ciascuna voce. Il prospetto riepilogativo è redatto anche 
quando non si siano riscontrate differenze, 

In calce al verbale il consegnatario subentrante appone la 
dichiarazione di presa in consegna degli oggetti e materiali 
riscontrati esistenti e l’autorità da cui dipende il consegna. 
tario cessante dà atto a questo ultimo di detta dichiarazione. 


2. Il nuovo consegnatario è responsabile degli oggetti e 
dei materiali a misura che sono riconosciuti. î 

3. Il consegnatario cessante sulla base del prospetto rie. 
pilogativo mod. 49-ter redige per le eccedenze riscontrate il 
verbale relativo da inviare all'Ufficio di ragioneria per la 
emissione dell’ordine di carico, analogamente a quanto pre- 
scrive il precedente art. 93 n. 8, e per i materiali di cui 


chiede la compensazione il verbale da inviare ul Ministero a 
termini del precedente art. 81 n. 3. Egli rimane responsabile 
delle eventuali deficenze per le quali non abbia chiesto ed 
ottenuto la compensazione. 

4. Al consegnatario cessante ed al subenirante è dato un 
esemplare del verbale di consegna: il cedente lo allega al 
suo rendiconto di fine gestione; il subentrante alla contabi- 
lità che si inizia, 

5. Nel caso di consegna che possa espletarsi in breve ter- 
mine o di semplice ricognizione sì redige il verbale mod. 49, 
iscrivendovi soltanto le differenze riscontrate rispetto alla 
contabilità, con l’intervento di chi esegue la ispezione, del 
delegato del capo del servizio da cui il magazzino dipende e 
del consegnatario. 

Anche nel caso previsto dal presente paragrafo si appli- 
cano le norme precedenti per quanto riguarda le differenze 
riscontrate. 

6. Durante la ricognizione non debbono essere intralciate 
le operazioni di entrata e di uscita dei materiali; debbono 
pertanto essere usati quegli accorgimenti riconosciuti oppor- 
tuni dal Capo del servizio o dal suo delegato che interviene 
a norma del paragrafo 2 del precedente art, 80, inteso il 
conseguatario interessato, in modo da non turbare il rego- 
lare andamento del servizio di rifornimento e di distribu- 
zione. 

ATt. 95. 


Riscontro effettivo ai magazzini. 


Le ispezioni dei magazzini soggetti al riscontro effettivo 
sono regolati dalle norme all’uopo stabilite dal Ministero 
delle finanze in applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, 
e del regolamento approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, 
n. 532, nonchè del R. decreto 2% maggio 1899, n. 190. 


CAPO III. 
DOTAZIONI. 


Art. 96. 
Generalità. 


1. 1 beni mobili costituenti dotazioni di Navi o di Enti a 
terra sono tenuti in evidenza in inventari che si distinguono 
nelle seguenti categorie: 


BONI ESISTENTI PROSSO ENTI A TERRA: 

I. Macchine, attrezzi ed in generale tutti gli oggetti co- 
stituenti mezzi di lavoro o dotazioni fisse delle officine, dei 
laboratori e dei servizi equiparati. 

II. Mobili degli uffici, alloggi, magazzini, comandi a 
terra, tribunali militari, istituti, distaccamenti, corpi di 
guardia e simili; strumenti per sale da disegno ed uffici, ti- 
pografie, legatorie; dotazioni di mense, biancheria, vestiario; 
apparati elettrici per suonerie, illuminazione, telefoni e 
simili. . 

III. Armi e materiali per la difesa, materiali delle sta- 
zioni radiotelegrafiche e semaforiche, radiotelefoniche, ra- 
diogoniografiche, elettro-acustiche, ottiche e mezzi di comu- 
nicazione in generale. 

IV. Dotazioni dei laboratori chimici, elettrici, ottici, 
bromatologici e altri stabilimenti sperimentali. 

V. Materiali dei musei e delle biblioteche. 


NAVI D GALLEGGIANTI DA CONSIDBRARD COMM NAVI: 

VI. Materiali mobili, compresi gli oggetti ricambiabili 
applicati ai macchinari per formare il complesso completo 
per il funzionamento e specificati nel paragrafo seguente: 

2. Gli inventari relativi ai materiali mobili delle navi sono 
denominati quaderni dotazione; ne sono responsabili i rispet- 


tivi capi carico che curano la conservazione e distribuzione 


dei materiali al personale imbarcato per essere impiegato 
temporaneamente o permanentemente per i servizi marina- 
reschi e militari di bordo secondo le prescrizioni del regola- 
mento sul servizio a bordo delle Regie navi, 


Sono inscritti nei quaderni di dotazione, oltre i materiali 
mobili : 


PrR L'ARMAMENTO MARINARESCO: Le ancore e le catene e 
tutti gli oggetti che subiscono frequenti ricambi e passaggi 
da nave a nave. 

PER L’APPARATO MOTORD: (#li strumenti di misura (ter- 
mometri, manometri e simili). anche se ad esso applicati ed 
il materiale di rispetto e di riserva conservato ‘a bordo. 

Por L'IMPIANTO ELETTRICO: Bracci, fanali completi dei 
rispettivi portalampade, prese di corrente, interruttori, com- 
mutatori, relais, impianti di accumulatori, accessori e parti 
di ricambio per i servizi elettromeccanici di direzione del 
tiro, quadri di distribuzione e di chiamata, apparecchi tele- 
fonici, ventilatori, agitatori d’aria e strumenti di misura. 

PER L'IMVIANTO D'ARTIGLIERIA : Tutti gli accessori e le 
parti di ricambio per cannoni ed affusti e quelli di tutti i 
macchinari e complessi che vengono forniti normalmente in 

*serie complete, 

Prr L'IMPIANTO SUBACQUEO : Le valvole ed accessori per il 
servizio dell’aria compressa, gli istrumenti indicatori di 
lancio e quelli per il servizio elettro-meccanico per le dire- 
rioni del lancio, tutti gli accessori, le cassette con gli at- 
trezzi di smontamento e quelle con le parti di ricambio per 
i lanciasiluri e per i compressori ed i manometri. 

Prk L'IMPIANTO RADIOTELEGRAFICO Db) BLETTRO-ACUSTICO :. 
Tutti gli accessori degli impianti (quadri di distribuzione, di 
ricezione, gruppi convertitori, generatori e simili). 


8. Gli accessori, gli attrezzi e le parti di ricambio di tutti 
‘gli impianti, distribuiti in serie dentro cofani o cassette, 
sono indicati nel documento di carico con la seguente di- 
zione: cofani o cassette di accessori, attrezzi e parti di 
ricambio per..... (specificando per quali servizi esettamente 
servano i materiali). Nel cofano deve essere incollata la 
distinta dei materiali che contiene. Altre due distinte iden- 
tiche in fogli volanti debbono essere chiuse nel cofano. Tl 
magazzino all’atto della distribuzione ritira le due distinte 
dal cofano e le unisce al documento di distribuzione. L’Uffi- 
cio di ragioneria nello scritturare il documento unisce una 
distinta al foglio di variazione di cui al successivo art. 102 
cd allega Paltra all’inventario o al quaderno di dotazione 
che tiene per il contraddittorio, 


Art. 97. 


Inventari di alcuni beni da considerare immobili. 


1. Sono considerati immobili agli effetti della compila- 
zione degli inventari e perciò non compresi in quelli di cui 
al precedente articolo i materiali d’ormeggio e di ostruzione 
affondati o galleggianti, le linee telegrafiche e telefoniche, 
quelle di forza e luce, gli impianti di suonerie: essi sono de- 
scritti — a termini del regolamento per 1’ Amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato — 
in appositi inventari di consistenza a forma descrittiva, spe- 
cificando il complesso dei materiali formanti Vimpianto ed 
{1 valore corrispondente al loro costo ed alla spesa occorsa 
per la loro sistemazione. 


2. GH inventari di cni al presente articolo sono tennti 
dalla Direzione dei lavori competente, senza nominare ap- 
posito consegnatario, in contradittorio con l'Ufficio di ragio- 
neria. Essi sono distinti secondo la loro natura indicata nel 
precedente paragrafo, con l’avvertenza che quelli relativi a 
lince la cui manutenzione è affidata ai circoli di costruzioni 
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telegrafiche e telefoniche sono intestati a questi ultimi, e 
che quelli relativi agli ormeggi posti in località fuori della 
sede dell’ Arsenale o dello stahilimento di lavoro sono distinti 
secondo le località stesse. dae i 


8. La compilazione degli inventari e le variazioni in ar- 
mento od in diminuzione hanno luogo in base: ad ordini. 
di lavoro iper le operazioni compiute dai Regi ‘Arsenali; a 
verbali redatti: a) dalla Amministrazione postelegrafonica 
per i materiali di cui quest’ultima cura la costruzione; d) da 
ufficiali della Regia marina per gli ormeggi collocati fuori 
della sede degli stabilimenti di lavoro valendosi di personale 
militare. Nell’uno e nell’altro caso ai verbali sono allegate 
lo richieste di somministrazione moi. 44 per i materiali for- 
niti dai magazzini della Marina. 


4. Gli eventuali lavori in aumento debbono formare oggetto 
li apposita variazione di carico, nella quale deve essere de- 
scritto .il materiale aggiunto all’impianto e la conseguente 
Spesa. : é 

Gli eventuali ricuperi di materiali derivanti da lavori di 
modifica formano oggetto di variazione di scarico per il va- 
lore del materiale versato al magazzino. 


ATt. 98. n 
Compilazione degli inventari degli enti a terra. 


1. Gli inventari degli enti a terra, di cui al precedente 
art. 96, sono compilati dalla autorità da cui dipendono i ri. 
spettivi consegnatari su stampati mod. 550 57 a seconda 
che siano tenuti con la forma del conto corrente o siano 
soltanto descrittivi. Essi sono redatti in doppio esemplare 
uno per il consegnatario e l’altro per l'Ufficio di ragioneria 
nella cui circoscrizione trovasi l’ente, per la tenuta del con- 
tradittorio. 

La costituzione degli enti aventi dotazioni di beni mobili, 
la soppressione degli stessi, come pure il cambiamento di 
nome di enti già esistenti od il cambiamento dell’autorità da 
cui dipendono, sono comunicati dal Ministero al Comando 
in capo o Comando militare marittimo nella cui circoseri- 
zione trovasi l’ente: deve essere cura del Comando stesso di 
informarne l’Ufficio di ragioneria che deve tenere il contra. 
dittorio dell’inventario, 


2. Gli inventari sono tenuti con la forma del conto cor- 


‘rente ad eccezione di quelli delle mense, degli effetti lette. 


recci, delle infermerie, dei galleggianti da non considerare 
come navi, degli autoveicoli, delle fotoelettriche, delle hasi 
passeggere e dei treni armati che sono tenuti in forma de- 
serittiva. ° 

3. Gli inventari sono compilati in base ai fogli di varia- 
zione redatti a termini del successivo art. 102 per la presa 
a carico dei materiali da parte del consegnatario. 

Essi sono redatti appena ultimata la distribuzione dei 
materiali ma in ogni caso entro l’anno finanziario in cui 
l’ente è stato costituito. Qualora alla fine dell’anno non sia 
ultimata la distribuzione e inventario è chiuso ed i mate- 
riali consegnati successivamente sono presi a carico dal con- 
segnatario in base a fogli di variazione in amento d’in- 
ventario secondo le norme del citato art. 102. 

4. I materiali sono inscritti nell’inventario in ordine al- 
fabetico raggruppando gli oggetti aventi lo stesso numero di 
nomenclatura e adoperando la denominazione di questa an- 
che quando localmente od in commercio si usino locuzioni 
diverse. 

Ogni inventario deve recare la indicazione dea categoria 
cui appartiene secondo la classificazione di cui al precedente 
art. 96 ed essere contrassegnato da un numero progressivo 
mer categoria, numero che viene assegnato dall’Ufficio di 
ragioneria. ° 
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5. Gli inventari dopo redatti sono firmati dal consegna- 
tario e vistati dall’autorità da cui questi dipende che li in- 
via subito all'Ufficio di ragioneria; questo, ‘dopo accertata 
Posservanza delle norme di cui al precedente paragrafo, li 
autentica e restituisce l’esemplare che spetta al consegna- 
tario all'autorità mittente la quale provvede a restituirgli i 
fogli di variazione che sono serviti per la formazione dell’in- 
ventario affinchè sieno aunullati. 

6. I materiali costituenti la categoria I di cui al prece- 
dente art. 96 sono compresi per ogni officina od ente in due 
inventari uno per i materiali costituenti la dotazione fissa 
per destinazione, ossia il macchinario, le trasmissioni e si- 
mili, l’altro per gli attrezzi, utensili e in genere strumenti 
di lavoro mobili. 


7. La rinnovazione degli inventari tenuti con la forma del 
conto corrente ha luogo quando il registro è esaurito; quella 
degli inventari tenuti in forma descrittiva ha luogo quando 
i fogli di variazione allegati non permettono una facile rico- 
gnizione. In questo secondo caso la rinnovazione deve essere 
autorizzata dal capo dell’Ufficio di ragioneria che tiene il 
contradittorio, il quale può anche promuoverla. 

Il nuovo inventario deve portare la dichiarazione del con- 
segnatario attestante che i quantitativi delle singole voci 
corrispondono a quelli risultanti dal precedente inventario, 
dichiarazione che il capo dell’Ufficio di ragioneria nell’au- 
tenticare il nuovo inventario, a termini del precedente para- 
grafo 5, deve, previa verifica, confermare esatta. 


Art. 99. 
Compilazione dei quaderni di dotazione delle Regie navi. 


1. Le dotazioui delle Regie navi risultano per ciascuna 
classe di nave da tabelle tipo, una per ogni capo carico. 

La tabella tipo è compilata, per la prima nave di ogni 
classe, dalla Direzione dei lavori che provvede al suo allesti- 
mento o dall’Ufficio tecnico nella cui circoscrizione trovasi 
il cantiere privato che l’allestisce, di concerto con l’ufficiale 
addetto all’allestimento, ed è comunicata al Ministro per 
l'approvazione. 

Essa serve di guida per compilare, con lo ftesso procedi- 
mento, le tabelle di dotazione delle altre unità della stessa 
classe, salvo le variazioni riconosciute necessarie, che deb- 
bono essere sottoposte alla approvazione del Ministero. 

Un esemplare della tabella di dotazione approvata dal Mi. 
nistero è comunicato all’Ufficio di ragioneria che deve tenere 
il contradittorio dei quaderni di dotazione. 

2. Quando l’allestimento della nave è affidato all’indu- 
stria privata, la tabella di dotazione distingue i materiali 
in due colonne, la prima per quelli che la ditta costruttrice 
deve fornire in base al capitolato d’oneri, la seconda per i 
materiali forniti dalla Regia marina, 

I materiali di competenza della ditta costruttrice. sono de- 
scritti indicando oltre il numero di nomenclatura, le specie 
di unità, le qualità ed il prezzo. 

L’eleneo delle parti somministrate dalla Regia marina può 
essere fatto in modo più semplice, specificando per ogni og- 
getto il numero di nomenclatura, la denominazione ed il 
quantitativo. 

8. I quaderni di dotazione delle mense, dell’infermeria, 
dei galleggianti da considerare come navi a termini del suc- 
cessivo ‘art. 100, n. 1, sono tenuti in forma descrittiva se. 
condo il mod. 57 e sono compilati rispettivamente dalla Di- 
rezione di Commissariato, della Direzione dell’ospedale e 
Aalla Direzione dei lavori competente: 

Tutti gli altri sono compilati dall’Ufficio di ragioneria in- 
dicato nel successivo paragrafo 5 e sono tenuti con la forma 
del conto corrente secondo il mod. 56. 
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4. 1 quaderni di dotazione sono redatti in doppio semplare 
uno per il rispettivo capo carico e l’altro per Ufficio di ra- 
gioneria per la tenuta del contradittorio, seguendo l'ordine 
indicato nel primo comma del paragrafo 4 del precedente 
art. 98. 

5. Il contradittorio dei quaderni di dotazione dei M.A.S., 
delle navi di uso locale e dei galleggianti da considerare 
come navi a termini del paragrafo 1 del successivo art, 100 è 
tenuto dall'Ufficio di ragioneria nella cui circoscrizione la 
nave o il galleggiante deve prestar servizio. 


Il contradittorio dei quaderni di dotazione delle altre navi 
è tenuto dall'Ufficio di ragioneria di La Spezia, di Taranto 
o di Venezia secondo le disposizioni date dal Ministero al. 
l’atto dell’allestimento o dell’acquisto della nave. Qualora 
in seguito questa venga ascritta ad altra sede i quaderni di 
dotazione continuano ad essere tenuti dall'Ufficio di ragio. 
ueria che li ha compilati. 


Su ogni quaderno di dotazione deve essere indicato in modo 
ben visibile l'Ufficio di ragioneria che tiene il contraddittorio. 

6. Nel caso di nave allestita da ditta privata l'Ufficio tec. 
nico che sorveglia i lavori per i materiali di dotazione forniti 
dalla ditta compila note mod. 117 classificandoli con le de- 
nominazioni, numeri e prezzi di nomenclatura. Le note sono 
distinte secondo i capi carico interessati e nella loro compi. 
lazione si osservano le seguenti norme: 

a) qualora il capitolato d’oneri non specifichi tntto il 
materiale che fa carico al carpentiere (mobili, quadri, spec- 
chi, sedie, tappeti, ecc.), si procede agli accertamenti neces. 
sari per stabilire le quantità realmente somministrate : 

d) i mobili sono iscritti nell’inventario solo nel caso che 
smontati formino un oggetto finito; non debbono iscriversi 
quelli che fanno corpo con le pruratie quando allo smonta. 
mento l'oggetto rimarrebbe incompleto ; i 

ec) qualora si tratti di oggetti descritti nel libro di no. 
menclatura nella IX categoria in modo sommario, debhono 
essere applicati i prezzi di costo o di stima; 

d) qualora i capitolati d’oneri prevedano la fornitura I 
di motoscafi, per questi debbono compilarsi due notamenti 
uno per il capo carico nocchiere e l’altro per il capo carico 
meccanico, in analogia a quanto' dispone il paragrafo 1 del 
successivo art. 100. Anche i due notamenti debbono essere 
classificati e valutati secondo il libro di nomenclatura. 


Le ‘note debbono essere redatte in quattro originali man 
mano che i materiali sono consegnati ai rispettivi capo ca- 
rico ed inviate subito al Comando della nave che provvede 
a farle firmare dai capo carico ed a restituirne tre esemplari 
all'Ufficio tecnico che ne consegna uno alla ditta fornitrice. 
invia il secondo all’Ufficio di ragioneria che deve compilare 
i quaderni di dotazione e trattiene il terzo. 

Le note non debbono avere cancellature e qualora siano 
necessarie delle rettifiche queste debbono essere eseguite me- 
diante postille firmate dal capo carico interessato e dal di. 
rettore dell'Ufficio tecnico. 

Qualora la consegna allo stesso capo carico abbia luogo 
in più riprese è compito della ditta fornitrice di far firmare 
dal capo carico ricevute provvisorie in doppio originale nelle 
quali i materiali debbono essere descritti come è indicato in 
principio del presente paragrafo. Terminata la consegna lo 
Ufficio tecnico redige lo note definitive di cui sopra in base 
ad uno degli originali delle ricevute provvisorie; l’altro ri 
mane presso la ditta per essere poi sostituito con la nota 
definitiva. E’ cura dell’Ufficio tecnico di restituire al capo 
carico annullati i due originali delle ricevute provvisorie. 
Le note definitive debbono pervenire al Comando della nave 
prima della consegna di questa alla Regia marina, 


Supplemento ordina 


7. Nel caso di nave allestita presso cantiere privato i ma- 
teriali forniti dalla Regia marina per essere sistemati a 
bordo, ma che pur facendo parte di un impianto fisso, deb- 
bono fur parte delle dotazioni di bordo come specifica il pre- 
cedente art. 96 n. 2 sono tenuti in evidenza in un conto cor- 
rente analogo al mod. 47 tenuto dall’Ufficio tecnico in con- 
tradittorio con l'Ufficio di ragioneria. 

Il magazzino che spedisce i materiali, ricevuto l'ordine del 
Direttore, compila la richiesta di somministrazione mod. 44 
in doppio, e la invia all’Ufficio di ragioneria che ne resti- 
tuisce un esemplare cogli estremi della registrazione, quale 
dornmento provvisorio di scarico, mentre spedisce l’altro al- 
l’UfMceie tecnico interessato, dopo di averlo registrato nel 
conto corrente, apponendovi i numeri progressivi delle co- 
lonne nelle quali i singoli materiali vennero annotati affin- 
chè I’Ufficio tecnico compia registrazioni identiche nel suo 
conto corrente. 


L'Ufficio tecnico nel consegnare i materiali alla ditta le 
fa quietanzare la richiesta mod. 44. Esegnita la sistemazione 
a bordo redige, per lo scarico del suo conto corrente, un no- 
tamento mod. 117 dei detti materiali che fa firmare dal cano 
carico interessato. Alla fine di oeni mese 1’Ufficio tecnico 
invia i documenti di scarico all'Ufficio di ragioneria. che ese- 
gmite le registrazioni nel conto corrente conserva le note mo- 
dello 117 per poi formare il anaderno di dotazione a termini 
del sucessivo paragrafo 10 ed invia le richieste mod. 44 mie. 
tanzate dalla ditta al consegnatario del magazzino per unirle 
Al primo originale e completare così il documento di scarico. 

Qualora i materiali di cui sopra anzichè dai magazzini del- 
la Regia marina siano forniti da ditte che concorrono alla 

“costrnzione della nave, l'Ufficio tecnico provvede come sopra 
è detto in base ai verbali preliminari di collando o agli elen- 
chi di carico mod. 65-bis, di cui al successivo art, 123. se- 
condo che i materiali vennero collandati preliminarmente o 
definitivamente. i 


Nel caso sopravanzino materiali iscritti nel conto corrente, 
sin ner eccesso di distribuzione da parte dei magazzini o per- 
chè Ta sistemazione non fu più eseguita, Ufficio tecnico re- 
stitnisce i materiali al magazzino mittente, con nota di in- 
troduzione mod. 41. 


8. Quando il maeazzino snedisce materiali che non deb- 
bono essere sistemati a hordo, ma. soltanto consegnati ni 
cani carico, redige fogli di somministrazione in triplice 
esemnlare di prime dotazioni mod. 66 intestandoli ai cani 
carico interessati: due esemplari seguono il materiale che 
UYTfficio tecnico conserva fino alla conseena al capo carico 
senza inscriverlo nel conto corrente di eni al paragrafo pre- 
‘cedente: l’altro esemplare è inviato all'Ufficio di ragioneria 
che lo tiene in sospeso. 


Consegnati i materiali ai rispettivi capi carico Ufficio tec- 
nico nrovvede a far firmare da questi i due esemnlari del fo- 
glio di somministrazione e li snedisce poi all'Ufficio di ra- 
gioneria il male. accertatane la concordanza col foglio in 
sospeso, invia al magazzino uno dei dne esemplari anietanzati 
come documento di scarico e trattiene l’altro agli effetti di 
cui al successivo paraerafo 10. 

Qualora i materiali di cni sovra siano forniti da ditte che 
concorrono alla costruzione della nave si nrocede analoga- 
mente in base agli elenchi di carico mod. 65-bis compilati da 
chi ha eseguito il collaudo. 


9. QOnalora al termine dell’allestimento della nave la dire- 
zione Aei lavori competente non abbia fornito tntti gli og- 
getti di dotazione, compila. ner i mancanti certificati di cre- 
dito mod. 52 in doppio e ne invia un esemnlare alla nave per 
la consegna al cano carico interessato e Paltro all’Ufficio Ai 
ragioneria agli effetti del paragrafo segnente. 
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10. I quaderni di dotazione sono compilati dall'Ufficio di - 
ragioneria in base ai documenti seguenti: 


a) note mod. 117 per i materiali forniti dalla ditta che 
allestisce la nave e per quelli forniti dalla Regia marina a 
termini dei precedenti paragrafi 6 e 7; 


* 3) fogli di somministrazione di prime dotazioni mod. 66 
per i materiali forniti dalla Regia marina a termini del pre- 
cedente paragrafo 8; * 

0) certificati di credito mod. 52 di cui al precedente pa- 
ragrafo 9. 

Dopo compilati sono inviati al Comando della nave per la 
firma del capo carico interessato e la restituzione dell’esem- 
plare che deve essere tenuto per il contradittorio dall'Tifficio 
di ragioneria; questo restituisce al capo carico annullate le 
note mod. 117 che hanno servito alla compilazione del qua- 
derno, 


11. Nel caso di acquisto di nave completa, la Commissione 
che la prende in consegna, alla quale può essere aggregato 
un funzionario dell’Ufficio di ragioneria della sede nella cui 
circoscrizione avviene la consegna, compila per ciascun capo 
carico l’elenco dei materiali di competenza dello stesso, clas- 
sificandoli secondo la nomenclatura e con prezzi di stima per 
quelli da ascrivere alla IX categoria qualora non sia possi- 
bile desumere il prezzo dal contratto di acquisto. 

Gli elenchi debbono essere firmati per ricevuta dai capi 
carico interessati : essi sono redatti in quattro originali, uno 
per il capo carico, uno per l’Ufticio di ragioneria che deve 
compilare i quaderni di dotazione a termini del precedente 
paragrafo 5, uno è allegato al verbale di consegna della nave 
e l’ultimo rimane negli atti della commissione. 


Art. 100. 


Apaizzi 


all’atto del loro acquisto o della loro costruzione, vengono 
compilati da parte della Direzione dei lavori i quaderni di 
dotazione: pirobarche, motoscafi, motolance, barche a nafta, 
pontoni, bettoline, chiatte, draghe e simili. Per i galleg- 
gianti senza apparato motore sî compila solo l'inventario del 
nocchiere e ner gli altri anche quello del meccanico coru- 
prendendovi anche i materiali fissi allo scafo e cioè que li 
che per una nave andrebbero ‘iscritti nei libri matricolari e 
precisamente nel quaderno del meccanico sono segnati il 
motore, gli accessori, le parti di rispetto e gli attrezzi: nel 
quaderno del nocchiere oltre allo scafo sono indicati tutti i 
materiali di coperta compresi gli oggetti che normalmente 
sono di competenza di altri capi carico come bandiere, fanali, 
cortine, tappeti, materiali elettrici, estintori e simili. I due 
quaderni debbono essere classiticati e valutati secondo’ il 
libro di nomenclatura. 

2. I galleggianti di cui al precedente paragrafo qualora 
all’atto dell’acquisto o della costruzione rimangano dispo- 
nibili sono dati in consegna coi quaderni di dotazione al 
capo della competente officina che li iscrive in apposito re- 
gistro a forma di conto corrente rilasciandone ricevuta. Av- 
venuta ‘poi la destinazione, la consegna all’ente designato è 
fatta risultare da verbale in doppio nel quale si deve far 
menzione anche dei quaderni di dotazione che sono fatti fir- 
mare dal consegnatario. Un esemplare del verbale è inviato 
all’Ufticio di ragioneria che lo unisce all’esemplare dei qua- 
derni di dotazione che ha per il contradittorio, mentre il 
capo dell’officina annota la consegna nel conto corrente di 
cui sopra. Analogamente si procede nel caso di restituzione 
dei galleggianti. Gli eventuali passaggi di questi da un ente 
ad un altro sono pure fatti risultare da verbale con la pro- 
cedura di cui sopra: qualora l’ente che riceve il galleggiante 
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sia fuori della circoscrizione dell’Ufficio di ragioneria questo 
invia alla Ragioneria della nuova sede il verbale ed i qua- 
derni di dotazione. . 


3. I palischermi (barche a remi ed a vela] lance, escluse 
quelle a motore, jole, baleniere, battelli, gondole, topi, zat- 
tere) che non vengono considerati come navi, all’atto dell’ac- 
quisto o della costruzione si danno in carico al consegnatario 
del magazzino competente: quando poi vengono dati in do- 
tazione a navi o enti a terra vengono portati in aumento ai 
rispettivi quaderni di dotazione od inventari. dandone sca- 
rico al consegnatario, 


4. Ogni galleggiante, si debba o pur non considerare come 
nave a termini dei precedenti paragrafi, è munito di un li- 
hretto matricolare, conforme ad apposito modello stabilito 
dal Ministero : esso Jo deve accompagnare dovunque. 


5. Per i galleggianti dati in consegna alla Direzione del 
Genio militare per i lavori della Regia marina, la manuten- 
zione continua ad essere a carico della Direzione dei lavori 
che li ha acquistati o costruiti. Per quelli appartenenti alla 
Direzione del genio la manutenzione spetta invece a que- 
st'ultima. 


Art. 101. 
Mobilio. 


In ogni ufficio od altro locale arredato è affissa una tabella 
dei mobili, arredi e simili in esso contennti coll’indicazione 
del numero progressivo col quale essi sono inscritti nell’inven- 
tario, firmata dal funzionario più elevato in grado o dal 
più anziano tra coloro che ocenpano l’ufficio. 

Delle mancanze e dei deterioramenti non giustificati sono 
responsabili coloro che occupano gli uffici o locali, senza 
pregiudizio della responsabilità del consegnatario per omessa 
sorveglianza. 

I mobili, arredi e simili sono soggetti alla ricognizione 
triennale prescritta dal R. decreto 18 settembre 1905, n. 513. 
modificato dal decreto TLmogotenenziale 23 marzo 1916, n. 390, 
oltre quelle conseguenti al cambio del consegnatario e quelle 
disposte dall’antorità superiore. 


Art. 102. 
Variazioni agli inventari ed ai quaderni di dotazione. 


1. Non si possono portare mutamenti nelle dotazioni delle 
Regie navi se non previa autorizzazione del Ministero od, in 
caso di urgenza e con l’osservanza delle prescrizioni del Re- 
golamento sul servizio a bordo delle Regie navi, del coman- 


dante dell'Arsenale o della Base navale, il quale informa’ 


subito il Ministero dell’autorizzazione data. 

2. Qualora il capo di un Ente a terra ritenga opportuno 
il discarico del materiale inventariato di cui non occorra il 
rimpiazzo. ne fa motivata proposta al Comando dell’ Arse. 
nale che decide in merito. La retrocessione ha luogo con le 
norme di cui al successivo art. 105 n. 15, che si osservano 
anche nel caso di dismissione di oggetti compresi nei qua. 
derni di dotazione. autorizzata conformemente al disposto 
fel paragrafo precedente. 

3. Te variazioni in aumento 0 in diminuzione ai quaderni 
di dotazione ed agli inventari degli enti a terra sono dimo- 
strate con fogli di variazione mod. RR numerati progressiva - 
mente per esercizio finanziario. Fssi sono emessi dall’ Tfficio 
li ragioneria che tiene il contradittorio, salve le eccezioni 
di cui ai paragrafi seguenti: quelli in anmento in hase nî 
Aocnmenti di scarico dei magazzini, alle domande di lavoro 
delle officine, come dispone il precedente art. 56 n. 2. ai ver- 
hali di collaudo ed accettazione od alle fatture per i mate- 
riali provvisti dall’industria privata (art. 122 n. 15, 123 n.1 


e 118 n. 2), ai verbali di costruzione ed alle fatture di acqui. 
sto per i materiali costruiti coi mezzi propri dell’ente od 
acquistati direttamente; ai verbali di passaggio in caso di 
cessione da un ente ad un altro; ai verbali di ricognizione 
nel caso di cui al precedente art. 81 n. 1; quelli in diminu- 
zione in base alle richieste di scarico mod. 51 nel caso di 
dismissione dall’inventario come dispone il successivo arti- 
colo 105 n. 15; agli ordini di passaggio. 

Ogni foglio di variazione deve contenere l’esatta indica. 
zione del documento che ha dato luogo all’anmento o nila 
diminuzione; per gli inventari, il numero e la categoria di 
essi; pei quaderni di dotazione il nome della nave e l’indica- 
zione del capo carico o della mensa o degli effetti letterecci 
o dell’infermeria o del galleggiante. 


4. I fogli di variazione sono redatti in doppio originale 
per gli inventari e per i quaderni di dotazione tenuti a forma 
di conto corrente (mod. 55 e 56). 

L’Ufficio di ragioneria nel registrarli nel proprio inventario 
o quaderno di dotazione assegna alle singole voci i numeri 
progressivi e li invia poi alla autorità competente per la con- 
segna al consegnatario, il quale, dopo averli a sua volta regi- 
strati nel proprio inventario agli stessi numeri progressivi 
indicati, allega a quest’ultimo un esemplare e restituisce Val. 
tro all'Ufficio di ragioneria, dopo firmata la dichiarazione 
di eseguita registrazione e fatto apporre il visto dal capo del 
servizio amministrativo dell’ente da cui dipende. 

Qualora l'Ufficio di ragioneria che compila i fogli di varia. 
zione non sia quello che tiene il contradittorio degli inven- 
tari, li invia a quest’ultimo che provvede a termini del comma 
precedente. 


5. Per gli inventari e quaderni di dotazione tenuti in for- 
ma. descrittiva vengono emessi dall’Tfficio di ragioneria fogli 
di variazione in un solo esemplare per gli enti a terra ed in 
doppio per le Regie navi. Gli enti a terra trascrivono nel. 
l'inventario il foglio di variazione e lo restituiscono con la 
dichiarazione di eseguita trascrizione e col visto del capo 
del servizio amministrativo. Te navi allegano un originale 
al quaderno Ai dotazione, senza trascriverlo, e restituiscono 
l’altro col loro visto per essere allegato al contradittorio Ael 
quaderno stesso. 

T fogli di variazione per le mense sono compilati dalla Dirc- 
zione di commissariato che, all’atto della distribuzione, li fa 
quietanzare e li invia all’Ufficio di ragioneria in un esem- 
plare o Ane, a seconda che trattisi di mense di terra o di 
bordo. La Ragioneria li trasmette di urgenza agli enti da cui 
le mense dipendono ner la consegna ai consegnatari. 


6. I fogli di variazione per gli acquisti fatti dalle Zone 
fari o da Tstituti coi fondi all’nopo assegnati o dalle navi 
officina, sono comnilati in doppio dalle dette antorità ed 
inviati all'Ufficio di ragioneria competente che Ji serittura 
e H fa trascrivere dai consegnatari nei propri inventari. con- 
servando un esemplare per il cantradittorio. 


7. In caso di acquisto diretto di oggetti da inscrivere negli 
inventari degli enti a terra. Autorità che lo la esegnito in 
via la fattura in doppio, sulla quale il consegnatario deve 
classificare il materiale secondo la nomenclatura ed apporre 
la firma in segno di rftevuta, all’Ufficio di ragioneria che 
emette il foglio di variazione facendone menzione sulia fat- 
tura di cui nn esemplare è restituito all'autorità mittente 
per essere allegato ai documenti di spesa mentre l’altro è 
conservato a documento della variazione. 

Le Regie navi e gli enti coloniali che fanno acquisti diretti 
di dotazioni sia per anmento di inventario sia per rimpiazzo 
o riparazione compilano il verhale di ricezione e caricamento 
mod. 42 prescritto dal Regolamento Enti, Corpi e Regie navi 
(art. 129) in doppio, e ne inviano subito uno all’fficio di 


ragioneria che tiene il contradittorio del quaderno di dota. 
zione o dell'inventario, per l'emissione dei fogli di variazione, 
mentre l’altro è unito al documento di spesa con l’indica- 
zione degli estremi del foglio d’invio del primo esemplare 
all'Ufficio suddetto. 

Nella compilazione del verbale mod 42 debbono osservarsi 
le norme seguenti : " 

a) il materiale deve essere classificato secondo la nomen- 
elatura, mettendo i prezzi di costo per quelli da attribuire alla 
IX categoria; 

Db) deve specificarsi se si tratta di anmento d’inventario 
o di rimpiazzo o di riparazione ; . 

e) nel caso di rimpiazzo si debbono unire al verbale che 
S'invia all'Ufficio di ragioneria, i certificati di credito, i ver- 
bali di perdita o rottura per incuria e quelli per cause di 
forza maggiore approvati dal Ministero, affinchè detto Uf- 
ficio annulli totalmente i documenti. che non hanno più ra- 
gione di essere conservandoli a documento della variazione. 
o parzialmente quelli soddisfatti solo in parte e da restituire 
falla nave o all’ente coloniale ; 

d) nel caso di acquisto di parti di oggetti complessi da 
sostitnire a quelle deteriorate o di materiali occorrenti per 
eseguire riparazioni, occorre far risultare dal verbale mo- 
dello 42, con annotazione in inchiostro rosso, la loro desti- 
nazione per la quale essi non vanno caricati in inventario. 
Mm questo caso sul verbale occorre indicare anche l'avvenuto 
carico hel conto corrente di cui all'art. 139 del citato regola- 
mento del ricupero derivante dalle parti sostituite; 

e) pei materiali pei quali nel libro di nomenclatura la 
specie di unità è diversa dalla espressione di grandezza, oc- 
corre indicare oltre il numero degli oggetti, anche la quan- 
tità secondo Je espressioni di grandezza. 

8. La costruzione di oggetti fatta a bordo o sul posto dagli 
enti a terra è fatta risultare da verbale nel quale l'oggetto 
è indicato coi riferimenti della nomenclatura. I verbale è 
inviato subito all’Ufficio di ragioneria per l'emissione del 
foglio di variazione. : 

9. Il passaggio di materiali inscritti negli inventari o nei 
quaderni di dotazione ad altro ente della Regia marina deve 
cssere disposto da Autorità superiore a quella da eni dipende 
il consegnatario cedente. 

N verbale relativo è firmato dal comandante della nave 


o dal cano ufficio da cui Aipende il consegnatario cedente 


e da quello da cnî dipende il consegnatario accettante, non- 
chè Ani due consegnatari interessati. Nel verbale è fatto ri- 
sultare il numero progressivo dell’inventario o quaderno di 
dotazione del cedente, la classifica dei materiali secondo 
nomenclatura ed i prezzi risultanti dall’inventario o quaderno 
li dotazione. 

T’Antorità cedente invia il verbale all’Tfficio Ai ragio- 
neria che tiene il contradittorio dell'inventario 0 quaderno 
li dotazione per Vemissione dei fogli di variazione relativi. 

10. Ad ogni inventario è allegato un prospetto a valore 
delle variazioni ove è segnato l'importo complessivo di cia- 
senn foglio di variazione 


Art. 103. 
Riscontro annuale degli inventari e dei quaderni di dotazione. 


1. Terminato l'esercizio finanziario PUfficio di ragioneria 
dopo registrati tutti i fogli di variazione relativi nd aumenti 
o diminuzioni di carico agli inventari degli enti a terra ed 
ni quaderni di dotazione, tennti con la forma del conto cor- 
rente. emessi fino alla data 20 giugno, compila il prospetto 
delle variazioni mod. 59 e 60 limitatamente alle sole voci che 
hanno subito variazioni e Jo invia alla antorità da cui di- 
pende il consegnatario interessato affinchè questo li confronti 
col proprio inventario. 
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Accertata la concordanza o dopo eliminate le eventuali 
discrepanze, il Comando della nave invia il prospetto mod. 60 
con le firme accertanti la concordanza stessa all’Ufficio di 
ragioneria ; questo lo restituisce con il suo visto per la con- 
segna al capo carico interessato che lo unisce al quaderno 
di dotazione. Il consegnatario di inventario di ente a terra 
invece trascrive nell’ultimo foglio dell’inventario la parte 
del prospetto mod. 59 e restituisce quest’ultimo firmato al- 
Ufficio di ragioneria. E° così stabilita la rimanenza da ri- 
portare al nnovo esercizio finanziario. i 


2. Il riscontro degli inventari e quaderni di dotazione te- 
nuti in forma descrittiva è fatto per gli enti a terra con l’in- 
vio da parte dell’Ufficio di ragioneria del riassunto a valore 
mod. 61 e per Je navi con la semplice comunicazione, per ogni 
quaderno, del numero dei fogli di variazione a carico e sca- 
rico per esso esistenti. 


Art. 104. 
Musci e biblioteche. 


1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle 
bibliotech» ed ai musei dovendo il loro materiale essere con- 
siderato immobile agli effetti della compilazione degli inven- 
tari a termini del secondo comma dell’art. 7 del regolamento 
«li contabilità generale dello Stato. Per detti enti gli inventari 
sono costituiti dai registri d’ingresso conformi, per le biblio- 
teche, al modello A annesso al regolamento per il servizio 
delle biblioteche della Regia marina approvato col R. decreto 
9 marzo 1905, n. 106, e redatti in modo analogo per i musei. 
Essi sono tenuti dal solo consegnatario. 

Per essi non si redigono fogli di variazione. 


2. Nel] caso di distribuzioni fatte dai magazzini ai Musei 
la richiesta Ti somministrazione mod. 44 oltre la quietanza 
del consegnatario deve portare la indicazione del numero 
d’ingresso sotto il quale è stato inscritto nel registro ogni 
oggetto ricevuto. ° 
‘3. Terminato l’esercizio finanziario i consegnatari comu- 
nicano all'Ufficio di ragioneria per le seritturazioni patri- 
moniali le variaziori in aumento e in diminuzione verifica. 
tesi durante ‘l’anno, indicando soltanto il loro importo com- 
plessivo, mediante un riassunto analogo al mod. 61. 


4. Nel caso di cambio del consegnatario la consegna è 
fatta in base aWe risultanze dei registri di cui al precedente 
paragrafo 1. 


Art. 105. 
Riparazioni - Ricambi - Retrocessioni - Servizio 
della Giunta di verifica. 


1. La riparazione di oggetti di dotazione sia degli enti 
n terra che delle navi è richiesta direttamente alla Dire. 
zione dei lavori competente (salve le disposizioni dei rego- 
lamenti speciali per le dotazioni che non sono di competenza 
delle direzioni stesse) con richiesta di lavoro mod. 63 in 
doppio. L'officina incaricata di eseguire il lavoro, al ritiro 
del materiale da riparare, provvede come è indicato nel pre- 
cedente articolo 49, n. 11. Ù 
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2. Quando occorra il ricambio di oggetti di dotazione le 
navi e gli enti a terra, con le eccezioni di cui al precedente 
art. 8, paragrafo 1, inviano il materiale alla Giunta di veri- 
fica insieme alla richiesta mod. 62. Quando si tratti di ma- 
teriali di una tecnica speciale la Ginnta chiede alla Dire. 
zione competente degli specialisti per averne il parere. Ta 
Giunta fa poi risultare la sua decisione sulla richiesta mo- 
dello 62 e per le navi anche sul quaderno di dotazione che 
pertanto deve essere esibito insieme ai materiali. 


° Supplemento ordinario alla 


La Giunta qualora conceda il ricambio e nel caso si tratti 
di materiali compresi nelle scorte di magazzino, compila la 
richiesta di somministrazione mod. 44 in base alla quale il 
materiale nuovo è ritirato. Quando invece si tratti di ma- 
teriali non compresi nelle scorte di magazzini, redige ri- 
chiesta di lavoro mod 68 e l'officina competente, qualora 
il Direttore dei lavori autorizzi la costruzione, emette l’or- 
. dine di lavoro intestato alla nave o all’ente a terra rila. 
sciando per il consegnatario un certificato di credito mo- 
dello 52 da inviare subito con l’ordine di lavoro all'Ufficio 


sli ragioneria per il visto su entrambi i documenti. 


Se la Giunta di verifica ritiene che i materiali presentati 
od alcuni di essi sono suscettibili di riparazione, non ne 
concede il ricambio e li depenna dalla richiesta mod. 62. 
Per essi le Autorità competenti procedono a termini del 
precedente paragrafo 1. 


‘8. Non sono consentiti ricambi senza presentazione dei 
materiali che debbono essere sostituiti. Qualora però prima 
della sostituzione necessiti avere il materiale da rimpiazzare, 
gli oggetti sono prelevati mediante richiesta di sommini- 
strazione mod. 44 in aumento di dotazione, specificando le 
ragioni che non permettono di presentare subito il materiale 
alla Giunta di verifica. i 


In questo caso non occorre l’autarizzazione di cui all’ar- 
ticolo 102, n. 1. 


Ottenuto l’oggetto, il consegnatario dell’inventario inviu 
il materiale dismesso mediante richiesta mod. 51 alla Giunta 
di verifica chiedendone lo scarico ed avvertendo che sì tratta 
di oggetto già ricambiato; esso perciò va segnato a. scarico 
dell’inventario. 


4. Qualora la Giunta di verifica riconosca che gli oggetti 
presentati per il ricambio sono in cattivo stato non per ve- 
‘tustà o per lungo uso, ma per mancanza di cure nella loro 
conservazione, ovvero abbia ragione di ritenere che gli 0g- 
getti presentati per il ricambio non siano quelli regolamen- 
tari, essa non esegne le operazioni domandate ma ne rife 
risce al comando dell’Arsenale per i provvedimenti del caso. 


5. La Giunta di verifica provvede alla demolizione degli 
oggetti ammessi al ricambio e descrive sulle richieste di 
ricambio mod. 62 ad essa presentate i ricuperi dalle demo. 
lizioni degli oggetti ricambiati, tenendone nota in apposito 
registro e versa periodicamente al magazzino i ricuperi stessi 
mediante note di introduzione mod. 41, distinguendo i ri. 
erperi provenienti da ricambi fatti a Regie navi da quelli 
fatti ad Enti a terra agli effetti delle scritturazioni patri. 
moniali di competenza dell’Ufficio di ragioneria nonchè di 
quelli fiscali nel caso debbano essere venduti, Insieme alle 
note di introduzione mod. 41 è inviato al magazzino anche 
un estratto del registro da cui risultino i dati delle richie- 
ste di ricambio che hanno dato luogo ai ricuperi, estratto 
che deve essere poi comnreso nella documentazione della con- 
tabilità giudiziale. T’Ufficio di ragioneria prima di emet 
tere l'ordine di carico deve accertare che la disposizione di 
cui sopra sia stata osservata. 


6. Il rimpiazzo di materiale perduto è domandato diret- 
iamente alla Direzione dei lavori competente con richiesta 
di somministrazione mod. 44 cui va allegato il verbale di 
perdita, approvato dal Ministero quando si tratti di perdita 
per causa di forza maggiore o corredato dalla nota di ad- 
debito negli altri casi. i 

Si procede analogamente nei casi nei quali il regolamento 
per l’amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi 
e delle Regie navi ammette la demolizione sul posto dei ma- 
teriali di dotazione divenuti inservibili, perchè il loro invio 
alla Giunta di Verifica sarebbe antieconomico. 
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7. Le richieste di somministrazione mod. 44 rilasciate dalla 
Giunta di verifica per i ricambi concessi, come pure quelle 
redaite in base a verbali di perdita, debitamente approvati 


‘quando occorra, od ai verbali di demolizione sul posto nel 


caso previsto dal secondo comma del precedente paragrafo 6, 
debbono essere presentate al più presto al magazzino inte- 
ressato, salvo a farsi rilasciare il certificato di credito mo- 
dello 52 nei casi di cui al seguente paragrafo 10. 

Decorsi quattro mesi dalla data dei documenti suindicati 
si considera i) ricambio non necessario e si provvede alla 
variazione in diminuzione nell’inventario o quaderno di 
dotazione, salvo che il consegnatario dimostri di essersi tro- 
vato nell’impossibilità di chiedere tempestivamente il ri- 
cambio, nel qual caso il comandante dell'Arsenale, ove ri- 
conesca fondate le ragioni addotte, può autorizzarlo. 


8. I magazzini non possono, nelle operazioni di ricambio, 
somministrare materialf affini a quelli indicati nella richie- 
sta di somministrazione mod. 44 redatta dalla Giunta di 
verifica. Se mancasse l’oggetto del tipo e delle dimensioni 
richieste e Pautorità da cui dipende il consegnatario dell’in- 
ventario v del quaderno di dotazione ritenesse di non poterne 
rimanere sprovvisto, può essere consegnato un oggetto affine, 
allegando alla richiesta mod. 44 apposita dichiarazione in 
base alla quale l’Utficio di ragioneria nel registrare la ri 
chiesta emette un foglio di variazione in aumento per l’og- 
getto distribuito ed uno in diminuzione per quello dismesso. 


9. I rifornimenti alle navi dei materiali da ricambiare 
devono essere effettuati dalla sede che ha rilasciato la ri 
chiesta di somministrazione mod. 44 od in caso di perdita 
dalla sede cui la nave è assegnata o presta servizio. Tutta. 
via, in caso di urgenza, il Comando dell’Arsenale può anto. 
rizzare il rifornimento a navi in partenza assegnate ad altre 
sedi, informandone il Ministero. 


10. Qualora il magazzino non abbia tutti gli oggetti indi- 
cati nella richiesta di somministrazione mod. 44 il conse- 
gnatario ne riferisce al direttore dei lavori affinchè decidu 
se per i mancanti si debba procedere alla costruzione iu 
Arsenale od all'acquisto; nel primo caso redige la richiesta 
di lavoro mad. 68: nel secondo caso fa la proposta di acqui. - 
sto a termini del successivo art. 115, n. 2. 

TI consegmatario del magazzino rilascia per i materiali 
mancanti un certificato di credito mod. 52 annotando sulla 
richiesta mod. 44, a fianco di ciascuna voce, se è stata di. 
stribnita o se per essa fu rilasciato certificato di credito; 
amhedne i documenti sono inviati subito all’T"fficio di racio. 
neria per il visto. Qualora i materiali mancanti comprendano 
tanto oggetti da costrnire ananto oegetti da acquistare, sono 
redatti senarati certificati di credito. 

Nella nroposta di acquisto e nella comunicazione alla Rinnta 
di ricezione che deve ‘provvedere al collando. a termini del 
snecessivo art. 122, è fatto risultare che si tratta di mate- 
riale per ricambio indicando anche Ente cni è destinato 
ed il quaderno di dotazione o l'inventario relativo. 


11. Nel caso di materiali di ricambio da costruire, off 
cina competente, ultimata la costruzione, invita l'ente inte. 
ressato a ritirare gli oecetti contro consegna del certificato 
di credito da unire alPordine di lavoro quale ricevnta. 

Analocamente nrocede il consegnatario del masrazzino ri- 
cevendo il materiale acauistato : in questo caso il certificato . 
Ai credito è unito al mod. 44 di cui al paraerafo segnente. 


12. Il materiale rannresentato dal certificato di credito 
è domandato con richiesta di somministrazione mod. 44 eni 
a allegato il certificato stesso. Qualora il marazzino possa 
consegnare soltanto una parte dei materiali indicati in ame- 
st'ultimo rilascia per i mancanti un nuovo certificato, proce. 
dendo com’è detto nel precedente paragrafo 10. 


13. I certificati di credito non soddisfatti entro l’anno 
dalla loro emissione, sono inviati all'Ufficio di ragioneria per 
essere annullati contro il rilascio dei fogli di variazione in di- 
minuzione dei materiali indicati. nei certificati stessi: l’ente 
interessato può però chiederne al Comando dell’Arsenale la 
rinnovazione; questa ha la ‘durata di un anno e può essere 
prolungata soltanto in casi eccezionali da valutare dal Co- 
mando stesso. 


14, In caso di perdita del certificato di credito si applicano 
le disposizioni del precedente art. 82 come se si fossero per- 
duti i materiali rappresentati dal certificato. 


correnti si effettua, previa l’autorizzazione di cui al prece- 
dente art. 102 n. 2, mediante richieste di scarico mod. 51 
inviate coi materiali alla Giunta di verifica la quale dispone 
o la demolizione degli oggetti o la loro riparazione è il versa- 
mento al magazzino secondo lo stato in cui li trova, osser- 
vando se del caso il disposto del precedente paragrafo 4. 
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Nel disporre la riparazione, alla richiesta di lavoro mod. 63 ; 
: avnti i fogli di variazione relativi ; d) dei certificati di credito i 
: mod. 52. ì 


che deve accompagnare il materiale all’officina, unisce la 
uota di introduzione mod. 41 per il carico al magazzino del 
materiale stesso. 

L’Officina ottenuta l’autorizzazione del direttore dei lavori 
ad eseguire la riparazione a termini del precedente articolo 47 
n. 1 ed emesso l’ordine di lavoro mod. 2, compila la richiesta 
dli materiali mod. 6 ove comprende lo stesso oggetto da ripa- 


rare e invia al magazzino tanto la richiesta mod, 6 quanto la . 


nota di introduzione mod. 41 per le operazioni di carico e 
scarico procedendo come è detto al precedente art. 49 n. 6. 
Qualora la riparazione non possa essere eseguita subito, il 
materiale è preso in consegna dal magazzino nello stato in cui 
si trova, salvo poi ad essere ritirato dall’Officina quando 


questa sia in grado di procedere alla riparazione (art. 49 | 


numero 6). 

La richiesta di scarico mod. 51 è redatta in doppio origi- 
nale. La Giunta di verifica vi indica le note di introduzione 
mod. 41 emesse per i materiali buoni e per quelli da riparare, 
mentre per i demoliti descrive a tergo i ricuperi che riman- 
vono nei suoi depositi per poi versarli periodicamente insieme 
4 quelli provenienti dai ricambi come è detto al precedente 
paragrafo 5. 

lì consegnatario dell’inventario o del quaderno di dota- 
zione ritira uno degli originali della richiesta di scarico mo- 
dello 51 per poi restituirla all’Ufficio di ragioneria per l’an- 
nullamento Bppena riceve il foglio di variazione a scarico; 
l’altro originale è inviato all’Ufficio di ragioneria che emette 
subito il foglio Ai variazione e lo trattiene in attesa di rice- 
vere dal magazzino le note di introduzione mod. 41 firmate 
dual consegnatario per l’emissione degli ordini di carico 
mod. 88. Accertato poi che i carichi sono stati regolarmente 
eseguiti, 


menti e delle diminuzioni verificatesi posteriormente secondo 
le indicazioni dei fogli di variazione rispettivi; c) la rima- 
nenza all’atto della consegna. Per le navi vengono invece 
specificati tutti i numeri dei fogli di variazione in aumento 
e in diminuzione, giunti posteriormente alla compilazione del 
quaderno di dotazione. 

Il capo carico cessante e quello subentrantè debbono fir- 
mare anche l’ultima parte dei quaderni di dotazione riservata .. 
alla iscrizione sommaria dei fogli di variazione. 

Nel caso di navi in allestimento od acquistate, qualora il 
quaderno di dotazione non sia stato ancora redatto & termini 


15. La retrocessione di materiali inventariati non più oc- del precedente art. 99, il verbalo di consegna deve indicare 


gli estremi: a) delle note mod. 117 relative ai materiali for- 
niti dalla ditta che ha costruito od allestito la nave; d) dei 
fogli di variazione in aumento o in deduzione già compilati 
o delle note mod. 117 per i materiali forniti dalla Regia Ma- 
rina; c) dei fogli di somministrazione di prime dotazioni 
mod. 66, delle richieste di scarico mod. 51 e degli altri docu- 
menti relativi a modifica del carico quando non si sieno 


Il verbale è redatto in quattro originali, uno per il conse- 


‘ gnatario cessante,-uno per il subentrante, uno da allegare 


all’inventario o quaderno di dotazione e l’altro per Ufficio 
di ragioneria che tiene i) contradittorio. 


2. Qualora nella consegna si riscontrino deficenze od ecce- 
denze, per le prime si deve indicare se dipendono da opera- 
zioni in corso per ricambi o retrocessioni a. gcarico, e, nella 
negativa, l’autorità di terra o di bordo fa compilare separhto 
verbale per l’addebito al responsabile, ed a versamento effet- 
tuato vi unisce la quietanza di tesoreria o vi appone la di- 
chiarazione dell’introito in cassa. Se del materiale addebitato 
si vuole lo scarico dall’inventario il verbale è inviato al com- 
petente Ufficio ragioneria insieme a quello di consegna. Se 
invece occorre il rimpiazzo del materiale, sul verbale di con- 
segna viene indicato che è stato redatto separato verbale per 
la sostituzione. 

Le eccedenze sono descritte nel verbale di consegna specifi -- 
cando se sì è in attesa di sarico in corso oppure quando e 
da quale autorità furono somministrati i materiali. Ove tali 


«indicazioni non risultino, l’autorità da cui dipende il conse- 


gnatario fa compilare apposito verbale di eccedenza classifi- 
cando il materiale secondo la nomenclatura e mettendo prezzi 


: di stima per quelli descritti nella IX categoria della nomen- 


l'Ufficio di ragioneria invia al consegnatario il . 


foglio di variazione dopo di avervi apposto gli estremi degli ; 


ordini di carico e restituisce alla Giunta trimestralmente per 


relativi a ciascuna nota di introduzione. 

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai 
materiali di dotazione delle StLcHe gi i quali vale il dispo- 
sto del successivo articolo 118, n. 2, comma secondo. 


Art. 106. 
Disposizioni speciali per le consegne e le ricognizioni. 


1. In caso di cambio di consegnatario la, consegna ha luogo 
sulla scorta degli inventari o dei quaderni di dotazione. Per 
gli enti a terra nel verbale relativo è fatto risultare : @) l’im- 
porto dell’ultimo riassunto a valore: %) l’importo degli au 


clatura stessa, e lo invia con quello di consegna all'Ufficio 
di ragioneria competente, Rimane fermo quanto dispone il 
precedente art. 81 n. 5. 
3. All’Ufficio di ragioneria sono inviati due originali del 

verbale. L’Ufficio accerta: 

a) che il numero dei fogli di variazione indicato nel ver- 
bale concordi con quello risultante all’Ufficio: 

b) che le deficienze riscontrate siano giustificate o abbia- 


. no dato luogo al corrispondente’ addebito e relativo paga- 


la conservazione in atti, le richieste di scarico mod. 51 dopo : mento. 


di avervi indicato i numeri degli ordini di carico mod. 88 d 


Un esemplare del verbale è restituito con la dichiarazione 


| di accertata regolarità per essere allegato all’inventario od 


al quaderno di dotazione; l’altro è unito all’originale tenuto 
per il contradittorio. 

4. Qualora un consegnatario cessi dall’iucarico prima del. 
l’arrivo del suo successore, l’autorità da cui dipende dispone 
che la consegna sia fatta ad un consegnatario provvisorio il 
quàle all’arrivo del titolare gli effettua nuova consegna. 

Nel caso di temporanea assenza del consegnatario l’auto- 
rità da cui dipende designa la persona che assume la respon- 
sabilità del materiale. Non ha luogo la ricognizione di questo, 
salvo che una delle due parti lo richieda. 
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5. Le Autorità di terra e di bordo debbono accertarsi che 
nei cambi di consegnatario la ricognizione avvenga di fatto, 
che il verbale sia compilato con le modalità prescritte e che 
siano subito spediti all’Ufficio ragioneria competente i due 
esemplari di cui al precedente paragrafo 3. Qualora l’omis- 
| sione di tali formalità rendesse impossibile di accertare le 

responsabilitiffper mancanze di materiali venute a conoscenza 
in seguito, le dette autorità sono chiamate, a mente dell’ar. 
ticolo 82 della legge di contabilità generale dello Stato, a ri- 
sarcire l’Erario dei danni arrecati. 


Art. 107. 
Radiazioni di navi o di galleggianti. 


-_ 3. In caso di radiazione di una nave dal quadro del Regio 
naviglio il Comando dell’Arsenale provvede alla custodia di 
essa ed ordina che siano versate le dotazioni. 

La Giunta di verifica procede, coll’intervento del capo ca- 
rico interessato e sulla scorta dei quaderni, alla ricognizione 
delle dotazioni e ne redige verbale. 

In base alle risultanze di questo la Giunta compila pro- 
spetti analoghi al mod. 51 distinti per capo carico, ove indica 
i materiali di cui dispone la demolizione e le note di introdu 
zione mod. 41 redatte per quelli buoni o da riparare che sono 
consegnati ai magazzini e li invia all’Ufficio di ragioneria. 
Questo, in base ai prospetti suindicati ed agli ordini di ca- 
rico dei materiali introdotti nei magazzini, tiene in evidenza, 
fino a totale esaurimento, i versamenti in parola annotandoli 
sui quaderni dî dotazione. 

Ultimata l’introduzione delle dotazioni nei magazzini. i 
quaderni sono annullati previa verifica. Qualora l'Ufficio di 
ragioneria che esegue le operazioni di cui sopra sia diverso 
da quello che tiene il contradittorio dei quaderni, invia a 
quest’ultimo l’esemplare con le annotazioni di cui sopra per 

‘la verifica con l’altro originale e l'annullamento. 


2. Quando una nave radiata debba essere demolita per conto 
della Regia marina da privato imprenditore, il ricupero dei 
materiali ed il conseguente versamento a magazzino ha luogo 
mediante verbali redatti in duplice esemplare da apposita 
Commissione nominata dal direttore dei lavori competente. 

Un esemplare del verbale viene consegnato al magazzino che 
riceve il materiale ; l’altro è inviato all’Ufficio di ragioneria 
che lo annulla dopo aver provveduto all’emissione dell’ordine 
‘di carico. Espletata la introduzione delle dotazioni nei ma- 
shzzini, i quaderni relativi sono annullati previa verifica. 

3. Se la nave radiata deve essere adattata per altri servizi 
. della Regia marina si compilano nuovi quaderni di dotazione 
per tutte quelle rimaste a bordo, salvo ad aggiungere succes- 
sivamente i materiali che si devono somministrare per il 
nuovo servizio al quale la nave deve essere adibita. l 

4. Analogamente si procede in caso di demolizione o tra- 
sformazione di galleggianti. TI libretto matricolare di cué al 
precedente art. 100 deve essere restituito all’ Autorità che as- 
segnò la caratteristica al galleggiante. 


5. Le operazioni che sarebbero di competenza della Giunta. 


di verifica sono compiute per le infermerie di bordo dalla Di- 
rezione dell’ospedale militare marittimo, quelle per le dota- 
zioni di mensa e per la restituzione di oggetti di vestiario 0 
casermaggio distribuiti a carico di inventario, dalla Dire- 
zione di commissariato, 


Art. 108. 
Disposizioni speciali per le navi officina. 


1. Le navi officina per le dotazioni di bordo si regolano co- 
me le altre navi. 


2. Le macchine e gli attrezzi dell’officina risultano da ap- 
posito quaderno di dotazione mod. 56 compilato dalla compe- 
tente Direzione dei lavori. i 

Ogni macchina utensile ha un foglio matricolare indicante 
i dati principali ed il corredo completo dei pezzi di rispetto 
e degli attrezzi di dotazione. 

Gli attrezzi e utensili di uso generale sono conservati nel 
magazzino di distribuzione della nave e dati in consegna al 
capo officina secondo le esigenze dei lavori. 

Gli attrezzi e utensili occorrenti normalmente alle singole 
sezioni dell’officina sono distribuiti, secondo richieste appro: 
vate dall’ufficiale capo reparto, ai sott’ufficiali funzionanti 
dla capi tecnici in sott’ordine, i quali ne rilasciano ricevuta 
e rispondono oltre che della loro esistenza anche della buona 
manutenzione e buon uso. 


8. Il quaderno di dotazione per le macchine ed attrezzi è 
compilato separatamente da quello del capo carico meccanico 
di bordo ; la tenuta di esso è affidata all’economo dell’officina 
(art. 27 n. 4) in contradittorio con Ufficio di ragioneria. 


Art. 109. 


Dotazioni provvisorie a navi requisite o noleggiate. 


1. In caso di imbarco di materiali su navi requisite o no- 
leggiate a tempo, sulle quali sia destinato un comandante mi- 
litare od un Regio commissario, per dotazioni provvisorie alla 
nave stessa pel servizio che deve compiere; i materiali sono 
listribuiti esclusivamente dai magazzini delle Direzioni dei 
lavori o da quelli delle Direzioni di commissariato M. M. Nel 
caso di materiali costruiti od approntati dalle officine, queste 
emettono ordini di lavoro di 4* categoria per effettuarne il 
carico ai magazzini che debbono eseguire la distribuzione. 
Questa ha luogo a mezzo di verbali di consegna mod. 120 com- 
pilati in triplice esemplare dai magazzini stessi, di cui uno. 
firmato dal consegnatario del magazzino distribntore, serve 
quale documento pel carico al contabile militare della nave 
che deve iscrivere i materiali voce per voce in apposito conto 
corrente ; gli altri due (firmati dal contabile militare, se questi 
ne effettua direttamente il ritiro, o dall’ufficio spedizioni se 
deve eseguirsene l’invio) debbono essere subito rimessi all’ Uf- 
ficio di ragioneria della sede che ne restituisce uno come do- 
cumento di scarico ed invia l’altro all’Ufficio di ragioneria di 
cui al paragrafo successivo. 


2. Le dotazioni provvisorie a tutte le navi requisite o no- 
leggiate in una determinata circostanza sono tenute in evi- 
denza da un solo ufficio di Ragioneria designato dal Mini- 
stero. 

L’Ufficio di ragioneria designato apre un conto « Navi re- 
quisite o noleggiate » e tanti sottoconti, a forma di conto 
corrente, quante sono le navi. Esso effettua le scritture nei 
sottoconti în base ai verbali mod. 120 che gli pervengono dai 
magazzini della sede per i materiali forniti dai magazzini 
stessi e per gli altri, dagli Uffici di ragioneria competenti. 

3. Cessata la requisizione o il noleggio, la retrocessione delle 
dotazioni ha luogo in base a verbale in doppio che il contabile 
militare compila valendosi dei documenti di carico in sno pos- 
sesso e che presenta alla Giunta di verifica, ritirandone un 
esemplare firmato, per ricevuta del materiale, dal presidente 
della Giunta, che invia poi insieme al conto corrente ed ai 
documenti di carico all'Ufficio di ragioneria designato. Qua- 
lora il contabile militare al momento della retrocessione non 
abbia ancora ricevuto il documento di carico, nel compilare 
il verbale di cui sopra classifica i materiali secondo la nomen- 
clatura valendosi della cooperazione dell’autorità che riceve 
il materiale. i 
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Qualora la retrocessione avvenga presso Ente che non ha 
magazzini, come Difese, Distaccamenti e simili, il verbale di 
cui sopra è firmato da chi ritira il materiale ed il Comando 
dell’ente provvede al suo invio, insieme alle dotazioni retro- 
cesse, alla più prossima Giunta di verifica. 


Nell’un caso e nell’altro la Giunta di verifica, considerando 
il verbale come richiesta di scarico mod. 51, procede alle ope- 
razioni di cui al paragrafo 15 del precedente art. 105. 


Qualora la retrocessione del materiale avvenga pel tramite 
di Regia nave o di altra nave requisita o noleggiata, deve es- 
sere.pure compilato il verbale nel modo indicato sopra, di cui 
un originale è cura della nave che cessa dalla requisizione o 
noleggio è inviato, insieme al conto corrente ed agli altri 
documenti, all'Ufficio di ragioneria designato. - 

La nave. che ha ricevuto in temporanea consegna le dota- 
zioni di una o più navi, deve versare separatamente, alle auto- 
rità destinate a riceverli, i materiali con verbali singoli. 


4. Nel caso di passaggio di dotazioni da una nave requisita 
o noleggiata ad un’altra per costituire o completare le dota- 
zioni di quest’ultima, deve essere compilato un verbale di 
passaggio firmato dai consegnatari militari interessati, da 
inviare direttamente all’Ufficio di ragioneria designato. 


5. Nel caso di materiali acquistati pel tramite di Uffici tec- 
nici da consegnare direttamente o spedire alle navi requisite 
o noleggiate per le loro dotazioni essi sono descritti in appo- 
sito conto corrente, analogo a quello indicato dall’art. 99, 
n. 7 per i materiali da sistemare su naviglio in costruzione, 
tenuto in contradittorio con l’Ufficio di ragioneria del Co- 
mando nella cui circoscrizione trovasi l’ Ufficio tecnico. 

Nel conto corrente i materiali acquistati sono registrati 
specificando le fatture ove essi sono compresi ; in queste, rila- 
sciate in doppio dal fornitore, il materiale va classificato se- 
condo la nomenclatura e vi è apposta la dichiarazione di pre- 
sa a carico e registrazione nel conto corrente. Un esemplare 
è inviato all'Ufficio di ragioneria che dopo annotati i mate- 
riali nel conto corrente in contradittorio lo restituisce al- 
l'Ufficio tecnico, con la dichiarazione di eseguita registrazio- 
ne per documentare la spesa. 

Se l’acquisto concerne galleggianti da considerare come 
.navi essi non sono iscritti nel conto corrente di cui sopra. 
Sulle fatture relative l’Ufficio tecnico fa risultare di aver 
compilato i notamenti di cui al precedente art. 100. 

Le fatture, coi notamenti di cui sopra, sono subito inviate 
all'Ufficio di ragioneria. Questo rimette i notamenti dei gal- 
leggianti alla competente Direzione dei lavori per la compi- 
lazione dei quaderni di dotazione ed avutili restituisce la fat- 
tura relativa annotandovi l’avvenuta compilazione dei qua- 
derni. 


‘6. Per i materiali da dare in dotazione a navi requisite o 
noleggiate l’Ufficio tecnico compila in triplice esemplare il 
verbale di consegna analogo al mod. 120; un esemplare è con- 
segnato, o spedito pel tramite del competente Ufficio imbar- 
chi e sbarchi, al contabile militare della nave; gli altri due 
sono inviati all'Ufficio di ragioneria il quale ne spedisce uno 
alla Ragioneria designata a tenere in evidenza le dotazioni a 
termini del precedente paragrafo 2 e restituisce l’altro con 
la dichiarazione di registrazione nel conto corrente a scarico, 
affinchè l'Ufficio tecnico esegua analoga registrazione sul suo 
conto corrente. 


7. Quando sulle navi requisite o noleggiate si eseguono dal- 
l’industria privata lavori per adattarle allo scopo cui debbono 
servire, l’Ufficio tecnico si dà carico nel conto corrente di 
cui al precedente paragrafo 5, in base alle fatture relative, 
dei materiali costituenti nuovi impianti registrandoli poi, a 


scarico, con verbale analogo al mod. 120, all’atto della con- 
segna al contabile militare. 

Cessato il noleggio o la requisizione le sistemazioni fisse di 
proprietà della Regia marina sono rimosse e per esse si pro. 
cede come per le dotazioni mobili. 

Qualora la retrocessione dei materiali abbia luogo presso 
lo stesso Ufficio tecnico che provvide a fornirli, essa ha luogo 
con le norme di cui al precedente paragrafo 2 considerande 
l'Ufficio tecnico quale ente privo di magazzino, ed applicando 
perciò il disposto de] secondo comma del paragrafo 8 citato. 

8. Ove il Ministero ordini all'Ufficio tecnico l’accantona- 
mento di materiali da ritirare da una nave che cessa dal no- 
leggio o dalla requisizione, per essere in seguito distribuiti 
quali dotazioni ad altre navi, l’Ufficio tecnico qualora ac: 
certi che alcuni oggetti sono divenuti inservibili può proce- 
dere alla loro demolizione funzionando come Giunta di ve: 
rifica, in analogia al disposto del paragrafo 15 del precedente 
art. 105 ed eventualmente alla vendita, previa autorizzazione, 
del Ministero, applicando il successivo art. 114. Ì ì 

I materiali demoliti o venduti sono depennati dall’esem- 
piare del verbale, compilato dal contabile militare, rimasto 
presso l'Ufficio tecnico, indicandone il motivo, mentre quello 
da consegnare al contabile militare deve rimanere inalterato 
per essere rimesso all'Ufficio di ragioneria competente per 
lo scarico totale. 

I materiali depennati debbono essere compresi in. verbali 
di demolizione o di vendita, intestati alla nave. Sui primi 
sì debbono indicare i ricuperi ottenuti segnati nel conto cor- 
rente a carico ; a quelli di vendita si deve unire, oltre a copia 
dell’autorizzazione ministeriale, la quietanza di Tesoreria at- 
testante il versamento all’erario del prezzo ricavato. I mate- 
riali rimasti in essere sono segnati dall’Ufficio tecnico nel 
conto corrente a carico e nel verbale di cui al precedente pa- 
ragrafo 3 è apposta la dichiarazione attestante l’accantona- 
mento di essi. Questo verbale, unito a quelli eventuali di ven- 
dita e di demolizione, è inviato all’Ufficio di ragioneria che 
tiene il contradittorio, per lo scarico alla nave ed il carico 
al conto corrente del materiale accantonato edi quello rieu, 
perato nelle demolizioni. 

Quando i materiali accantonati sono distribuiti o sistemati 
su altre navi, l’Ufficio tecnico compila appositi verbali da 
inviare all'Ufficio di ragioneria anzidetta.per operazioni in- 
verse a quelle del precedente alinea. Se sono spediti ai mu-. 
gazzini dei Regi arsenali è redatta nota di introduzione mo- 
dello 41 in doppio: un originale è rimesso all’Ufficio di ra- 
gioneria che, quando riceve dal. magazzino l’altro originale 
per l’emissione dell’ordine di carico, accerta la concordan- 
za tra i materiali spediti e quelli presi a carico dal magaz- 
zino e provvede allo scarico del conto corrente dei gni 
stessi. 


9. I materiali ricuperati da demolizioni di oggetti di prp- 
prietà dell’armatore, al quale sia stato concesso adeguato 
indennizzo, sono segnati, in base al verbale, in carico ‘al’ 
conto corrente dell'Ufficio tecnico -per essere poi, se con-- 
venga, inviati ai magazzini dei Regi arsenali oppure ven.. 
duti. Il verbale di carico è trasmesso all’Ufficio di ragione-. 
ria per le sue operazioni, provvedendo poi come è detto al 
paragrafo precedente. 


10. Qualora la Regia Marina esegua su nave noleggiata (o) 
requisita impianti di cui debba rispondere l’armatore a ter-. 
mini del contratto, l’Ufficio competente compila per essi ap- 
posito verbale in doppio da far firmare dal capitano della 
nave, distinto da quello concernente gli oggetti mobili che 
deve prendere in consegna il contabile militare; a que- 
st’ultimo è dato in consegna per memoria un originale del 
verbale. i 
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CAPO IV. 


ENTRATA ED USCITA DI MATERIALI - SPEDIZIONI n TRASPORTI. 


Art. 110. 
Disposizioni generali. 


1. L'entrata o l'uscita di qualiasi materiale od oggetto dal 
recinto di un Arsenale avviene esclusivamente in base ad au- 
torizzazione risultante da biglietti mod. 67 distaccati da qua- 
derni a madre e figlia e numerati progressivamente. 

Essa è data: 


a) dal comandante in 2* dell'Arsenale o dal comandante 
della Base navale o dal comandante locale o da loro speciali 
delegati, quando gli oggetti siano proprietà privata di ad- 
detti allo stabilimento, ovvero provengano da regie navi in 
armamento, in riserva o in disponibilità; 

0) dal direttore competente se i maieriali o gli oggetti 
‘ provengano dai magazzini o dalle officine di una direzione 0 
siano ad essi destinati ; ovvero debbano essere introdotti nella 
Giunta di ricezione per il collaudo, o debbano essere conse- 
gnati agli acquirenti, oppure appartengano ad un appaltatore 
di opere o di forniture che li debba introdurre per l’esecuzio- 
ne dell’opera o che debba ricuperarli come avanzi del lavoro 
o della fornitura; 

c) dal presidente della Giunta di ricezione, se essi ven- 

gono estratti in conseguenza di rifiuto fatto ai fornitori, o di 
eccedenze sulle quantità dei materiali da fornire, ovvero si 
tratti di recipienti, mezzi di imballaggio o simili, che i for. 
nitori abbiano diritto di riavere. 
2. Il rilascio dei biglietti mod. 67 ha luogo soltanto in 
seguito a richiesta delle navi, degli enti o delle persone inte- 
ressate, nei casi di cui alla lettera a) del paragrafo prece- 
dente; degli ufficiali dirigenti le officine, dei consegnatari di 
magazzino o delle commissioni per la consegna dei materiali 
venduti o dei capi degli Uffici amministrativi delle direzioni 
dei lavori nei casi di cui alla lettera bd). 


Le richieste dei biglietti di uscita sono unite alle madri di 


questi ultimi. 

3. I biglietti mod, 67 sono consegnati al portinaio dello 
stabilimento che quotidianamente li trasmette al Comando 
dell'Arsenale con l’indicazione del giorno in cui è avvenuta 
l’entrata o l'uscita del materiale. Il Comando nei casi di cui 


alla lettera 0) e c) del precedente paragrafo 1 li restituisce. 


alla autorità che li ha emessi, la quale accerta, confrontan- 
doli colla matrice, che non abbiano subìto alterazioni, pren- 
. dendo altrimenti i provvedimenti del caso: essi sono umiti 
alla matrice. 


Art. 111. 
Spedizioni e trasporti. 


1. L'Ufficio trasporti e spedizioni riceve dai magazzini o 
dalle officine o dalla Giunta di ricezione i materiali e gli og- 
getti da spedire, ne accerta la specie, le quantità e le condi- 
zioni; provvede all’imballaggio ed alle pratiche coll’ente in- 
caricato di eseguire il trasporto. Ha pure il compito di riti- 
rare i materiali in arrivo e di consegnarli al magazzino o al 
l'officina interessati come è specificato nel precedente art. 11. 

2. Le spedizioni si effettuano in base a richieste di som- 
ministrazione, mod. 44, ordini di passaggio mod. 42, ordini 
di lavoro ed altri documenti, secondo le disposizioni del di- 
rettore dei lavori o del presidente della Giunta di ricezione. 

8. Insieme ai materiali da spedire è consegnata all’Uf- 
ficio spedizioni la nota descrittiva .a madre e figlia mod. 68 
compilata dal consegnatario del magazzino 0 dal capo offi: 


ini 


$FFICIALE n. 299 del 27 dicembre 1939-XVILI 


cina o dalla Giunta di ricezione e contenente la specificazione 
precisa e dettagliata dei materiali da spedire. UCompiuti gli 
accertamenti di sua competenza il capo dell’ufficio spedizioni 
rilascia ricevuta dei materiali apponendo la sua firma sulla 
madre della nota che è restituita a chi l’ha compilata. 

4. Sono pure presentati all'Ufficio trasporti e spedizioni 
i documenti contabili riguardanti il materiale in partenza 


‘per apporvi l’indicazione del mezzo col quale il materiaie è 


spedito ed il riterimento alla nota descrittiva, di cui al para- 
grato precedente, annotazioni necessarie per le registrazioni 
ui magazzino (art. 87 n. 2), salvo il pertezionamento- dello 
scarico, ai tini della contabilità giudiziale, colla quietanza 


‘dei consegnatari degli enti destinatari quando non si tratta 


di spedizioni oltremare di cui al successivo articolo 112. 

Fer le spedizioni che hanno origine da ordini di lavoro le 
annotazioni anzidette tengono luogo della quietanza della 
nave o dell’ente a terra per il quale il lavoro è stato eseguito. 

5. Preparata la spedizione viene compilato il biglietto di 
trasporto a madre e figlia mod. 69 che il capo dell’ufficio 
firma sia sulla madre che sulla figlia. 

Se la spedizione ha luogo per via di terra o di aria 0 con 
navi del commercio l’Ufticio trasporti e spedizioni annota 
sulla madre del biglietto di trasporto, che rimane presso 1’ l'f- 
ficio stesso, gli estremi della spedizione. 

Se esiste uno spedizioniere questi deve apporre la sua firma 
sulla madre del biglietto di trasporto per ricevuta dei colli da 
spedire. +. : ‘edg 

Se la spedizione si effettua a mezzo di Regia nave inter 
viene un delegato dal Comando di bordo per accertare il nu- 
mero e la condizione dei colli e per firmare per ricevuta la 
madre del biglietto di trasporto. 

6. Quando è necessario l’intervento dei funzionari di do- 
gana questi sono invitati tempestivamente mediante richiesta 
di libero transito alla dogana, per essere presenti alla chiu- 
sura dei colli. 

I lasciapassare devono essere allegati ai documenti di spe- 
dizione che accompagnano il materiale. 

7.I materiali spediti a ditte private possono usufruire 
della tariffa militare soltanto quando debbono essere trasfor- 
mati o riparati, esclusi quelli ceduti in permuta o in vendita, 
sempre che a termini del contratto debbano essere consegnati 
franchi di spesa. Questa gircostanza deve essere fatta risul. 
tare, con annotazione firmata, sulla lettera di vettura. 

$. La nota descrittiva mod. 68 (figlia) ed il biglietto di 
trasporto mod. 69 (figlia) a spedizione effetiuata vengono in- 
viati al destinatario dal quale a suo tempo debbono essere 
restituiti quietanzati. 

9. All’arrivo di materiali con mezzo di Regia nave l’accer- 
tamento del.numero e delle condizioni dei colli è fatta dal 
Capo dell’ufficio spedizioni e trasporti alla presenza di un 
delegato del Comando della nave. 

Se i materiali giungono per via di terra l’uccertamento 
viene eseguito all’atto del ritiro, alla presenza dell’incari. 
cato del ritiro e della loro consegna all'Ufficio. 

10. Se i colli hanno i suggelli rimossi, o se risultano dan- 
neggiati, ovvero se il numero, il peso 0 la misura degli og- 
getti sciolti presenta deficienze, o se questi oggetti sono tro- 
vati danneggiati, viene compilato verbale, che è anche fir- 
mato dal delegato del Comando della nave 0 dall’incaricato 
del ritiro. 

11. Se i colli sono in buone condizioni e si trovano con i 
suggelli inalterati e così pure, nel caso di oggetti sciolti, se il 
numero, il peso o la misura degli oggetti stessi corrispondono 
alle indicazioni del biglietto di trasporto e le loro condizioni 
sono buone e il peso corrisponde a quello dichiarato, VUf. 


dd 
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ficio trasporti e spedizioni ne fa dichiarazione sul biglietto 
di trasporto che deve essere restituito alla parte mittente. 

12, Le ricognizione dei materiali contenuti nei colli è fatta 
dall’Ufticio speuizioni e trasporti alla presenza del consefna- 
tario 0 del cupo utticio al quale essi sono destinati 0 di uu 
loro delegato. 

Se aperti i colli, si trovano mancanze o danni nei materiali 
contenuti in essi, ciò viene tatto risuitare da verbale. 

13. 1 danni e le mancanze dichiarati nei verbali dei quali è 
cenno bel paragran precedenti, sono imputabili, salvo giu- 
atincazioni ricouosciute attendibili : 1 

a) ulla parte mittente quando all’arrivo i suggelli si tro- 
vino iutatti ed i collì in buvne condizioni, sicchè i danni in- 
terni e le mancanze debbano essere attribuiti a negligenza 
nella tormazione dei colli 0 nell’accertamento delle quantità ; 

db) alla parto che ha eseguito il trasporto quando i colli 
Si troviuo danneggiati 0 quauuo si trovino i suggelli rotti od 
i colli distatti in modo da permettere l'uscita di materiali 
od intine, quando i colli, pur non presentando tracce esterne 
di danneggiamento, abbiano subìto internamente dei danni 
non ostante il perietto imballaggio ; 

£) alla stessa parte che ha eseguito il trasporto se i danni 
o le deficienze si riscontrano negli oggetti sciolti ; 

d) ulla parte ricevente quando questa all’arrivo dei ma- 
teriali non abbia tempestivamente ed esattamente compiute 
le formalità innanzi descritte, rendendo così impossibile l’ac- 
certamento delie responsabilità ; i 

c) ulle varie parti secondo le determinazioni del Mini- 
stero, quando ciascuna abbia con omissioni o negligenze con- 
corso è pruvocure il danno, 

Sono attribuiti invece a causa di forza maggiore, quando 
sia du escludere qualsiasi responsabilità nelle perdite © nei 
danni. 

14. Un esemplare del verbale di cui ai paragrafi 10 e 12 è 
spedito a ciascuna-delle parti interessate ed al Ministero cui 
spetta la decisione in merito ‘alle responsabilità — o se del 
caso — il riconoscimento della forza maggiore. 

15. Qualora il danno sia attribuibile alla parte mittente 
il magazzino ricevente si dà carico delle quantità indicate nel 
documento di scarico del magazzino mittente, ma invia & 
questo ultimo per le quantità non ricevute un ordine di pas- 
saggio mod, 42, accompagnandolo col ‘documento di scarico 
primitivo quietanzato e col verbale di cui al paragrafo 12. 

16. La parte cui è imputato il danno 0 le mancanze nei ma- 

teriali spediti, quando ha ricevuto il verbale di cui al para- 
grafo 12 compie le indagini del caso per determinare & chi 
debba essere attribuita la colpa e ne riferisce subito al Mi- 
‘nistero domandando in pari tempo lo scarico dei materiali 
perduti o danneggiati a favore del consegnatario al quale 
erano a carico prima della spedizione. I° poi provveduto se- 
condo le disposizioni del Ministero. 


Art. 112. 
Spedizioni oltremare. 


1. Nel caso d’imbarco su uave che deve eseguire il tra. 
sporto di materiali destinati oltremare & magazzini a conta- 
bilità giudiziale, nulla è innovato alle disposizioni precedenti 
quando i materiali provengano da magazzini, i quali quindi 


compilano l’ordine di passaggio mod. 42 e la nota descrittiva. 


mod, 68. : 
Sc la spedizione è invece effettuata direttamente da un Uf- 
ficio tecnico questo, compila, oltre la nota descrittiva, il bi- 
glietto di trasporto mod. 69, ed un verbale di consegna ana- 
logo al mod. 120 in doppio che trasmette all’ente da cui di- 
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pende il magazzino destinatario: un originale va allegato 
all'ordine di carico e l’altro è restituito con la indicazione 
dei dati dell'ordine stesso, che l’Utticio tecnico dopo tatto 
vistare dal competente Utticio di ragioneria conserva come 


documento di scarico del conto corrente prescritto dal suec- 
cessivo art. 123 n. 2. 


2. Quando i materiali da spedire oltremare debbono essere 
presi 1n carico da cousegnatari di inventari o di quaderni di 
uotazione oppure si tratti di materiali di consumo 0 du la- 
voro diretti ad enti che non hanno magazzini a contabilità 
giudiziale, i magazzini mittenti in luogo dell’ordine di pas- 
sagio mod, 42 compilano verbali di consegna mod. 120 in uni- 
co esemplare, distinguendo in verbali separati i materiali che 
vanno presi in carico negli inventari o quaderni di dotazione 
da quelli occorrenti pei consumi e lavori. 

1l verbale mod, 120 firmato dal capo dell’ufficio trasporti e 
spedizioni e nel quale questi deve inuicare gli estremi del bi. 
glietto di trasporto, il mezzo col quale si efiettua l’invitro e 


‘ia data di speuizione, serve di documento di scarico al ma- 


gazzino. Se la spedizione ha luogo a mezzo di nave requisita 
o noleggiata il contabile militare della nave ritira col mute. 
riale le figlie e della nota descrittiva mod, 68 e del biglietto di. 
trasporto per consegnarle poi al destinatario, L’Utncio tra- 
sporti e spedizioni annota in apposito registro i verbali mo- 
dello 120 che ha quietanzato. = glia 

L’Utticio di ragioneria, nel registrare i verbali mod. 120 
di scarico al magazzino, emette per i materiali da inventa- 
riare i togli di variazione e li tiene in sospeso, in attesa di 
aver notizia del regolare ricevimento del materiale. 

- Il destinatario, seguendo la procedura di cui al precedente 

art. 111 restituisce quietanzati la nota descrittiva ed il bi- 
glietto di trasporto alla Direzione da cui dipende il magaz- 
zino distributore che rimette la prima all’Ufticio di ragio- 
neria aftinchè dia corso ai fogli di variazione rimasti in 
sospeso ed il secondo all’Ufticio trasporti e spedizioni che 
prende nota’ nel registro di cui sopra dell’arrivo del mate- 
riale a destinazione. sd 

l’Utticio di ragioneria, dopo le sue operazioni restituisce 
col proprio visto, la nota moi. 68 all’Ufticio trasporti e spe-. 
dizioni. 

Qualora l'invio anzichè da un magazzino sia fatto da un 
Ufficio tecnico si procede analogamente a quanto sopra è 
detto, salvo che l’Utficio tecnico compila anche il biglietto di’ 
trasporto mod. 69. Il verbale mod. 120 è trattenuto fino a che 
giungano quietanzati dal destinatario la nota descrittiva ed 
il biglietto di trasporto; quest’ultimo è unito alla matrice 
mentre il primo è unito al verbale mod. 120 che è inviato per 
il visto all'Ufficio di ragioneria competente ed è poi conser. 
vato come documento di scarico del conto corrente di cui al . 
successivo art. 123 n. 2. 


8. Qualora il Ministero disponga l'accantonamento presso 
un Ufficio imbarchi e sbarchi di materiali per i quali si ri. 
serva di designare in seguito a quale autorità d’oltremaro 


| debbono essere spediti o a quali navi requisite o noleggiate - 


distribuiti quali dotazioni, la procedura da seguire-varia a 
seconda che nella sede dell’Ufficio imbarchi e sbarchi esista 
o pur non un magazzino della Regia Marina a contabilità giu- 
diziale (esclusi i depositi isolati di materiali di consumo). 

Nel primo caso i materiali sono spediti con ordine di pas- 
saggio mod. 42 dai magazzini e con verbale di consegna in 
doppio, analogo al mod. 120, dagli uffici tecnici, seguendo 
questi ultimi le norme di cui al precedente paragrafo 2 sia 
per il carico al magazzino ricevente e sia per lo scarico dal 
conto corrente dell’Ufficio. 

L'Ufficio imbarchi e sbarchi, per la custodia dei materiali, 
mette un suo locale a disposizione del consegnatario del ma- 
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| gazzino, un cui incaricato esegue le I di entrata e 
di uscita, Conosciuto poi l’ente cui i materiali debbono essere 
spediti li invia con ordine di passaggio mod. 42 se si tratta 


di magazzini a contabilità giudiziale o con verbali di con- 


segna mod. 120 negli altri casi; si procede come è indicato 
nei precedenti paragrafi 1 e 2 funzionando l’Utticio imbar- 
chi e sbarchi come l’Ufficio spedizioni, 

Qualora non esista il magazzino, quelli mittenti e gii Uf- 
fici tecnici inviano i materiali con verbali di consegna mod. 
120 i primi, e con verbali analoghi i secondi e l'Ufficio im- 
barchi e sbarchi li descrive in apposito conto corrente. I ver- 
bali sono redatti in doppio originale di cui il magazzino mit- 
tente invia un esemplare all'Ufficio imbarchi e sbarchi, men- 
tre l’altro firmato dall’ Ufficio trasporti e spedizioni che pruv- 
vede all’invio, costituisce il documento di scarico per il con- 
segnatario. L’Ufficio tecnico, invece, trasmette entrambi gii 
esemplari e l’Ufficio imbarchi e sbarchi ne restituisce uno, 
con la dichiarazione di presa a carico nel proprio conto cor- 
rente, ed esso costituisce il documento per lo scarico dal 
conto corrente dell'Ufficio tecnico. 

All’atto della distribuzione dei materiali accantonati l'Uf- 
ficio imbarchi e sbarchi procede come appresso : 

a) se si tratta di dotazioni da consegnare a navi requi- 
site o noleggiate per loro dotazione, compila il verbale di 
consegna analogo al mod. 120 in doppio; un esemplare quie- 
tanzato dal contabile militare della nave documenta io sca- 
rico dal suo conto corrente, il secondo è trasmesso all’Ufficio 
di ragioneria designato di cui al precedente art. 109 n. 2 che 
procede come è detto nel citato articolo ; 

3) se si tratta di materiali di consumo o per lavori emet- 
te solo la nota descrittiva mod. 68 e il biglietto di trasporto 
«mod. 69; 

0) se si tratta di materiali da prendere in carico dai con- 
segnatari di inventari o quaderni di dotazione, oltre i due 
documenti di cui sopra, compila il verbale di consegna mod. 
120, in unico esemplare, che invia all'Ufficio di ragioneria 
della sede che ha spedito i materiali, per la emissione del fo- 
glio di variazione da tenere in sospeso, secondo le disposi- 
zioni del precedente paragrafo 2. 

Lo scarico dal conto corrente dell’ Ufficio imbarchi e sbar- 
chi ha luogo nei casi di cui alle lettere a) e d) in base ai docu- 
menti di spedizione quietanzati. 

La nota descrittiva mod. 68 relativa alle operazioni di cui 
alla lettera 0) è trasmessa all’Ufficio di ragioneria cui fu 
spedito il verbale di consegna modello 120, che la restituisce 
vistata dopo aver dato corso ai fogli di variazione in sospeso. 


CAPO V. 


MATERIALI DICHIARATI IUORI USO. 


Art. 113. 
Dismissioni e demolizioni. 


1. Il direttore dei lavori che riconosca opportuna la di- 
smissione di apparati motori, di artiglierie, di armi sub- 
acquee, di macchine motrici ed utensili, di galleggianti e di 
materiali analoghi in dotazione delle officine, ne fa proposta 
al Ministero con apposita relazione da inviare pel tramite 
del Comando dell’ Arsenale previo parere del Consiglio dei 
lavori. Se il Ministero approva la dismissione i materiali 
sono compresi tra quelli fuori uso. 

2. Il direttore dei lavori ha facoltà di dismettere, dichia- 
randole fuori uso, e surrogare le parti che ne) corso di ripa- 
. razione di nna nave o di un complesso siano trovate in cat- 


tive condizioni, salvo che le parti da dismettere sieno di 
grande importanza nel qual caso procede conformemente alle 
disposizioni del paragrafo precedente. 

Ha pure facoltà di dismettere e dichiarare iuori uso gii 
strumenti, gli arnesi, gli utensili, ed altri oggetti analoghi 
che formano il corredo delle officine qualora per qualunque 
ragione siano divenuti non più atti al servizio. 

3. Per i materiali e gli oggetti non considerati nei para- 
grafi precedenti, depositati nei magazzini, che siano ricono- 
sciuti non idonei ad ulteriore servizio o perchè di modello 
antiquato o perchè difficilmente reimpiegabili o per altro mo- 
tivo, il direttore dei lavori formula proposte di materiali da 
dichiarare fuori uso mod. 50 che previo esame e parere del 
Consiglio dei lavori, sono inviate al Ministero in doppio 
esemplare, uno dei quali è restituito con le decisioni. 

4. I materiali dichiarati fuori uso a termini dei precedenti 
paragrafi se compresi in inventari sono versati nei magazzini 
con verbale mod. 48. Se già compresi uei materiali del ma- 
gazzino il consegnatario provvede a classificarli nella cate- 
goria c) di cui al precedente art. s3 n. 2. 


Art. 114. 
Vendite. 


1. I direttori dei lavori propongono al Ministero di vendere 
gli oggetti e i materiuli dichiarati fuori uso a termini del- 
l’articolo precedente, quando non ritengano opportuno di 
procedere alla loro demolizione o trasformazione, osservando 
le norme stabilite dal Regolamento per la contabilità gene- 
rale dello Stato, dal presente regolamento e «dalle vigenti 
condizioni generali di appalto, salvo che per motivi di sicu- 
rezza pubblica, o d’igiene, o per ragioni di indole militare, 
ovvero per evitare abusi, convenga distruggerli o disporne 
altrimenti, ciò che è fatto risultare da apposito verbale. 

2. Si considerano materiali fuori uso, e si provvede a ter- 
mini del precedente paragrafo, i residui ed i ricuperi delle 
lavorazioni giudicati non reimpiegabili nei lavori o non tra- 
sformabili o che esistano in quantità eccedenti i bisogni delle 
officine. 

3. Alla vendita, autorizzata dal Ministero, di materiali 
fuori uso stimati di valore non superiore alle lire ventimila 
provvede il Comando dell'Arsenale per delega del Ministero 
stesso. 

Se gli oggetti da vendere superano il valore di diecimila 
lire, nelle operazioni d’incanto o di licitazione ed alla firma 
del contratto deve intervenire un agente demaniale. 

Quando il valore presunto supera le lire ventimila alla ven- 
dita provvede il Ministero. E’ esteso alle vendite il Uiricloa di 
cui al successivo art. 116 n. 4. 


4. Qualora i materiali da vendere non eccedano il valore 
presunto di L. 1000 i direttori dei lavori possono, coll’auto- 
rizzazione del Ministero, contrattare verbalmente la vendita 
ed eseguire l’immediata consegna del’ materiale venduto al- 
l'acquirente, previo versamento del prezzo nelle casse dello 
Stato. 

5. La consegna dei materiali venduti è fatta agli acqui- 
renti dal consegnatario del magazzino o da un suo delegato, 


‘con l’assistenza di uno o più ufficiali, a ciò delegati dal co- 


mandante dell'Arsenale, dopo che ne sia stato effettuato il 
pagamento, mediante il verbale mod. 45, redatto giorno per 
giorno in tre esemplari. 

L’eventuale consegna di materiali in più di quelli indicati 
nel contratto non può aver luogo se non contre il versamento 
in tesoreria del valore eccedente ed accertamento che sia 
stato anche eseguito il pagamento della tassa complementare 


di registro. 
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0. In caso di vendita di esplosivi fuori uso la consegna 

è subordinata alla presentazione da parte dell’acquirente del 
nulla osta dell’ufficio tecnico di finanza e dell’autorità di 
pubblica sicurezza. 
“7. Allorchè il valore dei materiali da vendere non eccede le 
L. 5000 ed interessi per ragioni di sicurezza, d’igiene od al- 
tro, di sgombrare al più presto lo stabilimento, il comandante 
dell'Arsenale può autorizzare l’immediata consegna del ma- 
teriale al compratore rimasto aggiudicatario in seguito ad 
incanto pubblico od a licitazione privata, previo versamento 
dell’importo della vendita nelle casse dello Stato, e delle 
spese inerenti al'contratto presso l’Ufficio contratti, senza 
attendere la registrazione dell’atto. 

8. Espletata la consegna dei materiali venduti, l’Ufficio 
amministrativo della Direzione compila il (Conto di liquida- 
zione mod. 70, col conteggio delle multe eventualmente ap- 
plicate in relazione alle date di estrazione dei materiali stessi, 
invita l'acquirente ad accettare le risultanze del conto fir- 
mandolo ed a versare l'ammontare delle multe nelle casse 
dello Stato, fissando ai tal fine un termine, Ove durante que- 
‘sto l'acquirente non abbia effettuato il versamento o rivolta 
istanza motivata per il condono totale o parziale della multa, 
la Direzione dei lavori procede nel seguente modo: 

a) se il contratto di vendita fu approvato dal Comando. 
dell'Arsenale in base alle disposizioni del 1° comma del pre- 
cedente paragrafo 3 propone al Comandante dell’ Arsenale di 
autorizzare lo svincolo della cauzione previa deduzione della 
multa, che deve essere commutata in quietanza di entrata 
con imputazione ai proventi eventuali del Tesoro; 

b) se il contratto di vendita fu approvato con decreto 
del Ministero, comunica a quest’ultimo copia del conto di 
liquidazione affinchè possa tener conto del mancato paga- 
mento delle multe nell’autorizzare lo svincolo della canzione. 

9. Subito dopo espletate tutte le pratiche indicate ai para- 
grafi precedenti, l'Ufficio amministrativo invia al consegna- 
tario del magazzino per le prescritte registrazioni e lu sca- 
rico del materiale venduto un esemplare del conto ricpilo- 
gativo mod. 70 allegandovi : 

a) un esemplare del verbale di consegna; . 

0) una copia conforme degli atti contrattuali di vendita ; 


c) la quietanza originale di tesoreria relativa al paga- 
mento dell’importo dei materiali; i 
d) ogni altro documento che possa esser ritenuto indi- 
spensabile per la giustificazione dello scarico. 
10. Analogamente si procede per la vendita delle navi o dei 
galleggianti radiati. - 


TITOLO V. 


PROVVISTE E LAVORI 
AFFIDATI ALL’INDUSTRIA PRIVATA 


Art. 115. 
Fabbisogni e richieste di acquisti. 


1. In principio di ogni anno i direttori dei lavori accer- 
tano le qualità e le quantità. di materiali di cui occorre 
rifornire i magazzini per avere una scorta sufficiente & prov- 
vedere ai lavori e somministrazioni alle Regie navi ed agli 
altri servizi a terra ‘nell’anno finanziario seguente ed in- 
viano al Ministero il Fabbisogno generale dei materiali 
mod. 71. n 

Qualora in seguito per speciali lavori occorrano materiali 
non previsti nel fabbisogno, e in quantità superiore a quella 
prevista, possono essere redatte richieste suppletive. 
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2. Le proposte di acquisto dirette dai vari enti ai direttori 
dei lavori a norma dei precedenti art. 41 n. 2, 45, 84 n le 
105 n. 10 debbono essére distinte a seconda che i materiali 
debbano essere presi in carico dai magazzini od inscritti negli 
inventari degli enti a terra o nei quaderni di dotatazione 
delle Regie navi o presi in carico dagli economi direzionali. 

Esse oltre alla esatta specificazione dei materiali, da fare 
secondo il libro di nomenclatura salvo ad indicare in paren- 
tesi la denominazione commerciale quando questa sia diversa, 
debbono indicare il magazzino nel quale deve farsi l’intro- 
duzione o l’ente al quale sono destinati. aa 

L’ufficio che le riceve prima di sottoporle al direttore per 
le sue decisioni vi deve indicare se il magazzino sia in tutto 
od in parte provvisto dei materiali richiesti e l’importo pre- 
sunto della spesa. . 


Art. 116. 
Facoltà delegate ai direttori dei lavori 
per alcune provviste e lavori. 


1. In relazione a quanto dispone il precedente art. 39 n, 1 
il direttore dei lavori provvede in economia e sotto la sua 
personale responsabilità fino al limite di L. 8000: 

a) all'acquisto di materiali occorrenti per i lavori, quan- 
do ritenga che la procedura normale possa riuscire di pre- 
giudizio al regolare e sollecito corso dei lavori stessi; 

») all’esecuzione di lavori speciali che sia impossibile o 
non conveniente eseguire con i mezzi della Direzione; 

‘ ©) ad operazoni di facchinaggio, trasporto e movimento 
di materiali aventi carattere eccezionale od urgente, quando 
non sia conveniente o possibile eseguirle con i mezzi della 
Direzione; 

d) alle minute spese. 


Il giudizio di opportunità o di convenienza del direttore dei 
lavori deve essere espresso in apposita dichiarazione da al- 
legare agli atti di liquidazione della spesa. Nel caso di acqui- 
sto per contrattazione verbale o per lettera secondo gli usi del 
commercio la dichiarazione è apposta sulla fattura insieme a 
quella prescritta dal seguente art. 118 n. 2 penultimo comma. 


2. Il direttore dei lavori può altresì provvedere in economia 
e sotto la sua personale responsabilità, purchè la spesa non 
superi le lire 75.000, ma con l’autorizzazione o la sunzione 
del Ministero: l 
. a) all’acquisto di materiali di consumo per le Regie navi 
in armamento quando vi sia inderogabile necessità di provve. 
dere ai rifornimenti di bordo, non vi possa provvedere con le 
scorte deî magazzini, non sia possibile aspettare gli ordinari 
rifornimentî e manchi anche il tempo o la possibilità di ri- 
correre a prelevamenti da magazzini di altre sedi; 
db) all’acquîsto di materiali vccorrenti a ricambi di dota- 
zioni delle Regie navi, od'alla esecuzione v prosecuzione di 
lavori nei Regi stabilimenti militari marittimi, quando l’ur- 
genza dei singoli casi non consenta in modo assoluto di su- 
bordinare l’andamento dei lavori alla osservanza delle nor- 
me ordinarie della contabilità generale, o alla possibilità di 
rifornimenti da altre sedi; ‘ 

c) ad operazioni di facchînaggio per il carico o lo scarico 
da navi Regie o noleggiate o requisite di materiali o combu- 
stibili, quando per esse non vi siano contratti in corso e l’ur- 
genza delle operazioni da compiere sia tale da richiedere la 
loro immediata esecuzione; La 

d) a fare eseguire presso privati stabilimenti lavori di 
carattere urgentissimo, che non si possano effettuare con i 
mezzi della Direzione. 


60 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 299 del 27 dicembre 1939-XVIII 
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Qualora per ragioni di assoluta urgenza ‘l direttore dei la- 
vori provveda a quanto sopra senza l’autorizzazione ministe- 
riale, la richiesta di sanzione è inviata al Ministero pel tra- 
mite del Comando dell'Arsenale cui compete di esprimere 
il proprio parere, . 

3. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare in economia 
e sempre sotto la sua personale responsabilità lavori urgenti 

‘ di riparazione al Regio naviglio nonchè i lavori occorrenti in 
«caso di pericolo, per evitare perdite di materiale galleg- 
giante dello Stato o per recuperare quello naufragato. 

A tal fine può affidare subito lavori il cui importo non ec- 
ceda le L. 150.000 dandone immediato avviso al Ministero per 
la’ ratifica della spesa- Qualora preveda che ‘per l’ultima. 
zione dei lavori occorra superare il limite anzidetto, richiede 
Pautorizzazione min'steriale, In questo caso alla liquidazione 


della spesa provvede il Ministero, previo parere dei Corpi con- 


sultivi (Consiglio superiore di marina e Consiglio di Stato) 
qualora la spesa complessiva superi le lire 500.000. 


4. E’ vietato di suddividere artificiosamente in più o diverse 
stipulazioni uno stesso lavoro od una stessa fornitura da 
affidare alla medesima persona o ditta. 


5. Il Ministerb assegna distintamente per ogni capitolo del 
bilancio i fondi che il d'irettore dei lavori ha facoltà di ero- 
gare per gli acquisti o lavori di cui ai precedenti paragrafi. 

Per nessun motivo il direttore può eccedere le assegnazioni 
fatte dal Ministero, e in ogni caso, prima di procedere ad ul- 
teriori acquisti o ad ordinare altri lavori, deve avere ottenuto 
le assegnazioni complementari (vedi il successivo art. 118 nu- 
mero 10). 

Per il pagamento delle spese il Minîstero provvede con or- 
dini di accreditamento il cui importo singolo può superare 
‘il limite di cui all’art. 56 della legge per l’ammin'strazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ma 

+ non il milione. 


6. Nei casi ‘indicati nei numeri precedenti il direttore dei 
lavori può disporre gli acquisti mediante contrattazione ver- 
bale contro l’immediata consegna della merce qualora si ve- 
rifichino le circostanze di cui al seguente art. 118, n. 3. 

Negli altri casi il direttore dei lavori applicando il sistema 
del cottimb fiduciario, interpella con le norme d' cui al suc- 
cessivo art. 118 le ditte idonee alla fornitura ed inscritte nel- 
l’elenco dei fornitori per la Regia marina per conoscere le 
condizioni cui sarebbero disposte ad eseguirle e l’affida a 
quella che, a suo giudizio, ha presentato l’offerta più conve- 
niente, concordando con essa le condizioni di esecuzione, i 
prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in 
caso di ritardo, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi a 
sua cura e spese a tutte le disposizioni delle leggi e dei re- 
golamenti vigenti in materia. Deve pure richiamare la facoltà 
per l’ Amministrazione di provvedere alle provviste ed ai la- 
vori a rischio e pericolo del cottimista o di rescindere l’ac- 
cordo mediante semplice denuncia, qualora l’assuntore man- 
chi ai patti concordati, conformemente a quanto stabiliscono 
le condizioni generali di appalto per le forniture alla Regia 
marfna che debbono sempre essere osservate salvo le deroghe 
espressamente risultanti dall’atto contrattuale, Può ricorrere 
ad un’unica ditta anche se non compresa nello elenco dei 
fornitori, quando ciò sia reso necessario dal genere della fot- 
nitura, facendo risultare esplicitamente questa circostanza 
negli atti. 


7. L’assuntore dî lavori o di forniture col cisterna del cot- 
timo fiduciario deve, a garanzia degli obblighi assunti, dare 
cauzione nella misura del decimo dell’importo del lavoro o 
della fornitura, salva la facoltà di cui al penultimo comma 
dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patri- 


monio e per la contabilità generale dello Stato. Il direttore dei 
lavori qualora lo ritenga opportuno può esonerarlo da que- 
st’obbligo contro diminuzione del prezzo concordato da ef- 
fettuare all’atto della liquidazione, di una somma pari allo 
interesse del quattro per cento annuo sul decimo della for- 
nitura per il tempo intercorrente dalla data dell’atto con- 
trattuale a quella del verbale di accettazione définitiva, sem- 
pre che non sia stata prestabilita nell’atto contrattuale la 
somma da dedurre.per quel titolo. 

8. Sono applicabilî alle forniture di cui sopra le disposi- 
zioni del seguente art. 117 che non sieno in contrasto con 
quanto prescrive il precedente paragrafo 6: 


Art. 117. 
Gare. 


1. Nelle gare per forniture che debbono formare oggetto di 
atto contrattuale da approvare con decreto del Ministero, 
indette dalla direzione dei lavorî per delega del Ministero 
stesso, si eseguono le norme ia regolamento sulla contabilità 
generale dello Stato, 

2. Negli inviti alla gara è inclusa l'avvertenza che le of- 
ferte sono impegnative verso l’amministrazione fin dal mo- 
mento della loro presentazione e vincolano l'offerente fino 
al termîne massimo stabilito dalle condizioni generali di ap- 
palto mentre l’atto non è obbligatorio per l’ Amministrazione 
finchè non sia approvato nei modi di legge. 

L’invito è conforme al mod. 77. L’esito della gara è fatto 
risultare da verbale conforme al mod. 79. 

La ditta che sia compresa nell’elenco dei fornitori della Re- 
gia marina può presentare, per dimostrare la sua idoneità 
ad eseguire la fornitura, un certificato attestante di essere 
compresa in quell’elenco per le forniture di cui si tratta: 
esso deve avere data non anteriore ad un anno dal giorno in cui 
fu rilasciato. 


8. Per gli acquisti fatti in base a campioni la Direzione 
delegata dal Ministero a compiere gli atti della gara cura 
che la Giunta di ricezione dello stabilimento sia fornita dei 
campioni stessî. Nel caso di forniture comuni a più stabili- 
menti provvede affinchè le altre Giunte di ricezione siano 
fornite di campioni conformi ai proprî. 

Bandita una gara nessuna variazione può essere apportata 
ai campioni istituiti per la stessa. I cambiamenti riconosciuti 
opportuni valgono soltanto per le forniture successive. 

4. Chiusa la gara, se non fu richiesto il deposito provviso- 
rio come condizione dî validità delle offerte, la direzione qua- 
lora ritenga necessaria una garanzia reale invita la ditta 
prescelta a versare la cauzione ed a produrre la quietanza 
relativa entro tre giorni dal ricevimento della partecipazione 
della aggiudicazione che rimane subordinata al versamento 
stesso nel termine indicato. i 

Qualora la ditta venga esonerata dall’obbligo della cau- 
zione, si applica il disposto del precedente art. 116 n. 7. 


- Art. 118. 
Modalità per le forniture in economia 
disposte dai direttori dei lavori. 


1. Il direttore dei lavori, il quale valendosi delle facoltà 
di cui al precedente art. 116 richiede offerte di materiali, si 


vale di inviti mod. 77-bis descrivendo i materiali coi numeri 


e la denominazione della nomenclatura salvo ad apporre in 
parentesi la denominazione in uso nel commercio qualora sia 
differente, 
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In risposta ui detti inviti le ditte completano e restituî- 
scono alla Direzione dei lavori il modulo 78-bis allegato agli 
inviti stessi, munito della prescritta marca da bollo, avan- 
— zando le proprie offerte e dichiarando di accettare le condi- 
zioni descritte nel modulo. E’ redatto il verbale mod, 79-bîs8. 

Il direttote esaminate le varie offerte accetta quella che ri- 
tiene più conveniente. 

Procede analogamente per l’esecuzione di lavori: in questo 
caso l’invito è fatto col mod. 77-ter. 


2. Per gli acquisti eseguiti per contrattazione verbàle di 
cui al paragrafo 6 del precedente art. 116 il direttore rivolge 
ai fornitori commessa privata mod. 80. Il fornitore nell’in- 
viare il materiale commesso vi unisce la fattura in doppio 
allegandovi la richiesta mod. 80; in base a detti documenti 
si effettua il pagamento previa classifica del materiale da 
parte del competente magazzino o consegnatario di inventario 
ed emissione a cura dell’ufficio di ragioneria dell’ordine di 
carico o del foglio di variazione agli inventari (art. 87 n. i 
e 102) i cui estremi sono segnati tanto sulla fattura che sulla 
commessa mod. 80; quest’ultima è poi unita alla matrice... 

Sulla fattura il direttore dei lavori appone la dichiarazione 
che gli oggetti forniti sono conformi sia per ‘qualità che per 
quantità a quelli richiesti e che il prezzo è quello concordato. 

L'acquisto di pubblicazioni è documentato da dichiarazione 
apposta dal consegnatario della biblioteca sulla fattura, în- 
dicante il numero del registro d’ingresso sotto il quale è stata 
scritta ogni pubblicazione (art. 104 n. 1). È 


8. Si procede a termini del paragrafo precedente, facendo 
cioè a meno di atto scritto quando sì tratti di semplice com- 
pra-vendita di oggetti già confezionati e pronti per i quali 
non sì debbano stabilire particolari clausole di collaudo e di 
consegna: in questo caso l’acquisto è fatto in base a fatture 
non registrate, sulle quali non sì deve apporre alcuna dichia- 
razione di carattere contrattuale, ma solo il visto di liquida. 
zione. i 


4. Quando si tratti di acquìsti per i quali non è ammessa 
la contrattazione verbale, i patti contrattuali sono fatti ri 
sultare dall'offerta mod. 78-bis o da lettera secondo gli usi 
del commercio o da atto di sottomissione o da contratto se- 
condo che fl direttore ritiene più conveniente. 

In essi i materiali da fornire debbono essere indicati coi 
numeri e le denominazioni della nomenclatura di cui al pre- 
cedente art. 79, salvo apporre in parentisi la denominazione 
in uso nel commercio qualora sia differente. 


5. L’offerta dell’aggiudicatario è inviata all’Ufficio con- 
tratti per la rogazione dell’atto quando il direttore dei lavori 
ritenga opportuno stipularlo in forma pubblica, Altrimenti 
l’atto contrattuale sia esso redatto sotto forma di scrittura 
privata o di atto di sottomissione è inviato all’ Ufficio con- 
tratti per l'iscrizione nel repertorio notarile mod. 72 e la re- 
gistrazione fiscale, 


6. Quando l’acquisto è fatto secondo gli usi del commercio 
cioè risulti da lettera con la quale il direttore dei lavori dà 
l'ordinazione indicando le modalità per l'esecuzione cui il 


fornitore risponde accettando i patti, il documento da sotto- | 


porre a registrazione è la fattura in base alla quale si deve 
fare il pagamento. Su di essa îl direttore dei lavori appone 
esplicita dichiarazione per attestare che il prezzo indicato è 
quello concordato e risultante dalla corrispondenza inter- 
ceduta. . 7 


7. L’Ufficio contratti fa eseguire dal contraente il depo- 
gito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale 
delle somme.presunte occorrenti per la registrazione dell’at- 
to contrattuale; si fa consegnare anche l’importo presunto 


delle spese per le copie dell’atto, per uso amministrativo, ri- 


lasciandone ricevuta, Mediante ordinativi staccati da bollet- 
tari mod. 180 T (1) da commutare in vaglia della Banca d’Ita- 
lia a cura della sezione anzidetta, dispone il pagamento, & 
favore dell’Ufficio del registro, della tassa da applicare per 
la registrazione dell’atto stesso. 

Con analogo procedimento fa restituire al contraente la 
somma eventualmente residuata sul deposito provvisorio. 

Il capo dell’Ufficio vigila che sia tenuto conto particola- 
reggiato sia dei suddetti depositi provvisori, sia di quelli 
versati direttamente da contraenti per provvedere alle minute 
spese di contratto, e che siano restituite poî le somme even- 
tualmente sopravanzate su ciascun deposito (vedi preceden- 
te art. 9). 


8. Espletate le pratiche suddette, l'Ufficio contratti prov- 
vede alle copie ad uso amministrativo occorrenti per il col- 
laudo e la liquidazione della fornitura. 


9. Nelle forniture eseguite col sistema del cottimo fidu-- 
ciario, non si devono accordare dilazioni nelle consegne, . 
salvo il caso di varianti tecniche da apportare alla fornitura 
e previa autorizzazione del Ministero. 

Non possono neppure essere stabiliti pagamenti rateali, 
dovendo l’intero importo della fornitura essere liquidato e 
pagato dopo la avvenuta accettazione definitiva dei materiali 
o dei lavori. Soltanto nel caso che vi sia uni periodo di garan- 
zia e la ditta sia stata esonerata dall’obbligo delli cauzione 
una parte del prezzo può essere trattenuta fino al termine 


«di quel periodo a garanzia dell’osservanza degli obblighi 


assunti, 


10. Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il Direttore 
dei lavori, come ogni altro funzionario delegato alle spese, 
trasmette al Ministero una situazione mod. 94 delle aperture 
di credito ricevute e dei pagamenti ordinati nel mese prece- 
dente comunicandone copîa, per conoscenza, anche alla Ra- 
gioneria centrale. In relazione alle risultanze della situa- 
zione anzidetta formula le richieste dei fondi ancora occor- 
renti (vedi ‘il precedente art. 116 n, 5). 


Art. 119. 
Acquisto di materiali fatto da Regie navi. 


Gli acquisti di materiali di dotazione sia per perdita che 
per ricambio, eseguiti direttamente dalle Regie navi, nei casi 
in cui ciò è ammesso, devono essere considerati fatti per de- 
legazione delle Direzioni dei lavori e vanno posti a carico 
delle aperture di credito fornite dal Ministero alle Direzioni 
stesse. Le Direzioni di commissariato trasmettono alle Di 
rezioni dei lavori dei prospetti mensili riepilogativi ‘per 
ciascuno dei capitoli ai quali si riferiscono le spese, allegan-. 
dovi i documenti giustificativi. : 

Le Direzioni dei lavori provvedono al rimborso alle Dire.. 
zioni di commissariato. ” 

Art. 120. 
Conto delle forniture o dei lavori. 


L'Ufficio amministrativo della competente Direzione dei 
lavori tiene per le provviste derivanti da contratti approvati 
con decreti ministerisli registri delle forniture e dei lavori | 


‘mod, 73 per vigilare sull’adempimento degli impegni assunti . 


dagli imprenditori e per il computo delle penalità cui essi - 
incorressero. se 

Analogamente procede per le. forniture disposte dal diret- 
tore in base alle facoltà di cui al precedente art. 116 quando 
esse risultino da atto seritto, valendosi del registro mod. 74. 


(1) Articoli 563 e 573 delle istruzioni generali sul servizio del 
Tesoro ed. 1903 o articoli 1330 © 1359 dell’ed. 1939. . 
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Trasformazioni e lavorazioni di materiali affidate all’indu- 
stria privata o ad altre Amministrazioni dello Stato. 


1. Quando occorra di consegnare a privati o ad enti estranei 
alla Regia marina materiali da sottoporre a lavorazione 0 
trasformazione nei loro stabilimenti, pur restando i mate- 
riali stessi di proprietà dello Stato la consegna viene eseguita 
dal magazzino interessato in base a verbale mod. 45 redatto 
in doppio esemplare, con l’assistenza di un delegato del Di- 
rettore dei lavori da cui dipende il magazzino. 

Qualora però nella lavorazione o trasformazione interven- 
ga anche una officina della Direzione con propri operai e 
qu'indi in base ad ordine di lavoro, la consegna è fatta dal- 
l’officina previo prelevamento dei materiali dal magazzino 
con richiesta mod. 6. i 

Il verbale, firmato dalla parte ricevente dal suddetto fun- 
zionario e dal consegnatario, deve recare l’indicazione degli 
estremi del contratto, della sua approvazione e della regi- 
strazione alla Corte dei contî, o, se la lavorazione ha luogo 
in base a contratto di cottimo fiduciario, la disposizione del 
presente regolamento cui si fece ricorso: quando è il caso si 
deve anche indicare il numero dell’ordine di lavoro. 

Un esemplare del verbale è conservato dal consegnatario 
del magazzino dopo registrato e vistato dall'Ufficio di ragio- 
neria, per essere poi unito alla contabilità giudiziale come 
documento dî scarico, oppure dall’officina e posto in que- 
st’ultimo caso a corredo dell’ordine di lavoro ; l’altro va unito 
al conto di liquidazione della spesa di cui al successivo ar- 
ticolo 124. 


‘2. Si procede come è detto al paragrafo precedente anche 
nel caso di consegna di materiali che la Regia marina si sia 
obbligata di fornire alla ditta che esegue lavori per suo con- 
to. Qualora la ditta sia sotto la vigilanza di un ufficio tecnico 
il verbale di consegna mod. 45 oltre la firma per quietanza 
della ditta ricevente deve avere anche il visto del direttore 
dell'Ufficio tecnico; inoltre deve esservi indicato l’ente per 
il quale i lavori sono eseguiti affinchè l'Ufficio di ragioneria 
possa imputare l’importo dei materiali al conto relativo. 


Qualora la consegna debba avvenire in più riprese può es- 
sere eseguita con buoni provvisori firmati dal consegnatario 
del magazzino e dal delegato della ditta e vistati dal diret- 
tore dei lavori o da un suo delegato, da ricapitolare a con- 
segna ultimata, o periodicamente qualora essa si debba pro- 

trarre per più di un mese, nel verbale mod. 45. 


3. Sulla scorta del verbale di consegna di cui ai paragrafi 


precedenti, corredato da copia dell’atto contrattuale, o da 
un estratto di esso, l’Ufficio di ragioneria dà scarico al 
magazzino dei materiali consegnati e procede alle conse- 
guenti scritturazioni patrimoniali. l 

Qualora la consegna risulti da più verbali, la copia dell’at- 
to contrattuale è unita soltanto al primo di essi, facendo poi 
gli opportuni riferimenti nei successivi documenti di scarico, 


e allegando all’ultimo di essi un prospetto dimostrativo delle 
consegne parziali. 


4. L’atto contrattuale per l’esecuzione dei lavori di cui ai 


precedenti paragrafi deve ‘indicare: 


a) la specificazione dei materiali e delle quantità di essi 
che deve fornire la Regia marina; di quelli cui deve provve- 
dere la ditta; l’indicazione dei materiali che la ditta deve 
introdurre in Arsenale sia come prodotto di lavoro sia come 
sopravanzi e ricuperi che la Regia marina intende di avere; 
ia specificazione dei residui di lavorazione che si lasciano 
alla ditta perchè di valore trascurabile; 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 299 del 27 dicembre 1939-XVIIT 


b) la misura della cauzione che deve essere prestata a ga- - 
ranzia del materiale consegnato qualora esso debba essere in- 
trodotto negli stabilimenti della ditta, indipendente da quel- 
la relativa al regolare adempimento del contratto, oppure 
l’obbligo di assicurarlo contro tutti i rischi cui può andare 
soggetto presso un’istituto di gradimento della Regia ma- 
rina, Il Ministro per la marina può però esonerare la ditta 
dall’obbligo di cui sopra lasciando che i rischi rimangano a 
carico dell’Amministrazione oppure sostituendovi l'obbligo 
della ditta di rendersi responsabile dell’integrità del mate- 
riale consegnato anche nei casi di perdita o di deterioramento 
derivante da forza maggiore; 


c) la dichiarazione attestante che il materiale conse- 
gnato rimane di proprietà della Regia marina oppure l’ob- 
bligo di rilasciare detta dichiarazione, con firma autentica, 
all’atto della consegna del materiale quando la specificazione 
di cui alla lettera a) non sia sufficiente ad individuarlo. 


Possono essere omesse le disposizioni di garanzia di cui 
sopra quando si tratti di piccoli lavori, che generalmente . 
sono iniziati presso le officine mediante emissione di ordini 
di lavoro ma completati da assuntori privati, sempre che fl 
valore del materiale che viene consegnato volta per volta 
all’assuntore non ecceda Ie lire 2000. 


Art. 122. 
Collaudo dei materiali e deî lavori. 
Servizio della Giunta di ricezione. 


1. Il Ministero appena approvato un contratto ne tra- 
smette copia autentica alla Giunta di ricezione competente 
affinchè possa procedere al collaudo del materiale com- 
messo. 

Analogamente procede il direttore dei lavori per gli atti 
contrattuali da lui firmati in base alle facoltà delegategli; 
in questo caso però la Giunta procede alle sue operazioni 
senza attendere la registrazione dell’atto. 


2. I materiali acquistati, sia per contratto approvato con 
decreto ministeriale, sia dai direttori dei lavori in base alle 
facoltà loro concesse, debbono essere consegnati direttamente 
alla Giunta di ricezione o per collaudo o per semplice rico- 
gnizione; sono eccettuati quelli acquistati in economia d'im- 
porto non superiore alle lire 8000 che sono consegnati diret- 
tamente alle direzioni di lavoro, e quelli di cui al successivo 
art. 123. La Giunta è preavvisata mediante l’invio delle copie 
autentiche degli atti di acquisto di cui al precedente para- 
grafo e di una distinta nella quale i materiali debbono es- 
sere specificati coi numeri di nomenclatura e con l’esatta de- 
scrizione secondo la nomenclatura stessa, salvo ad aggiun- 
gere in parentesi la denominazione commerciale qualora fosse 
diversa; sono redatte distinte separate a seconda che i ma- 
teriali debbano essere presi in carico dal magazzino o dal- 
l’economo direzionale o dai consegnatari degli inventari. In 
questo ultimo caso deve essere indicato : per gli enti a terra 
il numero assegnato all’inventario e la categoria cui questo è 
ascritto; per il naviglio il nome della nave e le indicazioni 
del capo carico consegnatario ; per le imbarcazioni che hanno 
apposito quaderno di dotazione le caratteristiche delle stesse 
e l’indicazione del capo carico. 

Negli Stabilimenti di lavoro diversi dagli Arsenali il di- 
rettore o l’autorità da cui direttamente dipende lo stabili. 
mento può disporre che anche i materiali d’importo non su- 
periore alle lire 8000 siano collaudati dalla Giunta di rice- 
zione, eccettuati naturalmente quelli acquistati per contrat- 
tazione verbale. 2 
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8. Quando per effetto delle disposizioni contrattuali, dagli 
Uffici tecnici o da apposite Commissioni, sono eseguiti col- 
laudi preliminari presso stabilimenti delle ditte fornitrici, 
e si debba poi effettuare quelli definitivi dopo il montamento 
o per sottoporre il materiale ad altre prove, si procede come 
appresso : 

G) se il montamento o le altre prove debbono avere luogo 
in Arsenale, la Giunta di ricezione, dopo le sue operazioni, 
compila i verbali di collaudo ed accettazione mod. 39 o 40 
di cui a] successivo paragrafo 9; 


b) se il collaudo deve essere fatto dopo il montamento 
a bordo di una nave in Arsenale a cura della Direzione dei 
lavori competente, la Giunta compila il verbale di ricogni- 
zione del materiale introdotto da cui deve risultare se esso 
corrisponde a quello collaudato preliminarmente; 

c) se il montamento deve essere fatto dall’industria pri- 
vata fuori delle sedi di stabilimenti di lavoro della R. Ma- 
rina, il competente ufficio tecnico od apposita commissione, 
a montamento avvenuto, compila il verbale definitivo di col- 
laudo. 


4. I materiali introdotti dai fornitori agli effetti del pre- 
cedente paragrafo 2 sono dati in consegna all’economo della 
Giunta di ricezione che li annota in un registro mod. 76; 
essi sono depositati in locali separati da quelli ove si tro- 
vano i materiali già collaudati. . 

L'introduzione dei materiali deve avvenire normalmente 
dopo l’approvazione nei modi di legge del contratto. La Di- 
rezione dei lavori può in casi eccezionali autorizzare il de- 
posito anche prima, contro dichiarazione del fornitore che 
essi rimangono a suo rischio e pericolo. Anche in questo 
caso però il presidente della Giunta non dispone per il col- 
laudo finchè non abbia ricevuto la copia autentica del con- 
tratto approvato, salvo quanto dispone il secondo comma 
del precedente paragrafo 1. 


5. Il Presidente della Giunta di ricezione dà avviso al for- 
nitore o al suo rappresentante del giorno nel quale si ini- 
zieranno le operazioni di collaudo, affinchè possa, se crede, 
essere presente. 


6. Ogni Direzione dei lavori destina presso la Giunta di 
ricezione quale suo delegato un impiegato di ruolo per as- 
sistere all’accertamento delle quantità del materiale di com- 
petenza della Direzione stessa, prendendone nota, ed accom- 


pagnare poi al magazzino i materiali accettati che debbono 


essere descritti nella distinta mod. 104 con l’indicazione del 
numero e della data del verbale di cui al successivo para- 
grafo 9. . 

Il delegato della Direzione dei lavori può fare inserire 
nel verbale della Giunta le sue osservazioni limitatamente 
a quanto concerne il suo compito. 


7. La consegna dei materiali accettati ai responsabili de- 
gli inventari o quaderni di dotazione, se presenti nella sede 


dell’arsenale, può essere fatta invitando il consegnatario a” 


ritirare direttamente il materiale contro quietanza del ver- 
bale di accettazione mod. 40 di cui al successivo paragrafo 9. 
In caso diverso il materiale è consegnato, con la nota de- 
‘scrittiva mod. 68 prescritta dal precedente art. 111 para. 
grafo 3, all’Ufficio trasporti e spedizioni che nella dichia- 
razione di ricevuta indica il mezzo che sarà adoperato nel 
trasporto. Qualora il materiale acquistato debba essere con- 
segnato a navi di prossimo arrivo il materiale rimane presso 
l’economo della Giunta fino a che se ne possa effettuare la 
consegna direttamente contro quietanza del capo carico in- 
teressato. 


8. La Giunta di ricezione esamina se i materiali introdotti 
abbianp tutti i requisiti prescritti dal contratto, valendosi 


ove occorra del concorso’ dei gabinetti e laboratori speri- 
mentali dell’ Arsenale. 

L’invio di materiali ai gabinetti o laboratori sperimen- - 
tali deve essere effettuato con l’elenco mod. 100 precisando 
la provenienza, lo scopo. dell’invio e tutte le indicazioni ne- 
cessarie per il rapido e sicuro riconoscimento dei materiali 
stessi. 

Il materiale da sperimentare deve essere chiuso e sigil- 
lato e deve essere restituito nello stesso modo. 

Ultimato l’esame la Giunta procede alla votazione per 
deliberare l’accettazione o il rifiuto. Il membro dissenziente 


«dalla maggioranza ha diritto di fare inserire nel verbale i 


motivi del dissenso. 


9. La Giunta di ricezione compila per ogni operazione di 
collaudo un verbale delle accettazioni (mod. 39 o 40 a se- 
conda che il carico del materiale debba farsi ai magazzini 
o agli inventari) o dei rifiuti (mod. 82) e ne conserva copiu 
nei propri atti. _ 

Il verbale deve indicare dettagliatamente. le prove eseguite 
ed i risultati ottenuti sia che il contratto specifichi le prove 
cui debbono essere sottoposti i materiali da fornire, sia che 
il collaudo sia fatto in base alle norme generali emanate 
dal Ministero. Qualora le prove siano state eseguite presso 
gabinetti o laboratori sperimentali, al verbale di collaudo 
sono allegate le relazioni di detti enti che debbono essere 
redatte coi criteri di cui sopra. . 

Nel verbale i materiali vanno classificati con numeri e de- 
nominazioni del libro di nomenclatura segnando nell’ultima 
colonna solo i prezzi dei materiali assegnati alla 9* catego- 
ria. Inoltre in caso di accettazione vi debbono essere apposte 
tutte le indicazioni necessarie affinchè Ufficio di ragioneria — 
possa effettuare l’imputazione della spesa ai vari conti ed: 
eseguire il reparto alle navi o agli enti interessati; quando 
si tratta di oggetto acquistato per ricambio di altri di do- 
tazione ciò è fatto risultare con annotazione in inchiostro 
rosso indicando l’ente cui è destinato ed il quaderno di do- 
tazione o l’inventario relativo affinchè il consegnatario del 
magazzino, ove il materiale deve essere introdotto, non, lo 
comprenda tra le scorte ma lo tenga a disposizione dell’ente 


" (vedi precedente art. 105 n. 10). 


Nel caso di semplice ricognizione la Giunta procede in 
modo analogo. 

L'originale del verbale di accettazione debitamente bollato . 
è unito al conto di liquidazione della fornitura. ‘ 

Uno stesso verbale non può comprendere materiali for- 
niti in base a contratti diversi. 


10. Nel caso di trasformazione di materiali della R. Ma- 
rina di cui al precedente art. 121 n. 1 il verbale di collaudo 
ed accettazione del prodotto della trasformazione deve pre- 
cisare : 

a) il totale dei pesi o le misure dei materiali forniti dalla 


‘Regia marina e quello dei materiali forniti dalla ditta, speci- 


ficando distintamente le materie; nr 
t) il totale dei pesi o le misure dei ‘materiali introdotti 
in Arsenale sia quale prodotto di lavoro sia quali residui, 
classificando il materiale secondo la nomenclatura; nonchè 
i sopravanzi dei materiali forniti dalla R. Marina i quali 
debbono essere classificati con gli stessi numeri di nomen- 
clatura coi quali furono prelevati. ì 
Qualora vi sia differenza di peso tra i materiali di cui 
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) si deve dichia- 
rare se essa è giustificata dalla natura dei materiali o dalle 
esigenze della lavorazione. , . 
Se è stato redatto ordine di lavoro viene compilata, in 
base al verbale di collaudo, la nota di introduzione a magaz- 
zino mod. 41 per i prodotti di lavoro, la nota di retroces- 


54 


sione mod. 8 per i sopravanzi e quella di versamento mod. 9 
per i ricuperi di lavorazione. 

Se non vi fu ordine di lavoro sia i materiali nuovi ed 
i residui di lavorazione sia i materiali sopravanzati sono in- 
trodotti in base al verbale di accettazione mod. 39. 


11. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano 
anche nel caso dei lavori previsti dal precedente art. 121, 
n. 2, siano essi eseguiti fuori od entro 1’ Arsenale. 

In quest’ultimo caso i materiali che la ditta ha l’obbligo 
di introdurre a termini del contratto per eseguire i lavori, 
debbono essere descritti in apposito verbale di ricognizione 
redatto a cura dell'officina interessata da cui risulti speci- 
ficatamente che essi sono conformi a quanto prescrive il con- 
tratto. Il verbale insieme a copia del biglietto di entrata 
mod. 67 in base al quale i materiali stessi sono introdotti è 
poi allegato al certificato di collaudo. 


12. Qualora i materiali consegnati dalla Regia marina 
sieno risultati esuberanti ma sieno lasciati presso l’assuntore 
‘ per l’esecuzione di altro contratto in continuazione di quello 
esaurito, si deve far cenno nel verbale di collaudo di tale 
eccedenza di materiale determinandone la quantità e citando 
gli estremi del nuovo contratto in conto del quale deve es- 
sere conteggiata l’eccedenza. 

Qualora però, vi sia stato ordine di lavato a termini del 
secondo comma del precedente art. 121, n. 1 ed il materiale 
eccedente debba essere conteggiato in altro ordine di lavoro 
esso deve essere retrocesso al magazzino salvo a richiederlo 
in conto del nuovo ordine di lavoro. 


13. Le spese per i collaudi sono fatte risultare da ordini 

di lavoro di 4* categoria. I materiali occorrenti pel collaudo 

sono richiesti al magazzino che deve ricevere i materiali ac- 

cettati, qualora li abbia, od altrimenti al magazzino che li 

possiede; essi sono segnati come consumo negli ordini di 
. lavoro di cui sopra. 


- 14. L’acquisto delle marche da bollo per i verbali di col- 
laudo è fatto dal segretario della Giunta di ricezione me- 
diante le somme che ciascun direttore dei lavori gli corri- 


sponde in principio di ogni esercizio finanziario contro rice- 


vuta provvisoria, prelevandole dai fondi messi a sua dispo- 
sizione dal Ministero per le ‘minute spese. » 
Alla fine di ciascuno dei primi tre trimestri dell’esercizio 
finanziario la Giunta trasmette al direttore dei lavori l’elen- 
*co dei verbali cui furono applicate le marche da bollo, indi- 
cando i numeri di essi e l’importo delle marche. La Dire- 
zione previa verifica della regolarità dell’elenco ne registra 
l’importo sul rendiconto del fondo per le minute spese e lu 
corrisponde al segretario della Giunta che viene così rein- 
tegrato della somma spesa sul fondo anticipatogli. 
Terminato l’esercizio finanziario e quindi l’emissione dei 
verbali di collaudo relativi all’esercizio, il segretario della 
Giunta invia al direttore dei lavori competente l’elenco delle 
marche impiegate nell’ultimo trimestre e gli restituisce la 
somma sopravanzata. 
L’importo delle marche da bollo occorse è addebitato ai 
fornitori e portato in deduzione nei rispettivi conti di liqui- 
dazione. 


15. Il verbale di accettazione mod. 89 dopo registrato a 
giornale e sul registro a bilancio di cui al precedente art. 93 
e quietanzato dal consegnatario del magazzino è inviato su- 


bito all’Ufficio di ragioneria, che provvede all’emissione del- 


l’ordine di carico. Il verbale mod. 40 dopo quietanzato dal- 
l’economo direzionale o. dal consegnatario dell’inventario 0 
munito della dichiarazione di ricevuta dell’ufficio spedizioni 
e trasporti nel caso di cui al precedente paragrafo 7, è pure 
inviato all’Ufficio di ragioneria che registra il carico al conto 
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corrente tenuto in contradittorio con l’economo direzionale 


.o emette il foglio di variazione per l'inventario o quaderno 


di dotazione. . 

I verbali mod. 39 o 40 sono poi dall’Ufficio di ragioneria 
inviati all'Ufficio amministrativo della direzione dei lavori 
agli effetti di cui al successivo art. 124. 


16. In caso di rifiuto la Giunta di ricezione ne dà comuni- 
cazione al fornitore e lo invita a ritirare i materiali rifiu- 
tati. La partecipazione è fatta con l’avviso mod. 83 inviato 
al rappresentante in sede del fortritore oppure con lettera’ 
raccomandata con ricevuta di ritorno o recapitata coi mezzi 
del Comando dell’Arsenale e contro ricevuta. 

Il verbale di rifiuto mod. 82 è inviato all’Ufficio ammini: 
strativo della Direzione dei lavori competente con l’indica- 
zione della data della comunicazione fatta al fornitore 0 con 
la ricevuta di ritorno. 

La Giunta comunica poi allo stesso Ufficio il giorno in cui 
il fornitore ha ritirato il materiale rifiutato. 


17. Le domande dei fornitori intese ad ottenere la convo- 
cazione della Giunta superiore di ricezione devono essere re- 
datte in carta bollata ed essere rivolte al Comando dell’Ar- 
senale entro cinque giorni dalla comunicazione del rifiuto. 

Per le decisioni della Giunta superiore di ricezione val. 
gono le stesse norme stabilite per la Giunta ordinaria. L’e- 


. ventuale reclamo presentato dal fornitore al Ministero non 


sospende il corso dei termini stabiliti dal contratto per la 
estrazione ce la sostituzione del materiale rifiutato. 


18. La Giunta non può effettuare la consegna di materiali 
non collaudati o per i quali non sia stato ancora redatto il 
verbale di accettazione mod. 39 o 40. 


19. I verbali di accettazione dei materiali introdotti nei 
magazzini entro il 30 giugno di ogni anno debbono essere 
rimessi non oltre il 15 luglio all’Ufficio di ragioneria affin- 
chè i magazzini possano chiudere il 81 luglio tutte le ope- 
razioni dell’esercizio precedente. 


20. In tutti i casi nei quali il collaudo dei materiali non 
è eseguito dalla Giunta di ricezione, come anche nel caso di 
collaudo di lavori, l'Ufficio tecnico o la Commissione al- 
l’uopo incaricata applica per analogia le disposizioni del- 
l’articolo 121 e dei paragrafi precedenti, salvo quanto dispone 
l’articolo seguente: 

Le eventuali controversie con i fornitori sono risolte dal 
Ministero. ; 

Nel caso di materiali forniti in base a lettera commerciale 
d’importo non superiore a L. 8000 non collaudati dalla Giun. 
ta a termini del primo comma del precedente paragrafo 2, il 
collaudatore redige, qualora i materiali siano accettati, un 
elenco analogo al mod. 65 o 65-bis di cui al successivo arti- 
colo 123 indicandovi oltre la lettera di ordinazione, la data 
di spedizione ed allegandovi copia del biglietto di introdu- 
zione mod. 67. L’eventuale ricorso contro il loro rifiuto è 
esaminato da una Commissione nominata dal direttore dei 
lavori della quale non deve far parte il primo collaudatore; 
essa previo esame del materiale rifiutato esprime il suo pa- 
rere sulla attendibilità del ricorso dopo di che il direttore 
Coro su di esso. 


Art. 123. 
Disposizioni particolari 
circa la consegna di speciali materiali. 


1. Nel caso di-consegna di artiglierie, armi subacque, mu- 
nizionamento, galleggianti considerati come navi ed in ge- 
nere di ogni materiale, collaudato definitivamente dagli Uf- 
fici tecnici o da speciali Commissioni o dai Balipedi, che 


non debba essere introdotto presso la Giunta di ricezione 
non ricorrendo i casi di cui al precedente art. 122 n. 3, let- 
tere a) e d), esso è inviato direttamente da chi ha eseguito 
il collaudo al magazzino od all’ente cui è destinato che prov- 
vede all’accertamento della identità del materiale ricevuto 
con quello descritto nel verbale di collaudo. Se il materiale 
deve essere introdotto in magazzino l’Ufficio tecnico o la 
Commissione o l’ente che ha pravvedyto al collaudo ‘compila 
l’elenco di caricamento mod. 65 e lo invia alla Direzione dei 
lavori da cui dipende il magazzino insieme agli altri docu- 
menti necessari per la compilazione del conto di liquida- 
zione, La Direzione provvede subito affinchè il consegnatario 
lo firmi, previo accertamento della identità del materiale e 
la registrazione a giornale, e lo invii all'Ufficio di ragione- 
ria; quest'ultimo emesso l’ordine di carico i cui estremi deb- 
bono essere trascritti nell’elenco mod, 65, lo invia all’Ufficio 
amministrativo della Direzione dei lavori per la liquidazione 
- della fornitura. 


Nel caso di materiali che debbano essere presi in carico 
direttamente da navi od enti a terra è redatto invece l’elen- 
co mod, 65-bis da inviare alla nave-od all’ente da cui dipende 
il consegnatario interessato ; l’elenco, dopo la firma di que. 
st’ultimo, è. inviato all’Ufficio di ragioneria della sede che 
. provvede alla liquidazione della spesa per l’emissione del fo- 

glio di variazione, seguiendo la stessa procedura indicata 
‘ sopra per i materiali introdotti in magazzino. 


Gli elenchi mod. 65 e 65-bis sono staccati da registri a 
madre e figlia dovendo la madre essere conservata a cura 
‘ dell'Ufficio tecnico, della commissione o dell’ente che ha ese- 
guito il collaudo definitivo. 


2. Nel caso di consegna di un apparato motore, di macchi- 
nari, di complessi ausiliari, di piastre di corazzatura ed in 
generale di. materiali che debbono essere sistemati a bordo 
di una nave o montati a terra senza passare per un magaz- 
zino, sia che siano stati collaudati definitivamente o che ciò 
debba avvenire dopo il montamento, essi dopo la ricognizione 
di cui al seguente paragrafo 8 sono affidati ad un funzionario 
‘ tecnico che provvede alla loro custodia, inscrivendoli in ap- 
posito registro di conto corrente con le denominazioni risul- 
tanti dal verbale di ricognizione, e ne assume la responsa. 
bilità, 

Si procede ugualmente quando si tratti di materiali con- 
segnati agli Uffici tecnici per essere sistemati su navi in co- 
struzione od in allestimento presso stabilimenti privati. 

I conti correnti sono tenuti in forma descrittiva e civè 
elencando i materiali ritirati nella parte sinistra, coi rife- 
rimenti al verbale di ricognizione della Giunta di ricezione 
o dell’Ufficio techico, e senza specificarne il valore ‘ed indi. 
cando, di contro ad essi, nella parte destra quelli impiegati 
e quelli eventualmente sopravanzati e versati ai magazzini. 


3. La ricognizione del materiale di cui al paragrafo prece- 
dente è fatta dalla Giunta di ricezione se il materiale è in. 
trodotto in Arsenale; altrimenti dall’Ufficio tecnico com- 
petente. na 

Il verbale di ricognizione con la dichiarazione di presa in 
consegna da parte del funzionario incaricato e di effettuata 
registrazione nel conto corrente di cui al precedente para- 
Brafo è trasmesso all’Ufficio di ragioneria per la registra- 
gione dei materiali in altro conto corrente da tenere in con- 
tradittorio; poi, munito di apposito visto, è inviato all’Uf- 
ficio amministrativo della direzione dei lavori competente; 
se a termini del contratto esso deve dar luogo ad un paga- 
mento in conto è allegato al conto da liquidazione relativo, 
altrimenti è conservato negli atti dell'ufficio. 


4. A misura che gli oggetti sono ritirati per essere mon- 
tati ne è fatta annotazione nel registro di cui al paragrafo 2 
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firmata dall’ufficiale preposto al montamento. Qualora ven. 
gano spediti, la nota è firmata dal capo dell’Ufficio trasporti 
e spedizioni. Con ciò il funzionario responsabile ne è sca- 
ricato. "ha È 

Se i materiali sono presso un Ufficio tecnico lo scarico 
dal conto corrente ha luogo in base alla dichiarazione di 
ricevuta della ditta che deve provvedere al montamento o, 
in caso di spedizione, in base alla nota descrittiva (figlia) 
quietanzata a-termini del precedente art. .11l.. 


5. A montamento avvenuto apposita commissione nomi- 


, nata dal direttore dei lavori, ove non lo ‘sia dal Ministero, 


compila il verbale di collaudo e di accettazione definitiva 
sul quale si deve dichiarare che il materiale in consegna al 
capo tecnico o all’ufficio tecnico fu tutto impiegato nell’im-- 
pianto oppure che la parte eccedente fu versata al magaz- 
zino specificando l’ordine di carico relativo. Si deve pure 
dichiarare che l’impianto completo è stato inscritto nei libri 
matricolari della nave (di cui al precedente art. 78) a cura. 
della Direzione dei lavori o dell’Ufficio tecnico competente se 
trattasi di nave in costruzione od in allestimento o del Capo: 
servizio di bordo se trattasi di nave già in servizio. à 

Il verbale di cui sopra deve pure specificare i materiali 
relativi all’impianto i quali essendo ricambiabili debbono far. 
carico ai quaderni di dotazione ai termini dell’art. 96, n. 2; 
per essi deve essere compilato l’elenco mod. 65-bis, a ter- 
mini del precedente paragrafo 1, i cui estremi debbono essere 
indicati nel verbale di collaudo. 

Il verbale di collaudo, l’elenco mod. 65-bis firmato ‘dal 
capo. carico interessato, l’eventuale elenco mod. 65 per i ma- 
teriali residuati versati al magazzino, sono? inviati all’Uf- 
ficio di ragioneria che provvede allo scarico dal conto cor- 


| rente di cui al precedente paragrafo 2, all'emissione del fo- 


glio di variazione in base all’elenco mod. 65-bis e dell’ordine 
di carico in base all’elenco mod. 65 dopo che il consegnatario 
del magazzino l’ha quietanzato: Il verbale di collaudo con 
la indicazione della effettuata registrazione nel conto cor- 
rente è inviato all’Ufficio amministrativo della competente 
Direzione per essere posto. a corredo del conto di liquidazione 
a saldo (od in conto qualora a termini del contratto l’ultima 
rata sia pagabile dopo il periodo di garanzia). Gli elenchi 
mod. 65-bis e 65 sono conservati ‘dall’Ufficio di ragioneria; 
il secondo è unito alla matrice dell’ordine di carico corri- 
spondente. i RL 

6. Nel caso di macchinari od apparecchi forniti da ditte 


‘ private ed assegnati a navi in costruzione presso cantieri 


privati, che siano direttamente inviati dall’una all'altra 
ditta, il movimento avviene per il tramite degli uffici tecnici 
nella cui circoscrizione si trovano le ditte. . 

L’ufficio mittente li. descrive in verbali in triplice esem- 
plare che invia all’ufficio ricevente con la dichiarazione di. 
effettuata spedizione. Due di essi con. la dichiarazione di 
ricezione della ditta interessata sono restituiti per essere 
uniti ai documenti per. la liquidazione della fornitura. 

7. Se per patto contrattuale la consegna del materiale co- 
stituente apparati complessi o macchinari avviene presso 
officine, semafori, stazioni radiotelegrafiche od altri enti & 
terra, ossia in un luogo diverso da quello ove ha sede Ar. 
senale che cura la liquidazione della fornitura, la custodia 
del materiale viene affidata temporaneamente al consegna-. 
tario locale, o ad altro addetto designato dall’autorità del 
luogo, finchè ne sia stato eseguito il montamento e l’instal- 
lazione. i 

La commissione incaricata del collaudo della fornitura, 
redige il verbale nei modi prescritti dal precedente art. 122 
in triplice esemplare di cui uno solo bollato mentre degli 
altri due in carta semplice, l’uno resta presso l’ente e l’al- 
tro è conservato negli atti della direzione liquidatrice. 
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8. Qualora il complesso comprenda cofani o cassette di. 


cui al precedente art. 96, n. 8, delle tre distinte una è rin- 
chiusa nel cofano e le altre due sono allegate al certificato 
di collaudo. Il verbale firmato dal consegnatario per rice 
vuta del materiale è inviato all'Ufficio di ragioneria perché 
provveda alla emissione del foglio di variazione in aumento 
all’inventario dell’ente, e quindi alla Direzione competente 
per la liquidazione. 


9. Nel caso di consegna di galleggianti da considerare 
come navi fatta nell’ambito dell’Arsenale, al collaudo prov- 
vede apposita commissione nominata dal direttorè dei lavori ; 
in caso diverso vi provvede l’Ufficio tecnico competente. 


10. Nel caso di fornitura di materiali di rispetto di com- 
plessi sià in servizio, il cui collaudo definitivo sia eseguito 
presso il fornitore dall’Ufficio tecnico competente, qualora 
non sin ancora stabilito a quali enti essi debbano essere spe- 
diti, l'Ufficio tecnico li prende in carico iscrivendoli in appo- 
‘sito conto corrente da tenere in contraddittorio con l’Ufficio 
di ragioneria. In tal caso nel verbale di collaudo ed accet- 
tazione è annotata la presa in carico e la registrazione nel 
conto corrente ed in base a ciò si procede alla liquidazione 
della fornitura. La ” 

A mano a mano, poi, che i materiali sono spediti agli enti 
designati, l'Ufficio tecnico compila gli elenchi. di carico 
mod. 65-bis o 65, segnando i materiali a scarico nel conto 
corrente. 


11. I materiali acquistati dalla Commissione permanente 
per gli esperimenti del materiale da guerra sono collaudati 
ed accettati da una sottecommissione della stessa, nominata 
dal presidente, che funziona da Giunta di ricezione. 

Nel caso di materiali che debbano essere inventariati la 
sottocommissione redige il verbale mod. 65-bis che invia al- 
l'Ufficio di ragioneria per l’emissione del foglio di variazione. 
Per i materiali di consumo e per quelli occorrenti alle espe- 
rienze e prove è redatto l’elenco mod. 65 ed inviato al con- 
segnatario del magazzino competente perchè lo firmi per 
accettazione del carico e lo invii all'Ufficio di ragioneria 
per l’emissione dell’ordine di carico insieme alla richiesta 
mod. 6 di prelevamento dei materiali stessi da registrare sul- 
l’ordine di lavoro relativo. 


Art. 124. 


Liquidazione delle forniture e dei lavori — Dazi doganali — 
Certificati di adempimento degli obblighi contrattuali e di 
inesistenza di atti legali di impedimento. = 


1. Avvenuto il collaudo definitivo e l’accettazione di mate- 
riali forniti da privati, l'Ufficio di ragioneria, ricevuto a 
termini dei precedenti articoli 122 n. 15 e 123 n. 1, il verbale 
di accettazione, dopo aver provveduto all’emissione dell’or- 
dine di carico al magazzino o del foglio di variazione agli 
inventari, lo invia al’Ufficio amministrativo della Direzione 
dei lavori competente quietanzato dal consegnatario.. 

Nel caso di acquisto di galleggianti l'Ufficio di ragioneria 
- fa risultare sul verbale di aver ricevuto anche i quaderni di 
dotazione a termini del precedente art. 100. 


_ 2. L’Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori in 
base ai documenti di cui al precedente paragrafo compila 
il conto di liquidazione mod. 84. 
_Nel caso di lavori o prestazioni d’opera di qualunque 
specie, procede analogamente in base al verbale di collaudo 


e di accettazione o di altri documenti equivalenti attestanti 


l’eseguita prestazione secondo il contratto. Qualora la Regia 
marina abbia fornito materiali per l’esecuzione dei lavori 
il verbale @ vvilaudo ed accettazione deve essere corredato 
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della prova che i materiali sopravanzati ed i ricuperi ‘sono 
stati introdotti nei magazzini in conformità al disposto 
del precedente art. 122, n. 10. 


“ 3. Quando all’assuntore vengono ceduti per speciale di- 
sposizione del contratto residui di lavorazione di qualche 
valore, sul conto di liquidazione delle somme dovute alla 
ditta ne viene dedotto l’importo da versare all’ Erario, senza 
effettuarne il carico gl magazzino, Se essi debbono essere 
ceduti all’assuntore senza deduzioni dal prezzo convenuto 
e ciò per patto contrattuale, il loro importo deve ugual. 
mente essere versato all’Erario, portandolo in aumento del 
costo della lavorazione. 


4. Nel caso di pagamento di dazi doganali da effettuare 
dall’amministrazione per materiali forniti da ditte estere, 
le corrispondenti bollette sono munite di una dichiarazione 
datata e firmata dal capo dell’ufficio amministrativo della 
Direzione dalla quale risultino l’oggetto, la ditta, ed il 
contratto in base al quale il materiale cui si riferisce la 
bolletta stessa è stato fornito. Nell’eventualità di bollette 
doganali comprendenti materiali riferibili a diversi con- 
tratti, devono essere compilate distinte liquidazioni e per 
ognuna di esse è redatta una dichiarazione che, oltre gli 
estremi del contratto, indichi la quota parte di dazio da 
applicare con riferimento al conto cui si allega la bolletta. 


5. Il conto di liquidazione di ogni fornitura, che debba 
essere pagata dal Ministero con mandati diretti, prima 
di essere inviato a quest’ultimo, è comunicato all’Ufficio 
di ragioneria che lo annota, per le registrazioni patrimoniali 
e finanziarie di sua competenza, in apposito registro, asse- 
gnando un numero progressivo per esercizio finanziario £& 
ciascun conto. La Ragioneria centrale del Ministero dà poi 
notizin all'Ufficio di ragioneria dipartimentale, mediante 
comunicazioni periodiche, dei conti di liquidazione per i 


quali fu provveduto al pagamento. 


6. 11 conto di liquidazione delle forniture in economia è 
firmato tanto dal direttore dei lavori quanto dal capo del. 
l'Ufficio aministrativo, ambedue responsabili della sua 
regolarità. Anch'esso è comunicato all’Ufficio di ragioneria 
per le registrazioni patrimoniali e finanziarie di sua com- 
petenza, ma non è annotato nel registro di cui al para- 
grafo precedente, 


T. Le domande dei fornitori per ottenere la corresponsione 
di interessi per ritardato pagamento dei loro crediti, a ter- 
mini delle condizioni generali di appalto o di speciale con- 
venzione, debbono essere redatte in carta bollata e dirette 
al Ministero. i 

Nel caso di materiali consegnati in più. riprese riferibili 
allo stesso termine di consegna gli interessi di mora even- 
tualmente dovuti decorrono esclusivamente dalla data del- 
l’ultima introduzione, salvo che si tratti di materiali for- 
niti a richiesta nel qual caso decorrono dall’ultima introdu- 
zione del materiale compreso nella richiesta il cui importo 
fu pagato con ritardo. i Re 

Sulle somme liquidate per interessi di mora va dedotta 
l’imposta di ricchezza mobile. 


8. Le domande dei fornitori per ottenere il condono di 
penalità loro inflitte nella liquidazione della fornitura deb- 
bono essere presentate entro 60 giorni dalla data di am- 
missione a pagamento del mandato di saldo, senza pregiu- 
dizio, s'intende, dell’azione giudiziaria. Esse debbono essere 
redatte in carta bollata ed indirizzate al Ministero che 
decide in merito. 

Esse sono presentate al direttore dei lavori competente il 
quale le invia al Ministero, corredate da una sua relazione, 
qualunque sia l’importo della penalità. 
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Art. 128. 


Disposizioni particolari riguardanti la liquidazione 
delle forniture e dei lavori con ‘pagamento rateale. 


1 Quando nei contratti per provviste o lavori al cui paga-. 
mento provvede il Ministero, sia indicato che una parte del 
prezzo dell’impresa è da pagare subito dopo l'approvazione 
del contratto, il pagamento “della prima rata è eseguito dal 
Ministero stesso che ne dà notizia all’Ufficio amministrativo 
della direzione dei lavori competente per norma nelle suc- 
cessive liquidazioni, mentre comunica all’Ufficio di ragia. 
neria copia del contratto. 

Per il pagamento delle altre rate -l’Ufficio tecnico che 
sovraintende alla vigilanza rilascia apposita dichiarazione 
attestante Îl diritto della ditta a conseguire la rata di prezzo 
per la quale risultino soddisfatte le speciali condizioni con- 
trattuali e la invia all’Ufficio amministrativo della direzione 
per conto della quale si eseguono i lavori o alla quale è 
destinato il materiale, unendovi i documenti prescritti dal 
contratto, salvo che essi già siano stati inviati al Ministero. 

L’Ufficio amministrativo redige e trasmette al Ministero 
il relativo conto di liquidazione documentato. 

L’Ufficio amministrativo deve prendere nota sul conto 
della fornitura mod. 78, di cui al precedente art. 120, della 
liquidazione delle rate; se il pagamento di queste è subor- 
dinato alla ‘consegna di parte o di tutto il materiale com- 
messo deve assicurarsi che sia avvenuto il carico ai magaz- 
rini o dagli inventari o quaderni di dotazione, salvo îl caso 
di cui ai precedenti articoli 88, n. 3 e 128, n. 2, secondo la 
procedura di cui al precedente art. 124, n. 1. Nei conti delle 
rate successive a quelle che dettero luogo a carico totale o 
parziale debbono essere indicati, in inchiostro rosso, i carichi 
giù avvenuti, distinti per le singole quantità con riferi- 
mento ai precedenti conti di liquidazione, 


2. 11 Ministero (Ragioneria centrale) tiene in evidenza, 
ni fini patrimoniali, in apposito conto, il pagamento delle 
rate anticipate su materiali da fornire, pareggiando i sin- 
goli addebiti, a mano a mano che le forniture vengono com- 
piute ed il materiale preso in caricamento dai magazzini 
o dai consegnatari degli inventari o quaderni di dotazione. 


Art. 126. 
Contratti comuni a più direzioni deî lavori. 


1. Nel caso di contratti di fornitura di materiali da con- 
segnare a più stabilimenti di lavoro il Ministero comunica 
a ciascuno di questi la quota che gli compete. Ciascuna 
direzione interessata ‘esegue per la quota assegnata, tutto 
ciò che è prescritto dai precedenti articoli: l'Ufficio ammi- 
nistrativo interessato appena espletata la fornitura della 
quota assegnata alla propria Direzione, compila il certifi. 
cato di adempimento mod. 85 a favore del fornitore, e lo 
invia al Ministero con la dichiarazione di inesistenza di 
vincoli legali sulla cauzione. 

2. Quando si tratta di contratto a richiesta, gli ordini al 
fornitore sono dati dal Ministero o dalla direzione dei lavori 
designata nel contratto che all’uopo si vale del mod. 75 da 
redigere in triplce esemplare, uno da inviare al Ministero, 
uno alla Giunta di ricezione ed il terzo al fornitore. 


Art. 127. 
Paramento delle forniture in economia. 


1. Le spese relative ai lavori e rifornimenti di cui al 


precedente art. 116 e risultanti dal conto di liquidazione 
di cui al precedente art. 124 sono pagate mediante ordinativi 


| mod. 89 a favore dei creditori, sulle aperture di credito 


concesse al direttore dei lavori. 

Mediante buoni mod. 88 a proprio favore od a quello di 
un funzionario dipendente appositamente delegato, il diret- 
tore dei lavori preleva sulle aperture di credito e nei limiti 
indicati dal Ministero i fondi .necessari per provvedere alle 
minute spese di cui alla lettera d) del paragrafo 1 dello 
stesso articolo 116. 

Il direttore dei lavori può chiedere al Ministero che il 
limite di somma già indicato per i prelevamenti & proprio 
favore sia aumentato, diminuendo corrispondentemente la 
parte pagabile con ordinativi. Se invece limita i preleva- 
menti in contanti a somma minore di quella autorizzata 
può valersi della differenza per l’emissione di ordinativi inte- 
stati ai creditori. i 


. I documenti giustificativi dello spese che debbono cor- 
i il conto di liquidazione sono: i 


a) la copia autentica dell’atto contrattuale; 
b) la fattura dell’impresario; 


0) il werbale di accettazione della Giunta di ricezione 
mod. 39 0°40; oppure l’elenco di carico mod. 65 o modello 
65-bis dell'Ufficio tecnico; oppure îl verbale di collaudo ed 
accettazione definitiva redatto da apposite Commissioni od 
Enti; questi documenti debbono avere tutte le indicazioni 
prescritte dall’art. 122, n. 9. 

Sui verbali di collaudo ed accettazione relativi a 9 materiali . 
o lavori fatti da ditte private e rimborsabili da altre Ammini- 
strazioni 0 da privati, si deve indicare l’ente od il privato 
che deve rimborsare la spesa. In testa al certificato è indi. 
cato. in rosso « spesa rimborsabile »; 


d) gli atti legali comprovanti la facoltà ad esigere, ove. 
del caso. 
Per le spese fatte per contrattazione verbale vale quanto 
è detto nél precedente art. 118, n. 2. 


3. L’esame e l’accettazione degli atti riguardanti io 
ramenti, sequestri, opposizioni, cessioni, costituzioni di 
pegno e delegazioni, salvo i casi nei quali si chieda il pa- 
rere dell’Avvocatura dello Stato, competé alla Direzione dei 
lavori cui spetta di ordinare il pagamento. i 

Le eventuali dichiarazioni giudiziarie di terzo che siano: 
richieste ai direttori dei lavori da parte di creditori di for- 


- nitori debbono limitarsi ai debiti dell’amministrazione per 


forniture o lavori; esse possono estendersi ai depositi cau-- 
zionali prestati dai fornitori a garanzia degli obblighi con. 
trattuali assunti ma si deve far risultare il motivo per cui 
essi non sono disponibili. In ogni caso la dichiarazione va 
fatta per mezzo dell’Avvocatura dello Stato. 


4. Con ordinativi a favore delle Direzioni di commissa- 
riato, vengono effettuati i rimborsi delle spese sostenute . 
dalle Regie navi e dagli enti a terra provvisti di fondo 
scorta, di cui al precedente art. 53, su capitoli amministrati 
dalle Direzioni dei lavori, quando il Ministero non abbia: 
concesso appositi fondi alle Direzioni di commissariato 
stesse. 


5. Il direttore dei lavori deve annotare in apposito retgi- 
stro mod. 87 gli ordini di accreditamento ricevuti, parti- 
tamente per ciascun capitolo di bilancio, distinguendo quelli 
in conto competenza da quelli concessi in conto residui, - 

Nel suddetto registro, a fianco dei rispettivi accredita- 
menti, vengono annotati gli ordinativi ed i buoni emessi, 
a ciascuno dei quali è assegnato un numero progressivo per 
accreditamento o serie di accreditamenti. 


6. Gli ordinativi devono contenere l’indicazione del nu- 
mero, la denominazione del capitolo sul quale è aperto il 
credito ed il numero dell’ordine .di accreditamento. 
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Sugli ordinativi si deve fare precisa menzione dei credi- 
tori, della loro qualità, ed eventualmente delle persone da 
loro delèégate a riscuotere, della loro residenza, dell’oggetto 
della fornitura o della prestazione, dei documenti che la 
giustificano e deHa somma di cui viene ordinato il paga- 
mento. . . 

Quando con un ordinativo si estingue un accreditamento 
sull’ordlinativo stesso deve apporsi l’indicazione ultimo. 

Se per provvedere ad un pagamento non è sufficiente la 
somma residuata su un accreditamento, oltre all’ordinativo 
che esaurisce l’accreditamento si emette sul successivo acere- 
ditamento un altro ordinativo per la somma residuale da 
pagare, facendo sui due ordinativi gli opportuni riferimenti. 
‘ Gli ordinativi devono essere emessi al netto di ritenv 
te erariali. Il Ministero provvede al versamento delle rite- 
‘nute. 


7. Gli ordinativi devono recare la firma del direttore dei 
lavori delegato alle spese e del capo dell’ufficio amministra- 
tivo. Il primo può, sotto la sua personale responsabilità, 
delegare la firma degli ordinativi a chi lo sostituisce nella 
carica in caso di assenza giustificata o di legittimo impe- 
dimento. ° 

Il direttore deve trasmettere, con apposita lettera di 
ufficio, alla Sezione di tesoreria presso la quale è stato aperto 
il credito a suo favore ed all’Ufficio di ragioneria, la propria 
firma autografa, quella del suo sostituto e quella del capo 
dell’Ufficio amministrativo, 

Analogamente provvede il capo dell’Ufficio di ragioneria 
per la comunicazione della propria firma autografa ed even- 
tualmente, di quella del proprio sostituto. 

Venendo a mutare alcuna delle persone anzidette si fanno 
uguali comunicazioni. 


8. Gli ordinativi emessi dalle Direzioni dei lavori sugli 
accreditamenti devono essere inviati all'Ufficio di ragioneria 
per il visto, allegandovi in comunicazione il conto di liqui- 
dazione mod. 84 ed i documenti giustificativi. Oltre le regi: 
strazioni patrimoniali e finanziarie di sua competenza di 
cui al precedente art. 124, n. 6 ne è presa nota nel registro 
copia ordinativi di pagamento mod. 90 dopo di che l'Ufficio 
invia alla Sezione di tesoreria provinciale l’ordinativo vistato 
.e restituisce alla Direzione gli allegati dopo avere apposta 
su ogni documento l’indicazione dell’ordinativo al quale 
si riferiscono. 

Gli ordinativi che non trovino capienza negli accredita- 
menti concessi vengono dall’Ufficio di ragioneria restituiti 
alla Direzione dei. lavori. 

Il capo dell’Ufficio di ragioneria ché ritenga errata l’im- 

putazione dei pagamenti ai singoli capitoli, o alla compe- 
tenza anzichè ai residui o viceversa, o che ravvisi incom- 
pleta o non sufficientemente giustificata la documentazione 
dei ‘pagamenti, o errata la liquidazione, comunica le sue 
osservazioni al direttore dei lavori, riferendone in caso di 
divergenza al Comando dell’Arsenale. 
. 9. L’invio degli ordinativi alla Sezione di tesoreria pro- 
vinciale, pagabili sia nella stessa sede, sia fuori sede, si 
effettua mediante apposito elenco mod. 91, in duplice esem- 
plare; uno degli esemplari viene restituito dalla Sezione 
di tesoreria per ricevuta. 

L’Ufficio di ragioneria all’atto dell’invio alla Sezione di 
tesoreria degli ordinativi spedisce ai creditori gli avvisi di 
emissione mod. 92, che le Direzioni dei lavori hanno cura 
di compilare e di allegare agli ordinativi stessi. 

10. Alla fine di ogni mese, il capo dell’Ufficio amministra- 
tivo della Direzione dei lavori, a ciò appositamente delegato 
dal direttore con lettera raccomandata d’ufficio alla Sezione 
di tesoreria, lettera nella quale deve essere indicato il nome, 
cognome ed il grado del funzionario, ritira dalla Sezione 


stessa gli ordinativi estinti contro il rilascio di un buono 
da lui firmato, redatto sullo speciale stampato mod. 93, per 
l’importo complessivo degli ordinativi ritirati. 

Per gli ordinativi non estinti entro il 31 luglio, qualora 


il loro importo sia tuttora dovuto, come per quelli pagati 


entro quella data ma non regolati entro il 81 del mese, viene 
comunicata alla Tesoreria la nuova imputazione che essi 
debbono avere sui residui dell’esercizio scaduto, come È detto 
nel successivo paragrafo 12, appena ricevuta comunicazione 
dal Ministero dell’accreditamento avuto sul nuovo esercizio, 
informandone anche l’Ufficio di ragioneria. 

Gli ordinativi imestinti che non debbono aver più corso, 
dopo il loro annullamento sono comunicati all’Ufficio di 
ragioneria che ne prende nota e li restituisce alla Direzione 
per essere conservati in atti. 


11. Occorrendo di apportare qualche variante agli ordi- 
nativi non ancora estinti, ne viene richiesta la temporanea 
restituzione, sempre con nota d’ufficio, alla Sezione di teso- 
reria provinciale, e la variante è introdotta mediante atter- 
gato munito della firma del direttore e del capo dell’Ufficio 
amministrativo e del visto dell’Ufficio di ragioneria. 


12. Su appositi ordini di accreditamento che il Ministero 
concede in conto residui, si provvede al pagamento: 

a) degli ordinativi inestinti al 31 luglio e che hanno 
preso la numerazione del nuovo esercizio ; 

3) delle forniture o lavori afferenti l’esercizio scaduto 
delle quali, per il sopraggiungere della chiusura dell’eser- 
cizio, non sia stato possibile perfezionare tempestivamente 
la documentazione. 

Debbono ricevere imputazione ai suddettti accreditamenti 
in conto residui soltanto le forniture di materiali la cui 
accettazione ed introduzione in magazzino sia avvenuta 
entro il 80 giugno e le prestazioni che alla stessa data siano 
state recate a compimento ed accettate al collaudo. 


13. Le somme sopravanzate alla chiusura dell’esercizio sui 


prelevamenti effettuati dai direttori dei lavori a loro favore, . 


possono essere trattenute da questi per effettuare non' oltre 
il 30 settembre pagamenti di spese esclusivamente riferibili 
all’esercizio scaduto; dopo di che le somme non erogate 
devonp essere versate in Tesoreria, previa autorizzazione 
del Ministero, con imputazione al capitolo dell’entrata: 
« Entrate eventuali e diverse » della corrispondente categoria 
di spese. 

Il versamento ha luogo anche prima se tutti gli impegni 
presi nell’esercizio sia stati soddisfatti. 

14. Quando in caso di trasloco, o per altra causa, un 
funzionario subentri ad un altro nella carica per la quale 
aveva facoltà di usare dell’accreditamento fatto a suo favore, 
deve essere redatto apposito verbale, da conservare in atti 
agli effetti anche del successivo art. 129, n. 2, dal quale 
risulti: 

a) il numerario effettivo giacente presso il funzionario 
cessante; 

3) la disponibilità residuale sugli accreditamenti giusta 
le risultanze del registro di cui al precedente paragrafo 8, 
registro che deve essere chiuso in occasione della consegna; 

c) l’esistenza dei documenti giustificativi degli ordina- 
tivi già emessi e non ancora compresi nei rendiconti ; 

d) l’esistenza degli ordinativi estinti già restituiti dalla 
Sezione di tesoreria e non ancora uniti ad alcun rendiconto. 


Art. 128. 
Svincolo delle cauzioni. 


1. Lo svincolo delle cauzioni prestate dagli imprenditori 
per le provviste od i lavori disposti col sistema del cottimo 
fiduciario è disposto dal Comando dell’ Arsenale mediante 
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decreti mod. 86. Allo svincolo delle enuzioni relative a uni 
tratti approvati con decreto del Ministero provvede questo 
ultimo. 


2. Ad impresa ultimata e quando allo svincolo della cau- 
zione debba provvedere il Ministero, l'Ufficio amministrativo 
della direzione dei lavori gli trasmette, insieme al corto di 
liquidazione, il certificato di adempimento degli obblighi 
contrattuali mod. 85 da cui risulti pure che non esistono 
atti legali d’impedimento alla restituzione. 

Il certificato di cui sopra deve corredare il decfeto di svin- 


colo anche quando questo sia emesso dal Comando dell’Ar- 
scnale. 


3. I decreti di svincolo di cauzioni emessi dal Comando 
dell'Arsenale devono essere iscritti nel repertorio ‘mod. 72 
& cura dell’ufficiale ai contratti. 

Tali decreti, dopo essere stati repertoriati, devono essere 
registrati nei termini prescritti a cura dell’ufficiale suddetto. 


Art. 129. 
Rendiconti dei direttori dei lavori. 


1. Il direttore dei lavori rende conto della sua gestione 
a periodi trimestrali mediante rendiconti mod. 96, nella 
prima pagina dei quali sono riportati i dati relativi al movi- 
mento dei fondi. 


Nelle pagine successive devono essere descritte le opera- 


zioni compiute durante il trimestre e cioè: 


u) i buoni emessi a proprio favore o del proprio delegato 
con l’indicazione del relativo importo; 


è) gli ordinativi estinti nel trimestre per DAgamano 
disposti a favore di terzi; 


c) le spese pagate direttamente. 


Il totale delle somme indicate alle lettere d) e c) indica 
il complesso delle spese comprese nel rendiconto cui si alle- 
gano i documenti giustificativi delle spese e gli ordinativi 
estinti. 


2. Il rendiconto deve inoltre aver luogo: 


1° quando vengano a cessare le facoltà concesse al diret- 
tore; 

2° quando siano venuti a cessare i motivi di spesa che 
determinarono gli accreditamenti ; 

8° quando gli accreditamenti siano stati esauriti e non 
ne siano stati successivamente accordati ici per gli stessi 
fini. " 


3. Il rendiconto è inviato all’Ufficio di ragioneria ‘entro 
i trenta giorni successivi al periodo cui si riferisce, salvo 
quello del 4° trimestre dell’esercizio finanziario, compren- 
sivo dei pagamenti effettuati in luglio per spese dell’eserci- 
zio scaduto, il quale è trasmesso entro il 31 agosto. Per 
il rendiconto suppletivo che deve comprendere i soli paga- 
menti fatti nei mesi di agosto e settembre per spese dell’eser- 
cizio scaduto e coi fondi prelevati fino al 81 luglio con buoni 
& proprio favore, il termine scade il 30 settembre. 

Quando durante il trimestre ad un direttore dei lavori 
sia subentrato altro direttore, si unisce al rendiconto una 
copia del verbale di consegna menzionato al: paragrafo 14 
del precedente art. 127. In tal caso sul rendiconto deve 
essere indicato come sia ripartito il periodo trimestrale di 
gestione dei due funzionari, il loro grado ed il loro nome. 

Dell’invio del rendiconto è informata la Corte dei conti 
nei modi indicati nel precedente art. 76, n. B. 


TITOLO VI. 


LAVORI E PRESTAZIONI 
PER ENTI ESTRANEI ALL’ARSENALE E PER PRIVATI 


Art. 130. 


Lavori, ricambi, cessioni di materiali per conto di enti 
della Regia marina estranci agli Arsenali. 


1. L'esecuzione di lavori e la cessione ed i ricambi di mate- 
riali per enti della Regia marina estranei all’Arsenale ha 
luogo previa autorizzazione del Ministero, salvo nei casi in- 
dicati nel. successivo paragrafo 2 o quando éssa ha {luogo 
contro pagamento. 

Normalmente essa si effettua a pagamento quando gli enti 
sieno all’uopo provvisti di fondi sul bilancio della Regia ma- 
rina. 

Non occorre autorizzazione ministeriale speciale quando 
l’importo dei lavori o delle cessioni pur non essendo corri- 
sposto è compreso nei - limiti autorizzati annualmente dal 
Ministero, In questo caso l’ente nei limiti dell’assegno ‘ri- 
cevuto rivolge richiesta di lavori o di materiali al Comando 
dell'Arsenale cui spetta di autorizzare la Direzione dei la- 
vori competente a darvi esito. L’Ente non può valersi del: 
l’assegno concessogli per procedere ad acquisti diretti o per i 
fare eseguire lavori da ditte private. 

2. Sono considerati enti estranei agli Arsenali, salvo le 
modifiche che potranno essere faite dal Ministero: 

i Comandi in capo di dipartimento, î Comandi M. M.; e 
gli alloggi relativi; 

gli Ospedali militari marittimi ; 

le Direzioni di commissariato (escluse le Sezioni per il 
servizio dei materiali di consumo); 

le Direzioni del genio militare per la marina; 

il O.R.E.M. (comando, deposîti, caserme, ietascnninti i 
scuole, ecc.); 

la Regia Accademia navale e l’Istituto elettrotecnico e 
delle comunicazioni ; 

le Difese M. M., i Semafori, le Stazioni radio-telegrafiche 
e sn genere delle comunicazioni ; 3 

i Tribunali militari marittimi; 

le Biblioteche dipartimentali ;. 

f Circoli di marina; 

gli Autoreparti; 

‘le Zone fari e l'Ufficio tecnico fari; 

i Musei navali e storici; 

le Case del marinaio; 

i Centri di educazione fisica; 

i Dopolavoro aziendali. 

A tali Enti, però, competono gratuitamente, se assegnati. 
quali dotazioni di inventario, i seguenti materiali e ciò indi- 
pendentemente dalle assegnazioni fatte dal Ministero di cui 
al precedente paragrafo 1: 

._@) da parte della Direzione delle costruzioni navali e 
meccaniche: 

la distribuzione di las ed i relativi lavori di 
manutenzione e di ripartizione, ed i ricambi. Così pure la 
cessione dei matériali di consumo sia per il loro servizio 
che pel servizio ferroviario della Regia marina nei limiti 
stabiliti dalle tabelle approvate dal Ministero; 

la distribuzione del materiale elettrico per illuminazione, 
riscaldamento e ventilazione secondo la propria competenza, 
a termini del precedente art. 16 lett. A), la relativa manu- 
tenzione ed i ricambi. 

b) da parte delle Direzioni armi ed armamenti, ormi 
subacquee è munizionamento ; 
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la distribuzione delle artiglierie, armi portatili e ca- 
riche relative; dei telegrafi, telefoni, suonerie, telemetri, 
binoccoli, strumenti per la direzione del tîro, buffetterie, 
estintori da incendio, materiali da palombaro, bandiere du 
segnali, nonchè deî materiali per la loro Manutenzione, i 
lavori di riparazione ed i ricambi; 

la distribuzione del materiale elettrico per illumina» 
. zione, riscaldamento e ventilazione secondo la propria com- 
| petenza, a termini del precedente art. 17 lett. d); la relativa 
manutenzione ed i ricambi. 

0) da parte della Direzione di commissariato: la distri- 
buzione delle dotazioni delle mense, degli oggetti di cucîna 
e dei materiali di casermaggio ed i ricambi. 

Per le anzidette riparazioni e distribuzioni si fa uso di 
ordini di lavoro non rimborsabili e di richieste di sommini- 
| strazione di materiali mod. 44, come se gli enti non fossero 
estranei ai Regi arsenali. : 

Invece per le cessioni di altri materiali e per lavori di 
costruzione di oggetti e riparazione di altre dotazioni si fa 
uso di verbali di consegna mod. 45 o di ordini di lavoro di 
IX categoria, osservando le norme di cuî ai paragrafi seguenti. 

8. Alle Capitanerie ed Uffici di porto sono date gratuita- 
mente e con inventario di proprietà della Regia marina le 
armi ed il munizionamento relativo e i materiali per la loro 
manutenzione, . 

Le imbarcazioni ai detti Uffici possono essere concesse 
gratuitamente solo con autorizzazione del Ministero (Dire- 
. zione generale delle costruzioni navali e meccaniche) e con 
‘apposito inventario di proprietà della Regia marina. 

Si procede analogamente per il materiale fornito alle or- 
ganîzzazioni della Gioventù italiana del Littorio per l’istru- 
zione premarinara. i 

4. La Direzione cui è demandata l’esecuzione di un lavoro 
il cui importo superi la cifra stabilita in via di massima dal 
Ministero, nel chiedere l’autorizzazione di eseguirlo gli co- 
munica copia del relativo preventivo. 

5. Ultimato 'îl lavoro e chiuso l’ordine relativo la Direzione 
redige il conto di liquidazione mod. 97, includendovi anche 
i pagamenti fatti a privati se per terminare il Javoro vi si 
fece ricorso, indicando l’autorizzazione ministeriale e le mo- 
dalità del versamento dell’importo in tesoreria. Per i ma- 
teriali prelevati dal magazzino, la valutazione è fatta secondo 
le indicazioni del libro di nomenclatura. Il conto è ‘inviato 
all’Ente che ha richiesto il lavoro, il quale effettua il versa- 
mento facendosi rilasciare con la quietanza fl certificato 
mod. 181 T (del Ministero delle finanze); poi invia alla Di- 
rezione competente il certificato per le operazioni di riasse- 
gnazione della spesa al bilancio ed unisce la quietanza ai do- 
‘ cumenti di spesa. 


6. Se alla fine dell’esercizio finanziario il lavoro non fosse 


stato ultimato, l’ente interessato ne tiene conto nella denun- 
zia degli impegni che devono far carico all’esercizio scaduto. 

7. Le cessioni di materiali da parte dei magazzini quando 
debbano avvenire a pagamento hanno luogo contro il versa- 
. mento anticipato dell’importo dei materiali da cedere. A tal 
fine la Direzione dei lavori redige un conto di liquidazione 


mod. 97, con l’indicazione del capitolo e dell’articolo del bi-- 


lancio dell'entrata cui deve essere imputato il versamento 
in tesoreria e ne invia un esemplare all’ente che ha richie 
sta la cessione e un altro esemplare al magaezino che la deve 
eseguire. 


8. Il consegnatario del magazzino redige in ivi esem- . 


plare il verbale di consegna mod. 45, che viene firmato dalla 
parte ricevente e dal delegato del “direttore e consegna il 


materiale contro ritiro della quietanza originale di tesoreria. 


provante il pagamento dell’importo. 


9. Quando il Ministero 'in caso di urgenza il Comando del- 
l’Arsenale abbia autorizzato la consegna del materiale senza 
l’anticipato versamento dell’importo, il consegnatario redige 
il verbale di consegna corredandolo, per la documentazione 
provvisoria, dell’autorizzazione a cedere il materiale senza 
il versamento anticipato. Alla consegna del materiale fa 
seguito la compilazione del conto dî liquidazione, e l’ente 
ricevente provvede al versamento dell’importo in tesoreria 
e trasmette alla Direzione dei lavori la quietanza relativa. 

10. Se al versamento all’Erarîo dell’importo dei lavori o 
delle cessioni effettuate a pagamento non anticipato prov- 
vede il Ministero, la Direzione gli trasmette il conto di liqui- 
dazione documentato. 

Pervenuto dalla Direzione generale del Tesoro il certificato 
mod. 30-bis 1 Ministero dopo le operazioni di riassegnazione 
dell’importo al bilancio Marina lo invia alla Direzione com- 


petente e questa ne dà a sua volta comunicazione all'Ufficio 


di ragioneria per le registrazioni nei conti patrimoniali. Il 
certificato è poi conservato a corredo della pratica di ri- 
chiesta di versamento, se si tratta di lavori, o trasmesso al 
magazzino se occorre per la giustificazione dello scarico del 
materiale ceduto, 


Art, 181, 
Lavorî e Cessioni di materiali 
per conto di Amministrazioni pubbliche 0 di privati. 


1. Non possono essere eseguiti lavori per conto di altre 
amministrazioni o di privati, se non previa autorizzazione 
del Ministero. 

2. Nel procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti a 
termini del paragrafo preeedente l'importo delle spese di 
mano d’opera viene aumentato di una quota di spese generali 
la cui misura è stabilita dal Ministero. 

3. Per i lavori e le cessioni richieste da Amministrazionî 
pubbliche estranee alla Regia marina o da privati, si procede 
come all’articolo precedente, previo però versamento del- 
l’importo dei materiali da cedere o del presunto importo dei 
lavori secondo il preventivo. La valutazione dei materiali 
forniti dal magazzino è fatta secondo le indicazioni del 


. libro di nomenclatura, salvo che vi sia differenza sensibile 


rispetto al prezzo corrente nel quale caso si tiene conto di 
quest’ultimo. 

La Direzione competente non inizia il lavoro se non dopo 
aver ricevuto la quietanza del deposito provvisorio in tesò. 
reria dell’importo presunto. 

Nel caso di urgenza ed ove.si tratti di ente pubblico i la- 
vori possono essere iniziati o i materiali ceduti su presen- 
tazione di una dichiarazione di impegno vistata dalla ragio- 
neria, dell’amministrazione richiedente cui deve seguire al 
più presto il deposito effettivo. 

In caso d’incendio, soccorso ai ,aufraghi ed altre presta- 
zioni d’interesse pubblico, non è Tichiesto il pagamento an- 
ticipato o la dichiarazione d’impegno di cui ai comma pre- 
cedenti e la liquidazione è fatta secondo i criteri stabiliti 
al‘riguardo dal Ministero. 

4. Compiuto il lavoro e compilato il conto di liquidazione, 
la Direzione provvede alla regolarizzazione del pagamento 
facendo convertire la quietanza di deposito provvisorio în 
quietanza di entrata e chiedendo insieme a quest’ultima anche 
il certificato mod. 181 T (del Ministero delle finanze) neces- 
sario per il reintegro della somma al bilancio della Marina. 

Qualora l’importo del conto di liquidazione risulti supe- 
riore allo ammontare del deposito provvisorio, la Direzione 
oltre a provvedere a quanto sopra, fa versare la differenza 
direttamente in Tesoreria dall’ente debitore, 
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Nel caso ‘invece che l’importo del deposito provvisorio ec- 
ceda l’ammontare del conto di liquidazione, la Direzione 
emette una dichiarazione affinchè la Tesoreria versi in via de- 
finîtiva l’importo del conto di liquidazione e restituisca l’am- 
montare residuale del deposito provvisorio. 

5. Quando per lo stato di conservazione o d’uso del mate- 
riale che si dovrebbe cedere, il Ministero autorizzi la cessione 
ad un prezzo da stabilire in seguito a stima, e non si tratti 
di materiali da trasformare o riparare, il Direttore dei la- 
vori fa periziare i materiali da apposita commissione sotto- 
ponendo all’approvazione del Ministero il relativo verbale. 

6. Le consegne di materiali ceduti hanno luogo con la 
assistenza di un delegato del Direttore dei lavori. 


Art. 132. 
Prestito di materiali. 


1. Il prestito di materiali ad Amministrazioni pubbliche 
estranee alla Regia marina od a privati è subordinato alla 
autorizzazione del Ministero o in caso di urgenza del coman- 
dante dell’ Arsenale. 

2. Il prestito è gratuito se l’uso al quale serve l’oggetto 
prestato è di interesse pubblico, ovvero se l’oggetto deve es- 
sere adoperato in soccorso di naufraghi, o in caso di incendio 
o simili; altrimenti è a pagamento, 

3. Il nolo per il prestito, se diversamente non sia disposto 
dal Ministero, è del 10 per mille del valore dell’oggetto pre- 
stato, e per ogni giorno d’uso per i primi 15 giorni; del 5 per 
mille dal 16° al 60° giorno; del 8 per mille dal 6f° al 180° 
giorno ; dell’1 per mille dal 181° giorno in poi. Il valore da 
assegnare è quello che risulta dal libro di nomenclatura o 
dall’inventario, a meno che tra questi valori e quelli effettivi 
del mercato, o quelli di stima non interceda un eccessivo 
divario, In tal caso i valori stessi sono stabiliti dal Direttore 
dei lavori. . 

4. Il prestito viene concesso per un periodo di tempo da 
determinare in precedenza in relazione ai lavori od ai bisogni 
per i quali il prestito stesso fu richiesto, periodo che può es- 
sere prorogato. Il nolo deve essere pagato anticipatamente 
ed in caso di prolungamento del prestito esso va subordinato 
all’anticipato versamento del nuovo nolo. 

5. Se la durata del prestito non ha ecceduto cento giorni, 
ma la perdita di valore subita dall’oggetto prestato è, per 
l’uso che ne fu fatto, giudicata superiore all’ammontare 
della tassa che sarebbe dovuta, nel conto di liquidazione re- 
. lativo al prestito si aggiunge un’adeguata quota di addebito 
per portare la tassa all’importo del deperimento o al valore 
del materiale prestato, se questo è stato reso inutilizzabile. 

6. Oltre il nolo sono dovute tutte le spese per "1 personale 
di servizio, di custodia e di conservazione dell’oggetto come 
pure le spese occorrenti per il trasporto dell’oggetto fuori 
dello stabilimento e per la riconsegna al posto donde venne 
prelevato se essa viene eseguita dall’amministrazione. 

7. La parte che prende in prestito deve obbligarsi a risar- 
cire tutti i danni sofferti dall’oggetto stesso e a depositare 
una cauzione nella misura stabilita dal Ministero o dal Co- 
mando dell’ Arsenale. 

La restituzione della cauzione avviene dopo la riconsegna 
e l’accertamento delle condizioni dell’oggetto e mediante il 
nulla osta del direttore dei lavori dopo effettuato il paga- 
mento delle somme dovute. 


8. Per la consegna si redige il verbale mod. 45; per la: 


restituzione apposito verbale di accertamento delle condi- 
zioni nelle quali si trova l’oggetto prestato. 
9. Quando una nave è data in gestione od a nolo a privati : 
a) il verbale di consegna. è compilato da apposita Com- 
missione distintamente per ogni capo carico, indicando il 


grado, casato e nome di questi, che firma per presa cono- 


scenza. I materiali consegnati debbano essere individuati 
coi rispettivi numeri di nomenclatura; _ Mia 
3) copia del verbale è inviato all’Ufficio di ragioneria 
della sede di assegnazione della nave; n Ri 
c) î capi carico debbono presentare all’Ufficio di ragio- 
neria della sede ove ha luogo la consegna i quaderni di dota- 
zione aggiornati con l’ultimo foglio di variazioni ricevuto e 
con la copia dei documenti dimostranti o il deposito o il ver- 
samento al magazzino dei materiali per i quali sia stato 
disposto lo sbarco; Sg 
d) Ufficio di ragioneria accerta che i quaderni di dota- 
zione concordino con i verbali di consegna e con î documenti 
di deposito o versamento al magazzino ed emette i fogli’ di 
variazione a scarico in modo che dopo le conseguenti regi. — 
strazioni sui quaderni le consistenze di questi corrispondano . 
al complesso dei materiali consegnati o depositati; 
e) Ufficio di ragioneria nel registrare le retrocessioni, . 


o i successivi prelevamenti autorizzati dal Ministero cura. - 


l'aggiornamento degli inventari relativi per consegnarli ai 
capi carico all’atto della restituzione della nave; n 
f) l'Ufficio di ragioneria in base ai verbali di consegna 
&pre un conto corrente unico in contradittorio :con- l'ente 
che gestisce la nave per registrarvi le eventuali variazioni 
avvenute dopo la consegna. Esso serve quale documento alia 
Commissione incaricata della riconsegna ai solî effetti delle 
quantità da restituire alla Regia marina. i a 
10. Restituito 1 materiale prestato l'Ufficio amministra. 
tivo della direzione compila il conto di liquidazione mod. 97 
indicando d'stintamente il nolo, la eventuale quota di adde- 
bito di cui al precedente paragrafo 5 e le spese da rimborsare. 
Il versamento all’erario viene fatto eseguire secondo i sud- 
detti titoli ai competenti capitoli del bilazicio dell’entrata. 
11. Se i materiali da dare in prestito sono in carico & con. 
segnatari di magazzino o d’inventario o di quaderno di dota- 
zione, se ne effettua ad essi lo scarico in base ai verbali di 
consegna mod. 45. id 
Se gli oggetti prima di essere dati in prestito sono stati 
prelevati dalle Officine per ripararli o modificarli, lo scaric 
al consegnatario ha luogo secondo le disposizioni del’ prece 
dente art. 50 n. 3 e 87 n, 2a) se si tratta di materiali di ma 
gazzino e secondo le disposizioni del precedente art. 105 n; 1 
se si tratta di materiali di dotazione. Il verbale di consegni 
mod. 45 è allegato all’ordine di lavoro di cui al precedent 
art. 56 e tiene luogo della quietanza dell’ordine stesso. 
L’Ufficio di ragioneria tiene in evidenza in apposito cont 
i prestiti effettuati. . 
Alla restituzione, in base ad apposito verbale, si scarican 
i materiali dal conto suindicato e se ne esegue il carico a 
consegnatari che ritirano gli oggetti restituti siano essi d 
magazzino o di inventario di terra o di quaderno di dota 


‘| zione. 


L’Ufficio di ragioneria che tiene in evidenza i prestiti, alli 
chiusura dell’esercizio finanziario si assicura presso le. Dire 
zioni dei lavori interessati della effettiva esistenza; dei pre 
stiti risultanti dal conto suindicato. i 3 


Uso di mancine fisse e a vapore, di galleggiantò 
e di rimorchiatori. 
1. Il comandante dell’ Arsenale può concedere ad altre am 
ministrazioni pubbliche od a privati l’uso di galleggianti, pon 
toni, gru e mancine fisse o galleggianti, contro pagamento d 


un nolo secondo tariffe stabilite dal Ministero ed alle condizio 
ni che debbono essere fatte risultare dall’atto di concessione 


Per le concessioni di cui sopra valgono.in quanto applica- 
bili le disposizioni dell’articolo precedente. 

2. Nella durata della concessione 'sî deve comprendere il 
tempo impiegato per portare il galleggiante sul luogo del 
lavoro e quello per il ritorno del galleggiante stesso nello 
stabilimento militare marittimo. 

8. Sono sempre a carico del richiedente, oltre fl nolo, le 
spese del personale e del materiale consumabile per l’esercizio 
delle mancine o dei rimorchiatori. 

Per la liquidazione e il versamento all’erario si osservano 
le norme stabilite dall’articolo precedente. 

4. Qualora il gallegiante debba lavorare fuori delle difese 
portuarie deve essere assicurato contro tutti i rischi presso 
Bocietà di gradimento dell’ Amministrazione a cura di chi 
lo ha avuto ‘in prestito, i 


Art. 134. 
Uso dei bacini. 


1. L’uso dei bacini per carenare da parte di altre. ammini- 
strazioni pubbliche o di privati è subordinato alle esigenze 
del naviglio militare e regolato insindacabilmente dal Co- 
mando dell’Arsenale, escluso qualsiasi diritto ad indennizzo 
nel caso che la concessione anche se già consentita non possa 
più aver luogo, Esso s’intende concesso con l'obbligo di 
osservare le disposizioni che seguono. 

. 2. Per l’uso dei bacini è dovuto un nolo, nella misura fis- 
sata dal Ministero per ciascuna località, da corrispondere 
anticipatamente. 

Il richiedente deve inoltre versare una cauzione in denaro 
od in titoli dello Stato atta a garantire a giudizio del Co- 
mando dell’Arsenale il mantenimento ‘degli obblighi che gli 
incombono e precisamente di lasciar libero il bacino nel 
tempo indicato nella domanda, di pagare la mano d’opera 
occorsa ed i materiali somministrati, di risarcire i danni 
eventuali causati dalla nave, 

Alla cauzione può essere sostituita una fideiussione soli- 
dale da parte di persona o ditta di notoria solvibilità e di 
‘gradimento del Comando dell’ Arsenale. 

3. E’ obbligo dell’armatore o del capitano della nave nel 
caso di sommersione della nave nelle acque dell’ Arsenale, 
sia prima che dopo l’immissione in bacino, o nel caso d’im- 
possibilità di trarlo fuori di questo, di rimuovere l’ingombro 
nel'termine fissato dal Comando dell’Arsenale, senza bisogno 
di formalità legale. Nel caso che l’ingombro non sia tolto 
nel termine fissato vi provvede l’amministrazione per conto 
e spese dell’armatore o del capitano. 

E’ in facoltà del Comando dell’Arsenale di richiedere che 
la cauzione o la fideiussione garantisca anche i rischi di 
cui sopra. 

4. La domanda per l’uso del bacino deve indicare la stazza 

della nave, il giorno în cui ‘dovrebbe esservi immessa, la 
‘esatta natura dei lavori da compiere, la presunta perma- 
nenza della nave nel bacino. Deve essere corredata dei do- 
cumenti relativi e della dichiarazione del comandante di non 
avere a bordo esplosivi 0 materie infiammabili. 
. 5. II Comando dell’Arsenale, qualora ritenga di poter 
accogliere la domanda, fissa il giorno dell’ingresso, tenendo 
conto di quello indicato dal richiedente, ma senza esservi 
obbligato potendo modificarlo in relazione alle esigenze del 
naviglio militare ed alle altre domande presentate. Ne dà 
poi comunicazione al richiedente indicando anche l’importo 
del nolo da pagare e della cauzione. Il versamento dell’uno 
e dell’altra deve essere fatto presso la cassa del commissa- 
riato prima che la nave entri in bacino. 

Il Comando informa della concessione fatta ‘il direttore 
delle costruzioni navali e meccaniche, trasmettendogli la do- 


manda documentata di cui è presa nota in ‘apposito re- 
gistro. 

6. Il Comando dell’Arsenale può profittare dell’immissio- 
ne in bacino di una nave mercantile per introdurvi contem- 
poraneamente altro galleggiante della Marina militare, sem- 
pre che ciò non ostacoli le operazioni relative alla prima nè 
la sua uscita a lavori compiuti. Nessuna diminuzione di 
tassa è dovuta nel caso suddetto. 

Il Comando può pure disporre che più navi mercantili siano 
introdotte simultaneamente nel bacino sempre che gli inte- 
ressati vi acconsentano esonerando con dichiarazione scritta 
l’amministrazione da qualsiasi responsabilità. Neppure in 
questo caso può diminuirsi la tassa prescritta, 

7. Qualora la nave non possa lasciare il bacino nel ter- 
mine indicato nella domanda, il Comando dell’Arsenale può 
concedere una proroga contro il preventivo pagàmento del 
nolo per la maggiore permanenza. Il Comando può anche su- 
bordinare la concessione della proroga al pagamento di una 
soprattassa da determinarsi a suo giudizio insindacabile, 
fino al triplo del nolo normale, specialmente se la maggiore 
permanenza porti nocumento sia agli interessi della marina 


militare sia a quelli di altri richiedenti. 


8. La nave che ha ottenuto la concessione dell’uso del ba- 
cino deve trovarsi con qualche anticipazione sull’ora stabi- 
lita presso l’imboccatura, convenientemente preparata se- 
condo le istruzioni del Direttore dei lavori. 

Le operazioni di ingresso e di uscita debbono essere fatte a 
cura e responsabilità del capitano seguendo le istruzioni del 
personale del bacino affinchè non siano recati danni a que- 

st’ultimo. 

Sono a carico della Regia marina la manovra del battello 
porta, l’esercizio dell'apparecchio di esaurimento, il maneg- 
gio e l’applicazione dei puntelli, il maneggio eventuale delle 
taccate e dei corrispondenti cunei, escluso qualsiasi altro 
lavoro. 

Qualora durante i lavori alla nave occorra rimuovere tac- 
cate o puntelli, vi deve provvedere esclusivamente la Dire- 
zione dei lavori ma a spese della nave. 

9. Il capitano della nave deve dare avviso dell’ultimazione 
dei lavori con sufficiente anticipazione affinchè la Direzione 
dei lavori possa disporre per rimettere la nave a galla senza 
ritardo e senza dover ricorrere a lavoro straordinario. 

Deve essere sua cura di far raccogliere e trasportare nel 
luogo indicatogli gli avanzi di lavorazione e le materie che 
per il lavoro si siano accumulate nel fondo e sugli scaloni 
del bacino. 

Durante i lavori il personale che vi è addetto deve osser- 
vare le norme disciplinari, le cautele tecniche e Porario in- 
dicati dal Comando dell’Arsenale e dalla Direzione dei 
lavori. 

10. Durante i lavori l’equipaggio della nave può rimanere 
a bordo a condizione di seguire scrupolosamente le dispo- 


+ sizioni del Comando dell’Arsenale e della Direzione dei 


lavori. 

11. Per l’applicazione del nolo il tempo di permanenza 
della nave in bacino decorre dal momento in cui, essendo la 
nave assicurata a galla nel batino, si inizia l’esaurimento 
dell’acqua. 

Il nolo non può essere inferiore alla somma stabilita per 
una permanenza di 24 ore. Per una permanenza superiore 
alle 24 ore, esso deve ‘essere pagato per ciascun periodo di 
24 ore e per le frazioni in proporzione del numero di ore 
intere calcolando per ora intera il periodo superiore ai 30 
minuti. La permanenza in bacino s’intende cessata quando 
la nave, rimessa a galla, ha lasciato libera manovra di ricol- 
locamento a posto del battello porta. 


Viene redatto il verbale modello 98. 
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12. Nessun lavoro di spettanza della Regia marina può es- 
sere richiesto fuori dell’orario normale della maestranza. 

Non possono neppure essere eseguiti lavori alla nave in 
bacino fuori dell’orario normale dell’Arsenale. 

Il Comando dell’Arsenale può per gravi ragioni derogare 
dalle norme di cui sopra; viene allora posto a carico della 
nave il lavoro straordinario spettante al personale della Re- 
gia marina nel caso di cui al primo comma, e viene aumen- 
tato del 10 per cento il nolo nel caso del secondo comma 
oltre il rimborso del lavoro straordinario che il personale 

della R. Marina addetto alla vigilanza dovesse compiere iu 
dipendenza della concessione fatta. i 

13. Qualora la nave cui fu concesso l’uso del bacino non 
si presenti per l’entrata nel tempo stabilito deve pagare come 
penalità la metà del nolo corrispondente al primo periodo 
di 24 ore. i 

La penalità è ridotta della metà qualora il richiedente ri- 
nunci all’uso del bacino sempre che ne abbia data tempe- 
stiva comunicazione al Comando dell’Arsenale. 

‘Nessuna penalità è dovuta nel caso che nel giorno fissato 
per l’immissione in bacino questo sia occupato da altra nave. 

14. Le norme di cui sopra, eccettuate quelle relative alla 
cauzione o fideiussione, sono applicabili alle navi da guerra 
estere, Queste si debbono attenere anche alle norme fissate 
dal Comando dell’Arsenale per lo sbarco delle munizioni. 


15. Ultimati i lavori la Direzione dei lavori provvede a 


redigere il conto di liquidazione mod. 99 secondo le norme 
degli articoli precedenti. 

Nel conto di liquidazione debbono essere specificate le som- 
me da riassegnare al bilancio Marina, 

Nell’eseguire il versamento all’Erario si debbono richiedere 
duo distinte quietanze: una per le somme da riassegnare al 
bilancio Marina per rimborso delle prestazioni inerenti al- 
l’uso del bacino e l’altra per la quota in conto entrate del 
T'esoro. “ 


Art. 135. 
Riassegnazione di fondi al bilancio della Marina. 


1. Il Ministero comunica al principio di ciascun esercizio 


finanziario i capitoli del bilancio dell’entrata ai quali devono 
affluire i versamenti relativi a cessioni di materiali e a pre- 
stazioni fatte dalla Regia marina ad amministrazioni pub- 
bliche od a privati, che si debbono portare in aumento agli 
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Mini- 
stero della marina. 

2. Le autorità che invitano i vari enti e i privati ad ese- 
guire i versamenti di cui al paragrafo precedente, debbono 
fornire loro precise indicazioni affinchè la causale del ver- 
samento ed i capitoli e gli articoli del bilancio dell’entrata 
risultino esattamente dalle quietanze di tesoreria. Non deb- 
bono essere accettate quietanze inesatte o imprecise. 

3. Le quietanze di tesoreria riguardanti vendite, lavori, 
cessioni di materiali e prestazioni varie (fitti, acqua, luce, 
prestiti, ecc.) debbono essere inviate, coi relativi certificati 
mod, 181 T, dalle Autorità che le ricevono all’Ufficio di ra- 
gioneria del Regio arsenale interessato, a corredo dei conti 
di liquidazione e con gli allegati relativi (ordini di lavoro, 
verbali mod. 45 e verbali diversi). 

L’Ufficio di ragioneria, eseguite le scritturazioni di sua 
competenza, trasmette subito i certificati mod. 181 T al Mi- 
nistero (Ragioneria centrale) per il reintegro delle somme al 
bilancio della Marina. 

Per lo ‘operazioni che hanno luogo nel mese di giugno le 
sarie Autorità fanno effettuare i versamenti in Tesoreria 
con certificati di deposito provvisorio salvo a farli commu- 
tare in quietanze definitive nel successivo esercizio finan- 
ziario. I certificati mod, 181 T per versamenti fatti in via 


definitiva precedentemente, debbono essere trasmessi agli 


Uffici di ragioneria non più tardi del 6 giugno, affinchè pos- 
sano pervenire alla Ragionegia centrale del Ministero pel 10 


-.detto, allo scopo di rendere possibile la riassegnazione che 


è consentita solo nello stesso esercizio in cui avvenne il ver- 
samento definitivo. 

4. L’invio all’Ufficio di ragioneria dell'Arsenale dei "certi- 
ficati mod. 181 T deve essere sempre fatto indipendentemente 
dal motivo del versamento all’Erario, anche quando esso è 
effettuato su capitoli del bilancio di entrata per i quali non 
viene concessa la riassegnazione al bilancio della Murina. 


TITOLO VII. ; 
SCRITTURE DELLE RAGIONERIE. 


Art. 136. 
Scritture patrimoniali e finanziarie. 


‘1. Gli elementi per le scritture patrimoniali e finanziarie 
tenute dall’Ufficio di ragioneria sono tratti in via principale: 
dai documenti di carico e scarico dei magazzini, dai paga- 
menti per forniture e mano d’opera, dagli ordini di lavoro 
delle officine, ed in via secondaria, da verbali diversi o da 
altri titoli. DE 

2. I conti sono previsti nel quadro di contabilità  appro- 
vato dal Ministero delle finanze. spe 

3. I documenti sui quali si effettuano le registrazioni sono 
i seguenti; 

1° Per le soritture elementari : 
a) copia ruoli mercedì; 
db) copia ordinativi di pagamento; 
c) sottoconti riguardanti: il naviglio in costruzione e 


. la manutenzione del naviglio, gli inventari ed i quaderni di - 


dotazione, i lavori per la manutenzione e l’esercizio degli 
enti a terra e per i servizi logistici, marinareschi o militari, 
i lavori e le cessioni fatte per altre amministrazioni o per. 
privati a carico di rimborso, i materiali in consegna prov- 
visoria, il confezionamento di scorte pei magazzini, le spese 
generali. 

2° Per le scritture sintetiche: i 

d) dal giornale e dal mastro tenuti a partita doppia 

da tutti quegli svolgimenti che si rendono necessari per ot- 
tenere distintamente le notizie di carattere patrimoniale e 
finanzario da ‘comunicare alla Ragioneria Centrale. i 


Art. 187. 
Scritture clementari. 


1. La registrazione dei fatti amministrativi avviene nel 
modo seguente: 


a) sui copia ruoli sono riportati giornalmente gli estro. 
mi dei certificati di prelevamento fondi e per versamento di’ 
ritenute, nonchè le ricapitolazioni delle spese ed i mandati 
di introito, rimessi dalla Direzione di Commissariato, riflet- 
tenti la mano d’opera governativa e le relative ‘aperture di 
credito. Le spese sono attribuite ai conti prescritti dal qua. 
dro di contabilità ed in appositi svolgimenti ne viene fatto 
il reparto agli enti per i quali furono sostenute; SR 

è) sui copia ordinativi di pagamento sono riportati pur 
giornalmente gli estremi degli ordinativi delle Direzioni dei 
lavori, attribuendone l’importo ai vari conti ed eseguendone 
il reparto agli enti come è detto alla lettera a); 

c) in appositi riepiloghi sono attribuiti ai conti gli estre- 
mi dei documenti di carico e scarico dei magazzini, in gruppi 
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di 100. Qualora si tratti di ricambi accordati a navi, di mo- 
vimenti inventariali, di cessioni o prestiti, di passaggi da 
magazzino e simili, si tiene conto sui riepiloghi anche del- 


l’ente cui i documenti si riferiscono per poter trasportare le 


partite relative nel rispettivo sottoconto in modo particola- 
reggiato. Le risultanze dei repiloghi dei magazzini sono a 
loro Volta raccolte in fine di esercizio in prospetti sinottici 
in modo da offrire tutto il movimento distinto per conti; 


d) sui vari sottoconti sono registrati : 


1° le risultanze degli ordini di lavoro, desumendole 
dalle relative schede, a grado a grado che ne è fatta la pari- 
ticazione; 

2° i movimenti dei magazzini, desumendoli dai riepi- 
loghi in cui alla lettera c); 

3° i movimenti inventariali desumendoli dai documenti 
di magazzino, dagli ordini di lavoro e dai fogli di variazione 
per operazioni avvenute senza l’intervento dell’Arsenale. 

| Le registrazioni suddette hanno luogo di volta in volta che 

i documenti sono compilati o ricevuti dall’Ufticio di ragio- 
neria. 

Ni portano invece in blocco a fine di esercizio, nelle colonne 
dei sottoconti a ciò destinate e per ciascun ente, le risultanze 
dei pagamenti effettuati, desumendoli da appositi prospetti 
sinottici preparati in base ai risultati dei copia ruoli o dei 
copia ordinativi e relativi svolgimenti, analogamente a quan- 
to si è previsto pei magazzini. 

3. La tenuta dei sottoconti deve permettere alla semplice 
ispezione l’accertamento del costo di ogni singolo lavoro ese- 
‘«guito, salva la quota di spese generali che dovrebbe gravare 
su di esso. 

3. In fine di esercizio l’Uflicio di ragioneria provvede a 
chiudere le contabilità finanziarie e patrimoniali, compiendo 
le seguenti operazioni : 

a) per la corrispondenza rigorosa fra le spese da regi- 
strare nelle scritture patrimoniali e la effettiva erogazione 
delle spese stesse, l’Uflicio di ragioneria confronta i rendi. 
conti tinali dei funzionari delegati alle spese con i propri 
copia ordini e copia ruoli, depennando gli ordinativi pag- 

sati al nuovo esercizio perchè non pagati entro il 81 luglio; 
i b) i sottoconti riguardanti la costruzione e la manuten- 
zione delle navi e i quaderni di dotazione e gli inventari in 
genere, sono riportati in un riepilogo che deve indicare le 
spese di ogni conto distintamente per enti e per ciascuna 
delle suddivisioni prescritte per le navi dalla classiticazione 
dei lavori, e partitamente secondo la natura delle operazioni 
avvenute nell’esercizio, in modo da determinare la spesa netta 
oppure le variazioni in più o in meno dei valori patrimo- 
mali, a seconda che si tratti di conti differenziali o patri. 
moniali ; | 

c) i sottoconti relativi a lavori e cessioni rimborsabili, & 
prestiti ed a trasformazioni, a lavori per gli enti a terra e 
per i servizi logistici marinareschi e militari, a confeziona. 
mento di scorte per i magazzini ed ‘alle spese generali, sono 
totalizzati e chiusi; . 

d) le spese per immissione di navi in bacino, dedotti gli 
accrediti per versamenti all’Erario relativi alle immissioni 
di navi private o di altre pubbliche amministrazioni debbono 
essere ripartite tra le navi da guerra che hanno usufruito dei 
bacini in proporzione del loro dislocamento e della loro per- 
Mangenza ; 

e) la spesa generale netta dello stabilimento viene ripar- 
tita sui conti indicanti l’attività dello stabilimento di lavoro 
secondo le istruzioni emanate dal Ministero; si deve distin- 
guere quanto a carattere di vera e propria spesa generale 
dello stabilimento di lavoro, dalle spese il cui carattere di 
spesa generale è conseguenza delle necessità militari e non 
del carattere industriale dello stabilimento stesso. 
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Art. 188. 
- Scritture sintetiche — Relazione annuale. 


1. Dopo eseguito il reparto delle spese generali ed accer- 
tate le risultanze finali dei conti e sottoconti e dei riepiloghi 
sinottici di cui all’articolo precedente si iniziano le scrit- 
ture sintetiche a partita doppia, gperte al principio del- 
l'esercizio ‘con le sole consistenze dei conti patrimoniali. 
Ciò allo scopo di garantire la corrispondenza tra le diverse 
operazioni patrimoniali e finanziarie. 

2. Proceduto alla chiusura delle scritture, l'Ufficio di ray 
gioneria compila gli elaborati da inviare al Ministero (Ra- 
gioneria centrale) e cioè: ; 

a) per la parte finanziaria si inviano apposite situazioni 
dalle quali risulti per ogni capitolo ed articolo la disponi- 
bilità di fondi o la eccedenza di spese. All’uopo le Direzioni 
dei lavori forniscono all’Ufficio di ragioneria le notizie di 
propria competenza; 

b) Per la parte patrimoniale inviano un prospetto dimo- 
strativo dei movimenti di carico e scarico e delle consistenze 
dei magazzini, e speciali riassunti pei movimenti verificatisi 


| in ogni conto. : 


I prospetti ed i riassunti anzidetti servono alla Ragioneria 
centrale per la compilazione del conto patrimoniale. 

Essi vengono corredati: 

1° dalia dimostrazione di concordanza con le scritture 
finanziarie, segnando le spese sostenute per ogni conto & ca- 
rico dei vari capitoli ed i versamenti all’Erario a favore dei 
capitoli del bilancio di entrata; —. 

2° dai riepiloghi relativi al naviglio in costruzione, al 
naviglio dello Stato, alle navi radiate, alla manutenzione del 
naviglio ed agli inventari; 

3° da tutti gli altri elementi richiesti dalla Ragioneria 
centrale per le particolari esigenze del conto consuntivo. 

3. Dopo l’invio al Ministero degli elaborati di cui al para- 
grafo precedente, gli Uffici di ragioneria redigono una rela- 
zione sul funzionamento dei vari servizi durante l’esercizio 
scaduto inviandola al Ministero non più tardi del mese di 
dicembre. 

Nella relazione debbono essere segnalati gli eventuali &r- 
retrati, le cause che li hanno prodotti, gli inconvenienti rile- 
vati nei vari rami di servizio e le proposte che i capi degli 
Uffici credessero di suggerire affinchè il servizio funzioni con 
quella speditezza e regolarità che sono desiderabili. 

La relazione deve pure contenere, mettendola a confronto 
con quella dell’esercizio precedente, la statistica dei docu- 
menti compilati, riveduti e tenuti durante l'esercizio e cioè: 
numero degli ordini di carico emessi, numero dei documenti 
di scarico e registrati, contabilità di magazzino parificate e 
spedite, inventari e quaderni di dotazione tenuti in contra- 
dittorio, fogli di variazione emessi, riassunti annuali e pro- 
spetti di riscontro compilati per inventari e quaderni di do- 
tazione, ordini di lavoro parificati. ed ordini di lavoro pas- 
sati al nuovo esercizio coi numeri rossi, richieste mod. 6, 
note di retrocessione e di versamento mod. 8 e 9 verificati e 
registrati, ruoli mercedi verificati, rilievi compilati, ordi- 
nativi di pagamento verificati e registrati, copia ordinativi 
aperti, conti di liquidazione registrati ed inviati al Mini- 
stero per l’emissione di inandati diretti, certificati di prele- 
vamento fondi emessi e copia ruoli tenuti, conti e sottoconti 
aperti, numero raggiunto dal protocollo. 


Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia 
Il Ministro per la Marina: 


MUSSOLINI, 
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MODELLI 
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101 B ARS RE E E E Mon, N. 1. 
Art. 42 Reg, Ars, 
N. di caù .. 


DIREZIONE ............ 


Freventivo N... .. Data 
AI REPARTO . . .- Officina 


Occorre compilare il preventivo di costo per l'esecuzione del lavoro sottvindicato, richiesto da . ......... 


cele COM N... . . in data i 
IL DmeTtToRE 
Mano D'OPERA MATERIALI i 
Tavolo eee TT_-TYTTTY7rT_-| Tora 
Totale Totale 
sn DI lalornate muss mano | Quantità Specificazione Valore dei |SENERALK 
i E Ep materiali 


Do a 


L'UFFIOIALE DIRIGENTE 


(4) Comando Atzonale, Base Navalo, eco, I 
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È 3 Mop, N. 4 - N. di Cat. 2331. 
REGIA MARINA SETA 
dt i : 
Ufficio Ragioneria di ESERCIZIO 19. . - "a 
SCHEDA DELL’ORDINE DI LAVORO N. . . . DELL'OFFICINA . ...... È i 
Ente richiedente CO i È 
Specificazione del lavoro |. ........- Ca... - Classe... - Budd. . Ri; 
SPESE RICUPERI 


IMPORTO DEL MATERIALE MANO D’OPERA 


Sopravanzato | Impie- 
Richieste |“s retrocesso gato 


Valore 


Numero 
della richiesta 
Numero dalla No 


-° di retrocessione 
<q 
[A 
° 
EJ 


mano colonna 
dope i 3 ‘on 


Pi 
(S) 
0 


4‘ 10 


NB. — Aprire uns scheda per ogni ordine di lavoro /-/-//// tt 
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Domanda dilavorolet- 
tera (a). . . diretta 
all’officina 


Li Dr l'ordine di lavoro 
N. . .categ..... 


Officina (c) ...... 


Addi ..... » 19... 


a) Le domande di- 
pendenti dallo stesso 
ordine di lavoro si di- 
stinguono con lettera 
alfabetica dando la lct- 
tera a) alia domanda 
concernente l’offl: ina 
che ba redatto l'ordine 
di lavor. Deve indi- 
carsi altresì se la pre- 
sente è unica per l’or- 
dine di lavoro ricevuto 
o se è l'ultima. 

BL Descrizione del la- 


"o ‘alla quale si rf- 


chiede 11 concorso di la- 
voPro. 


| 
| 


SPESE Ricuperi CI) 

A Importo del materiale pers Mano d'opera i . è MI a RITA E 
I Sino ii orata alzi lea nani 3 

richiesto .sopravanzato | impie- governativa estranea È $ 3 8 3 

e retrocesso | gato 3 29% 38 | $ 

—— - -—_—tonnum|---___-_-----__—__——m—_—_————n0 —- don © © 

| sg | CSS (O G8i ail 300 

s sa SUNT OG did 

sg il e gle o |a Bag [abi # | È 

ti È asi 5 | 88 8 9 Z| 2|9o sas  |g"| P £ 

gii ad (sì) s | si 8] f (É! Spe /3/ è spen | 583 [da] È 

gio (asl " (alal di Palo o g0® CR 1 

5° | | Za a 8 Do :9 e: i 

Ì A i 5 è « ! (2) 

de i_ id Ls a_i 8 9 i 10 ui; i 18 


CONTO delle spese di mano d’opera, dei materiali impiegati e di quelli ricuperati 


' 
4 


INDICAZIONE DEGLI OGGETTI 


Da caricare al magazzino. . ............. 

Da all inventazio N. . suli si 
po co... nav 

CAFICAFO | #1 }ibro matricolare della nave . |... 


Confezionati per ricambio. 


siro Ni è ero OB 
ae. Po carico... 0... 
of matricolare della nave :.... 
(Sottolineare la dicitura che corrisponde al caso) 
‘ DERACRIZIONE je ° — Gescamione 1° {E To — 
_5| pri mareruLi {3 e| Sa 255 
9 8| (Indicare interna |o g.51 2P08/55@ 4 
o4| mentesecondola [EN3 $#3| 290) £ 
2) sperfe di unità |[7o”|& E79I 3 
9S| stalilite per gli Fi= È ge S 
z| inventari,lequan- |S&5| 6% d=9 
£| titàda caricare o | A Sen È3 
da scaricare) =) da 


| 


i Mii 
| mi; | 


i 
i 

| I 

{ pe Gen MIL a 
| | ig zie LI 
i Ì 


N B. — Nei casi di confezione di materiali per 
Il ricambio si emotterà {l conteggio del valore. 

La domanda di lavoro va firmata dal conso- 
gnatario che ricovo 1 materiali o dall’ufficio Shede 
Dl ce provvede al ritiro dei materiali per l’invio 
a no. 

Qualora 1! presente spazio non fosse sufficiente 
per la descrizione dei materiuli, questa potrà os«ere 
fatta în foglio a parte ed allegata alla domanda, 
facendone però menzione e segnando nella cotonna 
valoro il relativo ammontare. 


L CONSEGNATARIO IL CAPO OFFICINA 


S v'Umolale alle din 


Mon. N. 5. 
N. di cat. 781. 
Art. 4$ Reg. Ars. 


REGIA MARINA @ IMpartimento d ... 
Direzione di ...... dlril x 
Officina .............. 


DOMANDA DI LAVORO 


Lettera (a) . . dipendente dall'ordine di lavero N. 
categoria .. cao. »:9 coue RI fa all’offficina . .... 
della Direzione (d) . LR eli ele n 


DESCRIZIONE DEL LAVORO 


descrizione del lavoro limitamente alla parte 
di esco da esegufre in dan: alla presente domanda). 


d) nel solo caso che la dienuda sia diretta ad 
officina di altra Direzione. 


Direzione 


(e) Viste: autorizzo l'esecuzione del lavoro richivsto. 
Cnrertas tesa aliene dra 


(e) la presente autorizzazione è pecessaria nel solu 
caso cho la domanda sla diretta ad officina di altra DI- 
rezione. 
Annotazioni della Direzione relattre © 
al sindacato tecnico economica del lavoro 


{Indicare se il lavoro è stato eseguito rogolarmente 
e se Îl conteggio dei materiali e della mane d’ opera ò 
esatto). 1... 8 

Addi ......... 


L’UFFICIALE DIRIGENTE . |... 


ee aa dana 


i al biubian Ie 


Visto: si dichiara regolare 
L’UFFICIALE DIRIGENTE 


INOIZY LONNP { 
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REGIA MARINA (8 


Officina (2) | .......... i 


N. d’ordine(8) ............... 


Nota di retrocessione al magazzino. . . 


NECA: dei materiali seguenti (4) ...... 
(ordine di lavoro N... ... lett. . . .) 

È 38 .caf|i35 
28) pescuzione |28|E008|EU8 
Gel Pro EE FsegpAsg| Vor 
Z| MATERIALI © |È sif $355 

La 8 =3|È853 

Rien de nea addì. ...... 19 

IL CAPO OFFICINA 


(1) Direzione. — (2) Officina che ordina la re- 
trocessione. — (3) Numerazione progressiva unica 
per officina. — d Lavorati, avanzati. — (5) Se la 
specie di unità [versa dall'espressione di gran. 
dezza indicare in questa colonna la quantità ri- 
cevuta secondo le specie di unità. 


Mop. N. 9 
N, di catal. 843 
Art, 49 Reg.Ars, 
REGIA MARINA (Dona 
Officina (2) . |... ...... 


N. d’ordine (3) . . ... 


Nota di versamento al magazzino . . . . . 
Valiant agata dei seguenti ricuperi di lavorazione 
(ordine di lavoro N. . . ...... lett... ...) 


| (1) Direzione. — (2) Officina che ordina il versa- 
mento. — (3) Numerazione progressiva unica per 


officina. — (4) Se la specle di unità è diversa dalle 
espressioni di grandezza indicare in questa colonna 
la quantità ricevuta secondo le specie di unità. 


REGIA MARINA 


N. d’ordine (8) 


(ordine di lavoro N. . .,....-. lett. ) 

É 08 Quantità secondo |-£4 £ 
2È E le espressioni di grandezza EE 
S| DESCRIZIONE ss [—_——_—_— 9 89 
g Ei DEI E tà Pila É Valore 
Z| MATERIALI (5) È tro | i tutte lettero | 8.25 

È Az |° #883 

= “9 | È 

hl - 
A i e addì ........19.. 

Per quietanza: 
IL CAPO OFFICINA IL CONSEGNATARIO DEL MAGAZZINO 


E E I ST RT E ST ET) 


REGIA MARINA 


E I E E I I E IO 


Officina (2) . . |... . _.- 


N. d’ordine (3) 


NOTA DI VERSAMENTO AL MAGAZZINO. . ....... 


vue lla ra dei seguenti ricuperi di lavorazione. 


(ordine di lavoro N. . 


È os 
£5| Descrizione 28 
ER DEI Fl 
ZE) mareniaLi (4) | Sb] incifre 
3 Ha 
Dai e ia , addi ... 


POE E I EI I E IE TI] 


Quantità secondo 
le espressioni di grandezza 


Aaa lett. . . .) 


in tutte lettere 


Per quietanza; 
IL CONSEGNATARIO DEI. MAGAZZINO 


UFFICIO DI RAGIONERIA 
L’INCARICATO 


UFFICIO DI RAGIONERIA 
L’INCARICATO 


Ordine di carico N . . .. 


Ordine di carico N. ..... 
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.Mop. N. 10. 
N. di catal. 2077, 
Art. 50 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


Dipartimento di... ....... 


DIREZIONE .\\............ 


MAGAZZINO... 


PROSPETTO 
delle distribuzioni 
delle retrocessioni > gi materiali per i lavori (a) 


dei versamenti 


dell’officina ............... della Direzione . ........... 


(b) UFFICIO DI RAGIONERIA DI ........ 


Registrato nelle scritture palrimoniali dell'esercizio 
i 10..... 10..... 


PE E E E E I E E E I 


(a) Cancellare le diciture che non fanno al caso. 
(b) Da riempirsi dall'Ufficio di Ragioneria nel solo caso di distribuzione di materiali, 


AVVERTENZA. 


Questo prospetto è giornalmente trasmesso dal consegnatario del magaszino insieme alle rela- 
tive Richieste o note di versamento o di retrocessione a:1l’Ifficio di Ragioneria per le registrazioni di 
sua competenza. 
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Per l'ufficio di Ragioneri Rari dA 
le o 
r cio gioneria @ A ana: 
DIREZIONE . ................ S 
MAGAZZINO " 
distribuiti 
Prospetto dell'importo a valore dei materiali (a) DE versati 
retrocessi 


Ordine di carico N. 
Documonto di scarico N. . 


Numero glel- 
la richiesta | Numero | Lettera 
o della nota | dell'or- della 
di retroces- | dine {domanda 


Valore Osservazioni 


(2) 


Toram. . | 


(G) Cancellare. le diciture che non fanno al caso. 


REGIA MARINA 


Numero | COGNOME Paga | DESCRIZIONE 
sil dre pun. DEL LAVORO 
ruolo Pre liera cui l’operaio 

«lell'operaio è stato addetto 
bel è chirale. biro, clone 


REGIA MARINA 


7 ù N° dI sat 20/00 
Per l'officina ...... a) Fest 
DIREZIONE ................, 
MAGAZZINO E ‘ 
distribuiti 
Prospetto dell’importo a valore dei FIMeriali (a) | versati 
retrocessi 


Ordine di carico N. 


N chi i N Lette: rvasio 
a richies ‘umero ra , 
o della nota | dell’or. delia Valore 0eso ni 
di retroces-| dine {domanda 
sione o difdi Invoro|di lavoro (1) @ 
versamento 


ToraLe... 77}. 

(1) Il totale del presente prospetto deve corrispondere al va- 
lore complessivo del relativo Mod. 10. 

(2) Indicare l’officina che ha richiesto il: concorso di lavoro 
quando si tratti della stessa Direzione. 

Nei casi di concorso di lavoro di officine di altra Direzione, . 
all'indicazione dell’officina dalla quale è stata emessa la domanda 
di lavoro verranno aggiunto le lettere 4, Si 4,8 od M, ase- 
conda che trattisi della Direzione di Armi ed Arm. Costruzioni, 
Armi subacque o Munizionamento. 


| CITROEN RECITA TRO RE TELE VI ISPIRA 


| {a) Cancellare le diciture che non fanno al caso. 


Mon. N. 13 
Art. 61 Reg. Ara 


Direzione 


Data SLA ast i cern (a) 8) dadi ne dea € 
Fibra OrE LAavoRO IxPoRTo Mano D'OPERA 
di 
lavoro Straordi- 
e lettera È Ordinaria nazia Totale 
della 
cagna 1. Lire | Lire | Limo 


ATVERTENZA — Questa nota è redatta dal coritabile dell'officina sulle indicazioni del capo dell’officina. 


(1) R. Arsenale, Base Navale, 000. 


Visto: IL CAPO DELL'OPFICINA 
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Senpiceso sano alla GAZZETTA UFFICIALE n. 299 del 27 PACIS: 1939. ai 


Comunicazione di addebito di spese di mano d’opera. 
Bi previene codesta ppt Lead gli opportuni provvedimenti, 


che sono stati ordinati i sottodescritti per spese di 
mano d'opera della quelo, dovrà © pet indicato l'impiego in una 
ta quindicinale Mod. 1 
Numero Indicazione sommaria 
del Ammontare 
certificato del pagamento 
Rane Isa Micart 


NB. - Per ogni officina si farà uso di un registro separato. 


MARINA 


. fino a tutto il mese di |. ........... 


REGIA 
UFFICIO DI RAGIONERIA 


(6 DESTRA, SOR RE RORE 


Riepilogo mensile delle spese di mano d'opera sostenute. per conto della Direzione 


Ni sh ì Mop. N. 14. 
” N. diCat.. 
Art, 51 n. 4 Reg. Ars. 


UFFICIO DI RAGIONERIA © 


Comunicazione di addebito di spese di mano d’opera. 
Si previene ped repo) Officina, per gii op portuni provvedimenti, 


< che sono stati ordinati i pagamenti sottodesoritài per spese di 

mano d'opera dell: quale dovrà essere indicato l’impiego in una 
% Nota quindicinale Mod. 13. 
Lal . 
ld Numero Indicazione sommaria 

del Ammontare 
< certificato i del pagamento 
bn 
vela ea i alate I 


IL Capo DELL’UFFICIO 


Disponibilità di fondi 


ToraLx. . 
. 19..- 


valeria dle 


alla data della presente comunicazione. . . 


Ammontare degli acoreditamenti concessi dal Ministero dal 1° luglio c. Ba. 
(1) R. Arsenale, Base Navale. eco. 


Ammontare delle spese del mese di... n 
Ammontare delle spese a tutto il mese precedente. 
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5 Mop. N 17. 
Noia lo sArt. 50n. 2 Reg. Ars. 
REGIA MARINA tt) Li zei là 
Direzione . ........... 

Officina ......... 


RUOLO DI PRESENZA DEL PERSONALE LAVORANTE 


» QUINDICINA di... .......... 19. 


(1) R. Arsenale, Base Navale. eco. 


dicembre 1939-XVILI 8ì 


Supplemento ordinario alla GAZZE'TA UFFICIALE n. 299 del 27 


Mm 
Z 
(e) 
def 
N 
è 
hu 
R 
dal 
h 
i 
— Trepinio uuedA SI caSonid gio n 
«quliiuno epne esuogotwoo sto, |_______________ »o_oOoo o_o ooo 
T oppogmna ug cf I T([ZIWTIT]([T[\|[|\|[|\['\'\1‘[‘'[‘iRIIIllll..r. 
16/008 [uojTt.mojssy eni ar I —-——- 
emv9oL Sio Totti cat tozte 
3 oueld 80 ww 
3 È 9wmI00 © os0avT_" 
o 2 1859 _ipiosserdog _S|__ STE = ne 
È 8 A JISA[AOIVO 0% 
Ri 6 efewosied ouSessy Si oc ] 
E $ “uo; mp egunjaty Ri — [I [ LL '''LN®+M]G0P: _—-. 
È Opooson «dj = — clio as  iotrli i i osti 
FESSO SPi09138 0I0AUI ID OO), __ PPP "——rettenndi ee Di 
5 ul — ‘ato ili hdi lît1 lg lt a 
3 6 CASA SANE AIA 
È s_a CRESTE OI III 
De) ' so Liceo lr a inn aci, iii oasi 
È 
bai s_S I IIIInIIIIIO»mTTmle1elt]/Îlv«<v "°° 
g E ll TTmTITEeZlllllIdlMPiieLVO 
© 33 i rare ee lr RI E 
i E È o_x ess caio 
355 (S&S = | 
; nti tit ili Di 2a 
° $ è *% » Y i a tte Cisa cer al Li io atta cr oli 
o GY rotellina 
3 È "_g Selmi ve igni vor i rile _ ai 
la < è HuI[{iOOOIlee©: «e. )ÀÀAAee 
g o _ ue Li De = 2 
È a_R rara Re 
s_ LL RETI ci alli lnotiiee 
o]IBuTpIo ui «—_ ———6—T——r—m___bt@cc6o_t gTr Tr 1 i 
01049] {P_ 8310 
0,B010U00p 040481 = 
e ene Tn ————_————rrr——_—<—_ t——__—_—_———_——_—Ér—————É——É_————————_——————————————_————____—_—_—+———_——_———_——_—_—_—_Pr_r__P___o» et »@»my]ty%xtdxtxtct_t_ ‘*‘ 
OpTUU]pao 01048] [U ezuoseId Tp Sì O" 
#30U10]9 Fp JAW3FO O oISgup osano i O e e 
e —_ 7 
E Tie ERNIA — nea peri 
f 3-8 OE IVI O 
gi aaa 
ORARIE RE DIA A 
az’ è@{ @ 
CRC) È FA_S n e eee ee 
Li Gi 2_Q —_ ———  TTTTTTTITTrrrrrrrrtllIliI»e—etrgeIBlellTÌT”+«oecoeue.+ 
£ | = °_& ù 00 Screen ie 
«le ro ret 
3 ig | == 
®$ 3 S ettore croce bri hrn. ASI 
1a ri) Ò eee n[/]-O[\ °° __—_ 
É s +2 e I TE TMIllP"ZCEZ" T CT" e 
Ss È n 2 tro ridi ei lr laut ul 
= a_S -—+P11miiii 
E = ri oe ace ISS 
(opio] 18) "a 
_ioAja-orvo {p o ersuosied ow8ossw__}____________________—________————__—___ _— euLt——_ 
(opio1 re) WIowuzo;9.wondi &l —. _________m_T_TPT_m_ 6 _ ii ui uu uÙ 


*UrWI FD ‘S3V | oguowazez}I 1 vIOgRI, © 
I0]T8U1018 OPoeo0R j 


— _r_—rr_—_——————————€———————————— mm —m€—T——————€+€——— + €__—@— 


orejoeds 002000] « 


—_MIoTASOwI O VORISSUIO | _ 
I 


Cognome 
e 
Nome 
2 


ei iii. i 


CIONI [P_ OSSINAN 


82 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 299 del 27 dicembre 1939-XVIII 


: Mon. N_ 16, 
N. 000 + (1) Art, 60 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


Direzione ......... 


Officina +... 


. 


RUOLO PAGA PERSONALE LAVORANTE 


« » + QUINDIGINA DI ...,.0.0.006 0... 19.6 


NB. Il ruolo si compone di tre fogli, che la macchina calcolatrice riempie contemporanea- 
mente: il primo costituisce il ruolo originale, il terzo è la copia; il secondo, senza testata, costi- 
tuisce il complesso dei pezzini specificanti gli averi di ciascun operaio, da introdurre pol nelle 
buste contenenti l'importo netto pagato. 


(1) Numero corrispondente a quello del Certificato di somministrazione di foudi, 
(2) R. Arsenale, Base Navale, ecc. 
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Ufficio di Ragioneria 


Emesso certificato per la somministrazione di fondi N. . ... per il ritiro della somma 


netta di L... + .... da pagare al lavoranti dalla Commissione di pagamento, composta dei 
nigi RES STE SEO 


giusta le risultanze del presente ruolo. 


000 000 


00000000 DI 01 


Officina. ...... 


Dichiariamo che gli individui segnati nel presente ruolo sono stati pagati nella complessiva 
somma di L. .... . rimanendo a pagare, essendo trascorsi i 5 giorni stabiliti, soltanto Ia somma di 
lire +... . . il cui ammontare è stato consegnato alla Direzione di Commissariato M. M. per il 
pagawiento agli aventi diritto, o per l'eventuale versamento all'orario. 


0000000 DM 19 


, 


LA COMMISSIONE PAGATRIOK 


IL CONTABILE DELL’OFFICINA 


Consegnato i) ruolo all'Ufficio di Ragioneria oggi addi ............19.. 


IL CONTABILE DELL'OFFICINA 


Ufficio di ragioneria 


Eseguita la revisione: 
000000 0 0 DE è è 00000000 190. 


L'IncaRICATO 
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Mop. N. 59. 
Nina GS N. di Cat, 2809. 
Art. 01 Reg. Ars. 
REGIA MARINA fe? 7.) TARPRRPRROIRE RO CORRO 
Direzione . ..........,.... 
Officina +. .........4 


RUOLO DI PRESENZA 
E DI MERCEDI DEL PERSONALE LAVORANTE 


AVVERTENZE 


Le oro di lavoro notturno siranno inserite in inchiostro tosso nelle caselle della colonna 1% 
immediatamento sotto quello del lavoro straordinario normale, e i Fieoliagato, puro fn rosso nella 
colonna 18. Però nella colonna 24, si inserirà il totale. 


(1) Numero corrispondente a quello del certificato per la somministrazione di fondi. 
(2) R. Arsenale, Baso Navale, cco. 
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REGIA MARINA (rat ianiana 


Direzione . ........... 


OFFICINA .. 0.040 


BIGLIETTO DI VARIAZIONE 


Num. 
di Cognome e Nome Variazione e date 
ruolo a 
e e FRI (CECI EROE COERNAR 19 


NB, — Eu caso biglietto possonò essere com; 
riazio piero, parcno relative ad individui, è della 
stessa officina. 


(1) Arsenale, Bas Navale, eco. 


Mop. N. 24 
N. 745 di Catal. 
Art. 59 n.5 Reg. Ars. 
Niiazi 
REGIA MARINA & (Ii e et 
Direzione |. |. ............ 
OMoina . ......... Num. ....... 


dla an lee a re e ae an ante 


(63 PRE E Re perdita della mercode dovendosi 

FOORFO:. sv A rina SURI O) RA ce eten 

DOD): ini Tarare a a 
PAESE N Perni een 19 


(1) Arsenale, Base Navale, eco. 
(83) Licenza, servizio, eco. 
NB. — Tutte le pagine devono essere numerate a mano 
tanto sulla madre quanto sulla figlia. 
Avvertenza. In caso di mancata autorizzazi all 
madre dovrà essere unita la figlia. ti CERCATA 


— (2) Cono senza, — 


REGIA MARINA 


=—=—==—- REGIA MARINA —r—- 


N. 744 di catal. — Mon. N, 23. 
. Art. 62 n 2 Reg. Ars. 


REGIA MARINA © : (ria deal 


pr 


Direzione 


x 


OFFIOINA 


BIGLIETTO DI VARIAZIONE 


Numero 
di Cognome e Nome Variazione e date 
ruolo 
Misa Re . , li sea 19 
Ir DireTTORE 
IL CONTABIL® DELL'OFFICINA ein ie i IRE 
(1) Arsenale, Base Navale, eco, 
Mop. N. 24. 
N. 745 di Catal. 
Art. 69 n. 6 Reg. Ars. 
Nic anna 
REGIA MARINA (E) alc 
DIREZIONE .. ............ 
Officina . LL... Ni; aaa 


Si permette l’uscita da questo regio stabilimento per via 
li 00 a eta alle ore . . .d . . seguent .individ . . 


N. di ruolo | COGNOME E NOME 


(2 ina perdita della mercede, dovondosi re- 
caro... 0.0.0... per (9) io ine eta 
A ea si ia a 19 . 
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Art. 71 Reg. Ara. 
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Direzione... de è dee a e e E a 


UFFICIO AMMINISTRATIVO 


‘ NOTA dei soprassoldi dovuti ad operai in missione di regio servizio nella . . 


IMPORTO 


Data 


016]78u10]S 
OP[oss81d0g 


ò © 
di 


3 
4 
a 
a) 
b{ 
° 
Z 
(ci 
° 
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Officina 


al 


da 


. da pagare agli operai suindicati. 


Sono lire .. 


IL CAPO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO 


Visto: IL DIRETTORE 


+19 .. 


. addi . 


(1) Arsenale, Base Navale, ecc. 
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, N. 4. 
REGIA MARINA i N dii 
Art.b4n. 8, 87 e 105 


î ° 
n. 2 Reg. Ars. } f 
(A) |. |... 8 È . 
. a 
Richiesta di somministrazione di materiali per (2) ...........00 E = 
Si richiede al magazzino NA della Direzione - ........ la somministrazione dei seguenti materiali : 1 2 
E] É . sr TA CEE SEO NATE | VALUTAZIONE DEI MATERIALI DISTRIBUITI È È ' 
25 | DENOMINAZIONE segna unità di to 3: 
sé I MATERIALI E ___ Sonsegnate gepres: espressione Annotazioni A Ci 7 
B| PE TE Richieste one gran- | Prezzo Importo . 8 
gran- | dezza di- | unitario o. 
48 33 in citre | in lettere | STAN | Ceeuite -D 
(e) (d) (d) sn. 
£ 
s 
. 4 
% 
8 
È 
3 
8 
Ei 
E 
È 
8 
$ 
a) Giunta di verifica per 1 ricambi o autorità che richiedo i materiali. — b) Indicare per le R R Navi, nome e capo E] 
carico; per gli enti a terra categoria e numero dell'inventario. — (c) I materiali debbono essere elencati seguendo rigoro- fi 


samente la progressione dei numeri di nomenclatura. — (d) Quandolle specie di unità e le espressioni di grandezza sono 
eguali omettere le indicazioni in questa colonna. 


e a—_ro 


. QUANTITÀ RICHIESTE 
: sf ED EFFETTIVAMENTE CONSEGNATR VALUTAZIONE DEI MATERIALI DISTRIBUITI 
s DENOMINAZIONE I ° insegna ° unità di 
E DEI MATERIALI $& |__conserpate se lira 5° Annotazioni 
2] * $ S| Richieste ‘one Tezzo Importo 
gran- | grandezza | unitario 
42 3 in cifre | fn lettere | Fran ei ibuite 
(d) (e) (e) 
' 
dee ne U..... ie + 19. 
. . Magaseino. . . <<. 0.0. 
Visto: Si faccia la distribuzione IL. ....... Per quietanza: IL CONSEGNATABIO Efettuata la distribucione 
Ir DIRETTORE Registrato a giornale in data . . . 
Leelee REPEPAPEPERI (O) iii MII RE, 
. î A ina ..-.... N... 6. 
Leve dee TL OBEGNATARIO . . ..010) 
f) L'ufficiale preposto all'ente o all’officina, 1l comandante o ufficiale in 2* della nave, fl coman- 
dante della zona, il Presidente della Giunta di verifica, eco. UFFICIO DI RAGIONERIA DI 
g) Indicare anche la qualifica ed il grado del consegnatario. deere 


NB. — Il presente modello viene usato per qualsiasi richiesta di materiali ai magazzini. ; 
“ — Silegare 1 oSrtificati di credito, i verbali di perdita, di dismissione eco. Registrato nelle scritture patrimo- 
_ Quando i materiali vengono chiesti per, aumenti all’inventario non previsti dallo gabello niali dell’esercieio 19. . . - 19. . + 
regolamon o non autorizzati da) stero, la presen chies ve essere invia Ù 
Comandanté dell’arsenale o della Baso Navale per le pratiche di autorizzazione. Negli IL CAPO DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA 
altri così la riohiesto deve essere inviata direttamente alla Direzione che deve effettuare ER 
a distribuzione. 
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(5) 
(4) 


i, usati ma reimpiegabili, fuori uso ) — 
zzo unitario — (f) Indicazione del mate- 


e di grandezza sono diverse indicare le rimanenze 


ouuuIo]8 Ip _ 
eu:sed ep 
——_———_—_—_——--e— > \-——_hn———————_1mt21—t —t — 


Numero 


Stato d'uso (nuov: 


di grandezza 


— (e) Pre 


 ( eszopueis ip 
Ba puofsssadog * Sa 
13 r——r—r———————_ _—rr—-—-—_rece-o: III‘ 
E9 
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euun Ip epeds © 


e l’espressioni 


(b) 


Rimanensa (9). RIESI 


62Z0puei8 ]\p 
puo;ssesdeg 


g 
È 
7 
ij 
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4 
Totali 
la specie di nità 


— (d) Espressioni 
secondo, le due misure. 


i VAN JU0xzn qs 
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Quando 


(a) Numero di nomenclatura — 


(c) Specied’unità 


. È dei ce tico 8, 

3 ; ereu10]8 {di . i l HOmA i 
8 |A seme i 
fa 


N 
Art. 
di 


TR, PE RITO 


Leml 
nni 
deri 
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ca 
foi 
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© a 
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x da 
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MoD. N. 50. 
N. dicatal. 1974, 
Art. 118, n. 8. Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


PROPOSTE RELATIVE. 


A MATERIALI DA DICHIARARE FUORI D’USO 


(1) R. Arsenale, Base Navale, ece. 
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11) . 


DETERMINAZIONI DEL MINISTERO 


MOTIVI DELLA PROPOSTA 


QUANTITÀ 


eszOpueis 
Ip 
© u0[9991d9T 


Specie 
di unità 


MATERIALI DA DICHIARARE “’° 
FUORI D'USO 


| : 
(1) Direttore, oca, 


in2s1ouswIoU 
x tp 
cISTIMN 
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RICHIESTE DI SCARICO DI MATERIALI INSCRITTI NEGLI INVENTARI 0 QUADERNI DI DOTAZIONE || 


(a) 00000 dierela ati » è (db). so 0. è 000 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + è è » (c) Invent. N. 00000 .'.- Categoria ...... 
Si propone la retrocessione dei sottoindicati materiali previo esame della Giunta di verifica. 
; Materiali di cui t 
: . . SÎ propone alutazione secondo gli inveni 
Numero. | la retrocessione Decisione aio scarico l . 
DESCRIZIONE della Giunta : Unità di 
COIN: mantità |Espres-} espressione 
7_|56_| permarerIALI |Spooio di Specie | OUAmEIA lite |digrander| Presso | Valore 
SEL 23° di Quantità - verifica di È tai ao za ante Lu - di 
Q «peo la mense tario 
E 3° unità unità | di unità |dezza| retroce»- ‘ {inventario 
- 2 (6) é sione 
“sg apr ee ron ——s—ree—m@ e_ _—_—t(u@_——t@—@—lt1t—t@—t—@—@—1@«=--te@ 
SERA RI, DE ' 
IL ConsagmatARIO Sira Y. Si approva la retrocessione 


(Vedere a tergo avvertenze e richiami) 


GIUNTA DI VERIFICA DI . ....... 


Per 1 materiali buoni o da riparare, emesse le seguenti note di introduzione mod. 41; 


Ni cia ii in data ...........Aì magaszino voce 00 + ordine di carloo N. . . 
Nicla tai in data ........... Almagassino -.......... ordine di carico N. ... 
No s.00.00, » in data CA REA al magazzino .........., ordine di carico N. . 


MATERIALI RICUPERATI DALLE DEMOLIZIONI 


Nomenclatura | Descrizione | Quantità 


AVVERTENZE E RIOHIAMI Ufficio di Ragioneria di 


(a) Indicazione dell'ente o della nave, — î > 
(b) Indicazione della contabilità del consegnata- Emess! f seguenti fogli di variazione a scarico dell’in-. 
rio. — (c) Escluse ie navi, tutti gli altri Enti tndi- ventario . . ........ I MUAONA a 


Cheranno il numero e la categoria dell'inventa» 
rio. — (d) Indicare il numero progressivo che 


ha {il materiale nell'inventario o «quaderno di . Nicla «+ in data ...... per L..... 

pendio - La Vga 3 prgpe entri l'ordine : , 

progressivo, — (/) Buono, da riparare, da demo = = == = 0 0| N.......indata ...... dda 

Ure, - (g Capo carico, capo posto. — (h) Coman- i _ in-dala per L. ; 
ante o Ufficiale in 2> della nave, comandante N.......indata È per L 


della zona ecc. — (i) autorizzazione allo scarico 
nei caso che non esistano disposizioni di massi- 
ma ministeriali. 


N.B. - La presente richiesta va redatta in Ve 
doppio originale. METTICI ÙR A da 
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‘ Mop, N. 53. 
. Art. 98 Reg. Ars. 
REGIA MARINA se 


INVENTARIO N. ........CATEGORIA ........ 
dei materiali in consegna al (0) . ............ 
del (0) ina 


Si dichiara che èl presente inventario comprende N. .... 
voci per l'importo di L. . . . . e che perciò tutte le altre voci 
che potranno surcessivamente essere inscritte dovranno essere 
@ipendenti da relative variazioni. 


ia neo dele et 


Ir ConsEGNnATARIO 


nel dle lan a 
Visto: per l’autenticazione del presente inventario 
Ir Capo DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA 


4 00000 0,0 0 0 è 0 00 4 0 0 0 


AVVERTENZE 


&) — Trasorivere lo quantità dei fogli di variazione di aumento in inchiostro nero nelle colonne delle. 
singole voci richiamate nelle variazioni stesse. 

d) — Traacrivere le quantità dei fogli di variazione in deduzione in inchiostro rosso come sopra. 

é) — Riportare gii estremi di ogni foglio di variazione nel prospetto esistente in fine di ogni inventario. 

d) — Do.0 eseguite le trascrizioni nell'inventario, restituire prontamente alla Ragioneria competente 
l'esemplare dei foglio di variazione che porta impresso il tim .ro con la dicitura « da restituire 
de paenaita nell'inventario », firmato dal consegnatario e munito del vi-to dell'autorità da cui 

‘pende. 

6) — All'arrivo del prospetto mod. 59 per il riscontro annuale delle scritture, fare la somma algebrica 
delle voci dei materiali “he hanno subito variazioni e scrivere nell'inventario le nuove rimanenze 
di fine esercizio. Restituire prontamente all'Utlicio Ragioneria, il pros: etto firmato dal con- 
epr ri di munito del visto dell'autorità da cui dipende, facendo nel contempo gli even- 

na evi. 

fì — All'atto del pass lo di conregna della contabilità i] con' mo cedente e quello accet- 

tante, o prospetto dei fogli di variazione, sotto gli estremi dell'ultima variazione 


(a) R. Arsenale, Base Navale, eco. — (B) Qualifica del Consegnatario — (0) Hnte dal quale il 
Consegnatario dipende — (d) Spazio riservato alla ‘firma delle Autorità alle quali è devoluta la 
eompilazione dell'inventario a termini dell’art. 98 del Regolamento. 
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Mon. N. 56. 
N. 648 di catal, 
Art. 99n. 8 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


QUADERNO DI DOTAZIONE 


del Capo Carico . ...........0 0 


e 0 0 0 0 0 00 Dè è 00000 0019. 


IL Capo Carico 
Pisto: IL COMANDANTE siede cale ere ana. a 


® 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 è 0 0 0 00 


UFFICIO DI RAGIONERIA DI. .............. 


Visto per l'autenticazione del presente quaderno di dotazione. 


Bollo IL CAPO DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA 
€! fieio ® * ss 0 0 » è è è e è è è S e è se e es e ses ». 
AVVERTENZE. 


a) — Trascrivere le quantità dei fogli di variazione In aumento in inchiostro nero nelle colonne 
delle singole voci richiamate nelle variazioni stesse. - 

d) — Traacrivere le quantità dei fogli di variazione in deduzione fn inchiostro rosso come sopra. 

c) — Riportare gli estremi di ogni foglio di variazione nel prospetto esistente in fine di ogni qua- 
derno di dotazione. 

d) — Dopo eseguite le trascrizioni nel quaderno di dotazione, restituire prontamente alla Ragio- 
neria l'esemplare deì foglio di variazione che porta impresso il timbro con la dicitura « da 
rest tire dopo t-ascritt» nell'inventario », firmato dal capo carico e munito del visto dell’Ufficiale 
Commiasario di bordo. 

€) — All'arrivo a bordo del prospetto mod.-60 per fl riscontro annuale, fare ta somma algebrica’ 
delle voci dei materiali che hanno subito variazioni e scrivere neì quaderno di dotazione 

le nuove rimanenze di fine esercizio. Restituire prontamente alì’Ufficio Ragioneria, il 
prospetto firmato dal capo carico e munito del visto dell’Ufficiale Commissario, facendo 
nel onntempo gli eventuali rilievi. 

1) — All'atto del passaggio di consegna della contabilità i capi di carico, cedente ed accettante, 
firmino il prospetto dei fogli di variazione, sotto gii estremi dell'ultima variazione tra- 

tl 


scritta. 

9) — In caso di operazione di ricambio, presentare alla Giunta di Venfica fl quaderno di dotazione 
perchè vi apponga gli estremi dell'operazione nell'apposita colonna esirtente a destra di 
ogni facciata, e richiami fl numero progressivo assegnato alla voce dei materiale ricambiato 
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Prospetto dei fogli di variazione 


pervenuti dopo la compilazione del presente quaderno di dotazione 


N° d'ordine 
‘prouressivo | Numero 


t attribuito a 
di regietrazione ESTREMI DEI DOCUMENTI Data Firma 


dei fogli al foglio 
di variazione | arillione Autorità che hanno dato luogo | del foglio del 
RAZOR RAI IO dalla emittente] Alla compilazione del foglio di commissario 
autorità di variazione variazione di bordo 
carico ' scarico | che lo ha 


| ©messo 
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Mop. N.58. 
N. 1834 di catal. 
Art. 102n.8 Rug. Ars. 


REGIA MARINA Esercizio 19 . .-19.. 


COMANDO . ..... 
UFFICIO DI RAGIONERIA . |... ..:... 


al quaderno di dotazione del Capo carico ....... della R.N. .... è 


pa di valalee (1) $ all’Inventario N... ..... IA Categoria . ..........6. 
Do è 06000000080 
(2) ..0.000000 do 0000 000000000 0 0000000 000000000 . 000 

NUMERO . VARIAZIONI VALORE 

© [2] Quantità ° ° 

E af DESCRIZIONE 3 ch = $4 ii 

£ lel 

È Éî DNL MATERIALE | i5 Secondo su g 3 î iuboto 
da {3° . © | É| le specie g°Cg 

ci ER î s° di unità i $ 8 È 9 

Gita a | e) : ci 


an ati Maia a Mi 
IL Capo DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA 


€ 0 00 0 0 0 0 è 0 sv 0 0 0 0 0 800 0 06000 . 


PER LE NAVI: 


iù - variazioni segnate nel presente foglio sono stato inserite dal Vapo carico nel rispettivo quaderno 
tazione. 


Ir ComissarIio DI Borno 


(1) Aumento o diminuzione. Cancellare la dizione che non va. — (2) Documento od operazione 
the origine al presente foglio di variazione. —'(3) Quando le specie di unità e le espressioni di 
grandezza sono eguali omettere le indicuzioni in questa colonna. 
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MoD, N. 
, : N. di Cat. ..... 
î Art. 103 n. 1Reg. Ars. 
REGIA MARINA E) DEL AA ppila 


—— 


UFFICIO DI RAGIONERIA 


Al 


PROSPETTO ANNUALE DIMOSTRATIVO A VALORE 


delle variazioni avvenute nell'inventario N... . Categoria . ............ 


del materiale in consegna a (3) 


(RIT IE SIE E E O SE E E I 


{1 Dipartimento, Arsenale, Base Nuvale, ecc. 
(2) Autorità ca cul dipende il consegnatario. 
(3) Consegnatario, 
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MOD, N, 60. —- 
Azt. 108n. 1 del Reg, 


REGIA MARINA 


COMANDO .......... 


UFFICIO DI RAGIONERIA . 


ALLA:REN anita de nt 
PROSPETTO 
per tl riscontro annuale della contabilità del Capo Carico ... . .. . 
ESERCIZIO 19. .-19.. 


TT Dipartimento, arsenale, ceo. 
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i Supplemento ordinario 


alla GAZZETTA UFFICIALE n. 299 del 27 dicembre 1939-XVIII 


Concorda col quaderno di dotazione 


Ir Caro carIco 


IL COMMISSARIO DI BORDO 


Visto 


Mop, N. 61. 
N. 2219 di catal. 
Art. 108 n. 2 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


COMANDO . ......... 


UFFICIO RAGIONERIA 


RIASSUNTO A VALORE 


delle variazioni avvenute durante l’anno 19 . all’inventario |... ...... i 


Ni a Cat... 
Esistenza al 1° luglio 19... L. 
Variazioni in più . |... » 
Totale L. 
Variazioni in meno... .......... ig doi ce 
Rimanenza al 1° luglio 19... » 


Ir CaPO DELL'UrrICIO DI RAGIONERIA 


Visto: per l’accettazione del caricc 


IL CONSEGNATARIO 
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Mop, 61 dis * 


R-NAVE i ia 


ELENOO dei fogli di variazioni che a tutto il 80 giugno 19 . . si trovano allegati al quaderno 


di dotazione del Capo carico | 2... 
autenticato in data. ...... < + + + dall’Ufficio di ragioneria di . . ..--........... 
FOGLI DI VARIAZIONI IN AUMENTO (1)î .-...........0000 ee 
FOGLI DI VARIAZIONI IN DEDUZIONE (1)? . . .-..... PR Re ae 
IL CAPO CaRrICO 
Visto : L'UFFICIALE COMMISSARIO (0000000... tati airni a 
Ufficio di ragioneria di . ............ 
Benestare per l'esercizio 19 . . - 10. . 
IL Caro DELL’USFIOIO 


(1) Indicare ll numero e l’anno di ciascun foglio di variazione. 
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REGIA MARINA 


Mop. N. € 
N.diCat.... 
Art, 105 n. 2 Reg. Ars. 
RICHIESTA DI RICAMBIO DI OGGETTI DI DOTAZIONE 


- (1) 
allietata 4 (2) 
Si domanda fl ricambio dei seguenti oggetti: A 
Numero 
DESCRIZIONE Specie Motivo Determinazioni Documenti 
ivo di DEI x di Quantità y della Giunta di 

dello | nomen- MATERIALI unità : della proposta verifica omessi 
inven- | olatura . 
tario (8) (6) 


(1) Regia nave od ente a terra. — (2) Contabilità o categoria e numero dell'inventario. — (3) Ricambiare. respingere, — (4) Richiesta 
ppietai ora 63 oppure richiesta di materiali mod. 44 oppure nota di introduzione al 


0 per i materiali di ricupero dalle 

 ——————————————————___—_—__—_——_—_——_r_—__————P6—Pm—Pm—————————————————————ém__——————m————————————m—————————_—_—_—m€m———————m_€ 
Numero . : 

DATI DESCRIZIONE Specie Motivo Determinazioni 

Pilo. | a DEI di Quantità 

dello | nomen» . MATERIALI unità 

inven-» | clatura 

tario 


Documenti 
della Giunta di 
della proposta 


verifica emessi 
A (3) (4) 


———————————————_——————--pror—_ xxx 
MATERIALE RICUPERRATO DALLE DEMOLIZIONI 


D. MERE IE linate IPA perni 
ed inscritto nel conto corrente F a 
Nu Specie Il Consegnatario o il Capo carico Visto: IL(1)......... 
di ‘no Descrizione dei materiali di Quantità 
meno] 3 unità | 00000 f <oto00e0 000 E E E E O 
Ai... Wii ira 19. . Anno 


(1) Il comandante di. bordo, l'ufficiale responsabile o l'ufficiale preposto. 
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Art. 54 n. 6 Reg. Ars. 
RENDICONTO LAVORI R. NAVE OFFICINA . 
Esercizio 19....-19 . 
Dare Avere 
Materiali RR mano 2a Ammontare dei lavori È 5 ; 
i e 
iene sx de Ente Mano d’opera impieg, i È s 
OPERAZIONI (?) lean IE REA 355 | elavoro |Materali[-——__——— da 3 3 
> |segnatario| civile 3 TO) impiegati Totale | =É$ 
| (2) (8) “ (8) civile | militare | €) © 
. ka8 
1 : 8 n 4 5 6 7. 8 9 10 1 


(1) Deserizione ed estremi del documento che vi ha dato origine. — (2) Importo dei materiali prelevati dai magaszini degli arsenali 
di quelli ricuperati nei lavori e di quelli acquistati. — (8) Solo i soprassoldi speciali pagati ai militari addetti ai lavori. — (4) Ente pel 
qualeil lavoro fu eseguito e desrrizione di questo. — (5) Segnare per ogni lavoro Îl totale risultante dal registro lavori. mod. 8. — (6) Importo 
del fogli di variazione emessi per materiali di dotazione caricati all'ente pei quale i lavori furono eseguiti. 


AVVERTENZE — Le colonne 8 e 9 dovranno bilanciare con quelle 3 e 4. Tra le colonne 2 e 7 si verificherà uno sbilancio corrispon- 
dente alla consistenza dei materiali rimasti a carico del consegnatario. : 
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Art. 110 Reg. Ars. Art. 110 Reg. Ars. 
REGIA MARINA (1). d el REGIA MARINA (1). . d p 
DIREZIONE . DIREZIONE . Seri 
Nika Ea (i Gue È ne No; eci 80) I 
Si chiede l' (b). . ..... da questo regio stabilimento per via Si permette l' (5) . .. ....da questoregio stabilimento per 
sera 4 i alle ore . . del giorno. . .......... 19... via di. ....... alleore.. del viorno. .......19.. 
dei seguenti materiali (0). . . ........ SR alan dei seguenti materiali (0)... ............... 0 
Numero | N i è Speci = N Numero Specie 
V| el) DESCRIZIONE pe È dal E tl 1 dei DESCRIZIONE i là 
nomen- pezzi se nomen- pezzi - VARI 
clatura | © colli DEI MATERIALI | unità 3 clatura | o colli DEI MATERIALI unità 
sai n ccà nt: < I 
= 
i i < i 
I - 
I ! v ” | 
I suddetti materiali sono accompagnati da... ....... 
lavorant . . . i... qual. . . port... Seco. . |... ..... wi 
istrumenti da lavoro. (-4 
Mi ata an alte nere 19... 
ILAG)I e ia A e I e A : 
(1) Arsenale, Base Navale, ecc. ! 
(a) Otticina, macazzino o ufficio. 
(b) L’uscita o entrata. I suddetti naateriali sono accompagnati da. ...... du. 
(c) Destinati a o provenienti da, indicando la destinazione o la é 
provenienza. lavorant . . . i... qual... port. . . seco... ..L..... 
(d) Firma dell'ufficiale dirirente o del consegnatario di magazzino = 
o del sgretario della giunta di ricezione 0 del capo dell’uf- istrumenti da lavoro. 
ficio amininistrativo oppure del Comandante in 2* «iell'Arse- 
nale per gli oggetti di proprieta privata. 
(e) Il direttore ovvero il presidente deila Giunta di ricezione. rosi AA I AIR RAPINA 19 


ian id pagine saranno numerate taato sul.a madre quanto sulla 

glia, : 

Qualora non fosse concessa l'autorizzazione la figlia sarà riunita 
alla madre. 
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Mop. N. 68 — N. di Cat. 845. 
Art. 111 n. 3 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


DIREZIONE . 


(2). 


come da ordine di lavoro mod. 67 n... . dell'offcina ..... 
oppure: Richiesta mod. 67 n... .indata... 
oppure: (8)... .....0.. la te 


000000800 


Numero 
k Specie 
pr DENOMINAZIONE di Quantità | Annotazioni 
clatura.| DEI MATERIALI | unità 
{ 
CIPRIANO dia asa 29, 


(1) Arsenale, Base Navale. eco. 
(2) Officina 0 magazzino oppure Giunta di ricezione. 
(3) Estremi degli altri documenti in base ai quali si effettua la 
epedizione. 
(4) Consegnatario o capo dell’officina, oppure Presidente della 
Giunta di ricezione. 


Mop. N. 69 — N. di Cat. 739. 
Art. 111, n. 6 Reg. Ars. 


REGIA MARINA ezine 


(EA 
® 
UFFICIO TRASPORTI E SPEDIZIONI 


Biglietto di trasporto n. . 


Per mezzo . ........ si spediscono a... ....... 


i materiali appresso specificati, per conto della direzione . . 


Numero |. 

di [DESCRIZIONE DEI MATERIALI FISSE Quantità 
nomen- | Dimensioni esterne del colli e pes ” 
clatura É o epeso/ unità 

| | 
ERE i | ARRE RES SO UNE di 


(1) Arsenale, Base Navale, ecc. 


a 


Mop. N. © — N. di Cat. 345. 
Art. 11] n. 8 Reg. Ars. 


È 1) RE 


REGIA MARINA 


DIREZIONE . 
(2). 


come da ordine di lavoro mod. 67 n... . 
oppure: richiesta mod. 67 n.. . .indata. .......... 
oppure? (8). .............. 


Namero Specie 
di Quantità | Annotazioni 


uni 


DENOMINAZIONE 
DEI MATERIALI 


nomen- 
clatura 


REGIA MARINA 


Mop. N. 69. — N. di Cat. .739. 
Art 111, n. 5 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


UFFICIO TRASPORTI E SPEDIZIONI 


Biglietto di trasporto n. ..... 


< Per mezzo ......... si spediscono A... ....... 
A il 1 materiali appresso specificati, per conto della direzione . .... 
(o) 
Numero 
CA di DESCRIZIONE DEI MATERIALI] Specie Quantità 
nomen- | Dimensioni esterne dei colli e peso i ° 
< clatura i Li unità 
lai 
È da lado te Mi faro ea 19. 


| I Capo DELL'UFFICIO SPEDIZIONI 


Ricevuti i suddetti materiali 
(iii li 


(2) Th buone condizioni ovvero nelle condizioni indicate nel 
verbale allegato 
(8) L'autorità ricevente 


14] 
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Mob. N. 3I. 
N. di Cai. 2017. 
Art. 115 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


FABBISOGNO GENERALE DEI MATERIALI 


Esercizio 19 . .-19.. 


Iz DIRETTORB DEI LAVORI 


E I RT RT RE E I I RU TT 


(1) Autorità che cemplile il fabbisogno. 
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Mop. N. 72. 
N di cat. 1048. 


REGIA MARINA Art. 118 n.5 Reg. Ars. 


UFFICIO CONTRATTI 


REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTRO 


{) Arsenale, Base Navale, ecc. 
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Mop. N. 73, © 
N. 580 di cata). 
Art. 120 Reg. Ars 


REGIA MARINA 


UFFICIO AMMINISTRATIVO 


REGISTRO DEI CONTI 
DELLE FORNITURE COMMESSE PER CONTRATTO 


APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 


(1) R. Arsenale, Base Nava 6, esc. — (2) Direzione dei lavori. 
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Mop. N, 74 


REGIA MARINA Art. 120 Reg. Ara. 


_ ti) 


UFFICIO AMMINISTRATIVO 


REGISTRO DEI CONTI delle forniture di materiali o per favori 


ordinati col procedimento del cottimo fiduciario 


AVVERTENZA 


Per più contratti con la stessa ditta può usarsi un solo foglio. 


(1) R. Arsenale, Base Navale, ecc. — (2) Direzione del lavori. 
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Mon. N. 75 
N. di Cat. 2247 
Art, 126 n. 2 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


ie ani PA 
Direzione 
Ordinazione n. ...... Blla DIA: + le 
% In relazione agli obblighi assunti col contratto stipuluto con ia regia mariua il... ...... 
E e EN rel E codesta Ditta consegni al (2) - ..\........... 0000. 
i seguenti materiali nei termini di tempo qui stabiliti decorrenti da ................ 


© TEMPO ASSEGNATO 
Sg! É 2 90 | 2 | giorni 
53 28 E 2 NE fi DESTINAZIONE 
CHEF SPECIFICAZIONE 3| # | 85) 2 |.0|.8|,8|6t materiale 
28138 DEI MATRRIALI e| 3 |E8) & 252 ni ed altre 
Una 
Bal $| ES|8SI8È| indicazioni 
z| sa Lire [c.| Lire[c{ °| 8| © 
pa a i A na 
U : 3 i i: | ; i 
b L i Ì i I 
i i Ù } i ‘ 
pci Daf i oi 
fl I I | | 
il 
He I OI | i 
KS vi fi 
| Ne È ii 
bt Le 
boa; i | | Di, mi SI 
i i Pod ot I | i 
bid I] Rode di 
I 3 Lai iI Le Ri | 
i i PE O 
6 RE de 
i I | iO] 
i ' | I 
IR : | DE 
Di E bio i 
pol bo | i; | | || 
io DO soa iI 
vo e Rea 
VERRA ENI Mae a leale 419 


(1) Arsenale, Base Navale, ecc. 
(2) Stabilimento cui deve ossere consegnato il materiale ordinato. 
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REGIA MARINA 


GIUNTA DI RICEZIONE 


REGISTRO 
di entrata ed uscita dei materiali presentati dai fornitori per il collaudo 


(1) Arsenale, Base Navale, ece. 
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MoD, N. 86 
N. di Catal. 1643 
Art. 128 n. 1 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 


UFFICIO CONTRATTI 


Visto îl certificato rilasciato Add. .......LLL Le 
dalla Direzione . ........ constatante l'adempimento da parte 
deli ale Aa io one date E ha 
degli obblighi risultanti dal. . .......0 LL 
in data .......... sara DM aa ni Ce Aa 
e la inesistenza di atti legali di impedimento alla restituzione della cauzione prestata 
pel detto atto, 


SI DECRETA: 


È autorizzata la restituzione agli aventi diritto del deposito di L.. 


TT SE I O E E E I E E E I E E I E I E I E E E I E E E TI 


fatio: da .<.... in garanzia dell'adempimento degli obblighi 
come sopra assunti, rappresentato da . .......4 0 
di Enne fa AS 19. 


E IT I I ST E IT] 


IL:(2) ee n 


(1) Arsenale, Base Navale, ecc. 
(2) Autorità autorizzata. 


Su 


REGIA MARINA & 


ESERCIZIO 19 . . - 19. 


REGISTRO 


DELLE SPESE ESEGUITE SU APERTURE DI CREDITO 


(1) Arsanale, }aso Navale, evi 
(2) Direzione dei lavori. 


MOD. N. 87 
Art. 127 n. 5 Reg. Ars. 
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Mon. N. 90 
N. di Catal. 1626 
Art.127 n, $S Reg. Ars. 


COMANDO ........... 
Ufficio di Ragioneria 


REGISTRO COPIA ORDINATIVI DI PAGAMENTO 


Titolo della spesa 


Capitolo N... .. fee 
Esercizio 19..-19.. 0... 
Articolo da Re al ni at e e 
Avvisi Accreditamenti Avvisi Accreditamenti 
emissione ricevuti emissione ricevuti 
accredi- pri accredi- ST - 
tamenti N. d’ordine tamenti N. d’ordine 
i le agi ves ru n: 
o! 8 pa Hb e, 
TE È 2 | 9£ Importo £ 883 #£ | Importo 
Fi Data $ 28 È Data cs Che 
È PER Î3| 53 
CER Z 33 | $ 


.19.. 


Esercizio 19. 


.. Art. 


Capitolo N.. 


IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI CONTI DELL’ UFFICIO 
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REGIA MARINA 


COMANDO ..... 
Ufficio di Ragioneria 


N. .. Esercizio 19. .-19. 
ELENCO degli Ordinativi di pagamento trasmessi alla R. Sezione di Tesoreria 
Provinciale di... 
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de el- 

nasa l’ordinativo di ciascun del Osservazioni 
di ordinativo Pagamento 

tolo pagamento 


IL Capo DELL’ UFFIO10 


Dalla Tesoreria Provinciale, il 


IL TESORIERE 
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Mob. N. 94 
Art. 118 n. 10 Reg. Ars, 


SITUAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA GESTIONE 
DcI FONDI RICEVUTI SUI CAPITOLI. DELL’ESERCIZIO 19. .-19.. 
ALLA FINE DEL MESE DI. .......... 19... 


Protocollo N. ........ 


AL MINISTERO DELLA MARINA 


{ DIREZIONE GENERALE . ............ 
( RAGIONERIA CENTRA! E 


(1) Arsenale, Base Navale, ecc. 
(2) Direzione dei lavori, ecc. 


39-XVIII 


dicembre 19 
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Mon. N. 93 


N. di Catal. 2201 
Art. 76 n. 1 Reg. Ars, 


ESERCIZIO 19 . 


Capitolo i 


REGIA MARINA 


deil’esercizio 19. .-19 . . per spese di mano d'opera. 


Ammobtare delle aperture di credito 
e del passaggi ricevuti come dai 
precedenti reudiconti. . .. . . .. 


Ammontare delle aperture di cre- 
dito e del passaggi ricevuti entro 
descritti. 


TOTALE INTROITI 


Ammovtare delle spese e dei pas- 
raggi eseguiti come dai procedenti 
repdicunti, 


Amuontare delle anese e dei pas- 
saggi di fondi entro descritti . . . 


TOTALE SPESE 
DISPONIBILITÀ DI FONDI 


KEOCEDENZA DI SPESE 


—,U .. 


UrricIio DI RagioNERIA 
Visto: Per iL RiscoNnTRO 
IL Funzionario Revisore 


L. 


L. 


L. 


TRIMENTRE 


--19.. 


MINISTERO DELLA MARINA 
RAGIONERIA CENTRALE 
SI dichiara regolare il presente rendiconto che si invia alla Corte dei Conti col N. ..... 


Roma, li 


19... 


IL DirETTORE Capo DI RagIoNERIA 


Vedere & t.rgo le norme da osservare per la compilazione e trasmissione del presente rendiconto 
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Norme da osservare per la compilazione del rendiconto 


I rendiconti debbono portare un numero rigorosamente progressivo. 

Il solo funzionario delegato alle spese è autorizzato, quale responsabile, a firmare i 
rendiconti. ° 

Allo scopo di far pervenire al Ministero i due prescritti esemplari dei rendiconti, con- 
temporaneamente alla relativa documentazione, essi, piegati per metà, saranno sovrap- 
posti ai documenti prima che questi siano legati. 

Ciascun rendiconto dovrà essere accompagnato dal proprio foglio di trasmissione 
che sarà unito ai due esemplari prima di procedere alla chiusura dei pacchi. 

Qualora la documentazione del rendiconto sia costituita da più pacchi, il rendiconto 
ed il foglio di trasmissione dovranno essere inclusi nel primo pacco e sarà indicato nel 
foglio di trasmissione quanti altri pacchi di documentazione vi sono. 

Contemporaneamente all’invio del rendiconto è redatto l’elenco mod. 121, conforme 
al mod. A, C G., del Ministero delle Finanze, prescritto dall’art. 2 del R. decreto 26 otto- 
bre 1933, n. 1454, con l’indicazione del periodo cui si riferisce, del capitolo del bilancio 
cui sono imputate le spese, del numero degli ordini di accreditamento, nonchè l'importo 
della somma giustificata. L'elenco va redatto in tre esemplari e spedito: 

un esemplars al Ministero (Ragioneria Centrale); 

un esemplare alla Corte dei Conti (Ufficio di riscontro Marina Militare); 

un esemplare alla ragioneria locale ed è unito al rendiconto inviato per i} 
riscontro. 
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t 
MOD. N. 99 
Art. 134 n. 16 Reg. Ars. 
(Draper eo a 
CA FREE IR APREA TA SRO LOR AR PREIS 


UFFICIO AMMINISTRATIVO 


CONTO di PIER per tassa di permanenza nel bacino del . 
per conto del . ...... RE NE De A stazza lorda ton... 


Il piroscafo ju messo nel bacino N. .. il giorno. ......alleore. . .-. 


uscito dal bacino il giorno . . . . dea ale ore. 

. Da calcolare per la liquidazione: dalle:0i6 cv del Le. + + 19... alle 
ore... dell, ...... . . + 19. ., giusta dichiafazione contenuta nel verbale 
di sosia in bacino în data |... ....... 

1° periodo per tonn... aL...L.... | 
dalle ore . .. del ......... } PRDE si da 
alle ore .... del ......... sO, per tonn... aL... L 
2* periodo per tonn.. . aL... L. 
dalle ore . .. del ......... { Giorni . .. i ertano «RL... L cl dra £ 
alle ore |. . .. del ......... ' e ore... .. | pertonn... aL... l. 
Puntellamento | SUR 
Aumento del 10% sulla tariffa-ora, per lavoro straordinario < |... 
A ta se E RI OE DN lara ; 


' 


TOTALE L i ME 


Sono Lire .....da versare all’Erario di cui 


IL CAPO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO 


(1) Arsenale, Base Navale, ecc, 
(2) Direzione dei lavori, ecc. 
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AVVERTENZE 


1° — I fogli matricolari caratteristioi dei lavoranti sono conservati dal capo dell'ufficio amministra= 
tivo della Direzione. 


2° — Essi sono mantenuti al corrente, mediante iscrizioni eventuali e periodiche; le prime determi» 
nate dal fatti cocasionali che possono verificara! nel corso dell'anno (punizioni, licenze, in- 
fermità, ferite in servizio, imbarchi, promozioni, eco.), le seconde consistenti nella normale 
compilazione delle noto caratteristiche, da espletare annualmente, nel mese di maggio in 
base al parore ed alle informazioni dezli ufficiali ed impiegati teonici preposti ai lavori. 


8° — Tutto le isorizioni di cal sopra son? eseguite ds un ufficiale dirigente, assistito dal Capoteonico 
‘capo officina, o firmate, oltre che da 0831, dal Direttore cui spetta di assegnare la qualifica. 


4° — Non sono ammesse raschiature ; ogol rettificazione deve essere esezuita in modo da lasciare 
intravedore l'annotazione che si è voluta modificare, e deve essere, inoltre, firmata dal 
Capo dell'ufficio amministrativo. 
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REGIA MARINA 


Direzione di 


Mop. N. 102 
N. 2302 di Catalogo 
Art. 62 n.1 Reg. Ars. 


Dipartimento di 


RUOLO DI ANZIANITÀ DEL PERSONALE LAVORANTE PERMANENTE 
ripartito per categorie e per inercedì 


AVVERTENZE 


1, — ll presente ruolo prescritto dall’ art. 88 
del Regolamento generale sui salariati dello Stato 
è istituito per facilitare l'applicazione delle nor- 
me di avanzamento. 


. 2,-- La data dell'ammissione dev'essere in- 
dicata nella colonna corrispondente alla merce- 
de che fu assegnata al lavorante nel momento 
in cui venne nominato permanente. Nelle co- 
lonne seguenti si annotano i successivi avanza 
menti, segnando la data effettiva del consegui- 
mento di ciascuna mercede nella colonna corri- 
spondente alla mercede stessa e facendo seguire 
la data dalla sigla S, nei casi di avanzamento 
a scelta. 

Devono essere lasciate almeno due righe di 
spazio in bianco fra l'uno e l'altro lavorante. 


8. — Nel caso di lavorante retrocesso ad una 
determinata mercede, si indicano nella corri- 
spondente colonna sia la data del primo conse- 
guimento di tale mercede, sia quella della retro- 
cessione. Così per il lavorante reintegrato nella 
mercede dalla quale era stato precedentemente 
retrocesso, si indica nella colonna corrispondente 
a tale mercede, oltre la data in cui essa fu per 
la prima volta conseguita, anche quella del ripri- 
stinamonto. 


4. — Nel caso di lavorante che si reca a pre- 
stare servizio militare ed è poi riassunto in ser- 
vizio, avendo fatto valere i suoi diritti alla riam- 
missione, si indicano la data del licenziamento 
e quella della riammissione nelle apposite colon- 
ne a ciò destinate. 


5. — Nel caso di lavorante licenziatosi o licen 
ziato senza diritto alla riammissione e poi nuo 
vamente ammesso si fa cenno del servizio da lu 
prece prima del licenziamento solo nella co- 

onna annotazioni. 


6. — Pe] computo dell'anzianità deve tener- 
si presente che a quella risultante dalla decor- 
renza della nomina o dell’avanzamento va ag- 
giunta l'eventuale eccedenza valutabile agli ef- 
fetti dell’avanzamento, e dedotti: le licenze ed 
i congedi non retribuiti eccedenti trenta giorni 
per ogni esercizio finanziario; la metà del pe- 
riodo di assenza per infermità eccedente no- 
vanta giorni; le sospensioni dal servizio ecce- 
denti 1 cinque giorni; i periodi di allontana- 
mento dal servizio per procedimento penale 
seguito da condanna o da amnistia; le assenze 
arbitrarie superiori a cinque giorni. (Art. 76 del 
Reg. Gen.). 


7. — I ruoli devono essere mantenuti sem- 

pre al corrente, sia cancellando i laveranti iscrit- 

. tivi che sono promossi ad una mercede supe- 

riore o vengono comunque eliminati, sia ag- 

giungendovi quelli che sono promossi alla mer- 
cede a cui il ruolo si riferisce. 


Il motivo e la data della cancellazione sono 
indicati nella colonna annotazioni. La data delle 
ultime variazioni apportate al ruolo ed il cor- 
rispondente numero di lavoranti sono indicati 
a matita sul frontespizio del ruolo stesso, in 

i modo da poterli man mano modificare. 
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RIEPILOGO 


Numero 
Data dell'ultimo avanzamento dei MEDE 
a 


1°cluglio:. isti dente dale a ie | 
19: /GODDBIO "0 i een le aaa 
luglio 004 iaia e RR AA CERA: ME SOI: 
Je'gennalo-: o Ta ee A e RE 
le. luglio vi ox fi e an DE ga de an 
- 1* gennalo . ........ rale ri dar o Di 


ie°tuglio "ssi Le GE Be ale IE e n e 
le'gonnaio ia a e e te a A A A RO 
msluglio ig i ut tin Aia A anal I 
1°: RON DAL" ss: cr e Al a E A e A | 
4*’luglio: | onirici pene ela n OI 
TESEUNDAIDO > RM RA 


IS gonnalo , do; i SR n A Ra ia I 
de ugliò. is eri E RE a SA ! 
10 @ONDBIO i n Ii a a E e E A } 
18 luglio 45 so slo sip Oil RL RIO 
T9-Ranalo è 0% E E Ra A att 
Te luglio: coi i ea ce i nl a | 
16: gennalo: 0: pe ea e oa en ia | 
1e:1u@0O: ir o ae e ra A E | 
1°Rennalo: iii ai ge e ia a 
egli. i ore RA ALE IR E RA EN n 
1° Rennalo: iui eta lie ea lare recai rt se a o Ra i I 
1° Diglio:: 0 E RE E Aa e cena A a: calli dal aviaica RE 
1° QOONDIO 3... ape Aa e La te 
* Jeglio: <->, ba pil Se PE E OE ER i EE E a 
1°-ROBDAlo >: 4 e UTI eat al 
Le: luglio: a die e aa ga o Nate iau 
Te: gennaio: ici ie le pe e E fe e ni 
1°.luglio: sora Peo AVE RO Re Rae ala 
1> gennalo i ai aLe a E Ae E 
betoglio: cca ee e AMA Aa 
de: gonnaio 20 Pe gl RR an A e O een a 
I* luglio: iii Pane A E a i 
1° GONMDAIO: <.-.t LE A an 


(a) Il numero dei lavoranti sarà indiosto a matita, per poterlo, all'occorrenza, modificare. 
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Mop. N. 108 
N. 1719 di Catal. 
REGIA MARINA 


Dipartimento di . 


Direzione . 


PROPOSTE DI AGGIUNTE O RETTIFICHE MATRICOLARI 


5 8 PORTGIA | Erronea annotazione Netelicazione OSSERVAZIONI 
g95 E SENSEO esistente nolla matricola Lara del Ministero 
% E; mercede PA aggiunta che si propone 
n Pi dai Re dia i ai 3 Z 5 
Ì | 
h i 
i } : 
. | 
| i 
o 
| | i 
RIA DAR: ae ala e 19 : x MINISTERO DELLA Manna 
Divistone Salartalt . .......... 
Ix CAPO DELL'UPFICIO AMMINISTRATIVO Visto: IL DrrarttoRE 
vic . Visto: si approva 
rire rale aiar Roma, li ............ 10... 
p. IL MIivtammo 
{1) Questa colonna non si riempe nei oasi di aggiunte matri@olario /G/GG TTT ; 
. Mon. 104 . 
Catalogo N. 176 
Art. 122, n. 6 Reg. Ars. 
REGIA MARINA 
Direzione 
Distinta dei materiali accettati dalla Giunta di Ricezione con verbale Mod. 39 N. ....... in data. ........... PRPREFREML IVES 
per la consegna al Magazzino . ............. RE ATE TO, che dovrà assumerne il carico 
Numero | Numero | Spocie ; 
di di DENOMINAZIONE DEI MATERIALI di Quantità i A chi destinati Annotazioni 
fattura inomenclat. ! 
| era 
: | | ; ' 
| I I 
| 
Ph i 
| 
| ! 
i 
i O | | 
; | i i i 
i | 
: ( 
pre na e e ia a + Per ricevuta ? 
lL DELEGATO DELLA DIREZIONE IL CONSEGNATARIO (1) 


(1) Quando 1 materlali sono introdotti in locali nei quali non ha sede il titolare, firmerà per il consegnatario l’impiegato che in 
quel locale lo rappresenta. — Il Delegato della Direzione poi porterà lo stampato firmato al Consegnatario, che lo ritirerà e firmerà 
la copia di cesso nel libretto delle distinte. 


Art. 62 n. 4 Reg. Ars. 
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. 


. © “Mop. 105 
Art. 58 n. 5 Rey. Are. 
REGIA MARINA D - . 


RIEPILOGO DEI DATI INDIVIDUALI DELLA SPESA PER IL PERSONALE 
LAVORANTE ALLA FINE DEL MESE DI . ...... 19. 


Prot. N... .. 
ad LAS Lee La Pa addì . . . ili A 490 
Al MINISTERO DELLA MARINA 


DIREZIONE GENERALE . ... 


ROMA 


{x CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO 


(1) Autorità. 


PERSONALE TEMPORANEO, GIORNALIERO E MILITARE 


PERSONALE PERMANENTE 


S 


, 


Operai temporanei 


Capì operai 
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Operai giornalieri 


Operai permanenti 
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Mop. 108 
COMANDO . ......... (Art. 63 Reg. Ars.) 
(0 VA PRE ROERO RI RO ER E OSTRA 
UFFICIO COTTIMI 
Ordine di cottimo N. . . . .. : Ordine di lavoro N. . 
Officina; (.......... dell’oîficina . 
e 
BI deve eseguire Il seguente lavoro (2) | |... 
Doria, i te ie el ile I o Phi 
Numero approssimativo dei cottimisti | | ........... 
Importo proposto (4)... ......... a 
Ore proposte (5) . ‘. . SU iena 
Prezzo unitario proposto (6) ..... sigla 
IL CAPO DELL'OFFICINA L'UPIICIALE DIRIGENTE 
SI autorizza l'esecuzione del lavoro. 
Importo assegnato (4) . . .......... 
Ore assegnate (5)... ............ 
Prezzo unitario O) MARE EE 
IL CaPo UFFICIO COTTIMI IL DIRETTORE DEI LAVORI 


'1) Direzione di lavoro, ec. — (2) A corpo lire, a corpo ore, stu misura. — (8) Descrizione del lavore 
da compiere. — (4 Nel caso di cottimo 8 corpo lire. — (5) Nel caso di cottimo a.corpo ore. — 
6) Nel caso di cottimo su misura. 


il 


| 
I 
i 
' 
i 


Numero di ruolo 


N alla { ] n. 20 Zi dicembre 1959. 


VALUTAZIONE DEL GUADAGNO 


O E I I IT . +00 0 e e 0040000000004 0800000004000 


ORE DI PRESENZA 2 i 3 
ta certe j è 
COGNOME E NOME ° I | 8 cb EI 
È - ; _|Alo g y 
DELL'OPERAIO | | & a E 
Ì | e s |a 
EIZO S|A18 
cla, es La LR Pan anta sl 2 Male ai La] 
MER I al 
i | e: 
| ! ll 
| | 
i ' 
i | | 
} | È I 
TS H Î I | 
(|, i GRES 
| | i | i 
ARESE | | 
i: pa | Sei | I | 1 | 
Iniziato il lavoro alle ore . ... del giorno .........., 19... IL MARCATEMPO 
Ultimato il lavoro alleore . . . . del giorno ........... 19... 
Il lavoro è stato eseguito & regola d'arte. /-/-// DIRTSA i 
IL Capo OrriciNA Visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI IL CONTABILE DELL'UFFICIO COTTIMI 


(1) Dati per la liquidazione del cottimo (importo del cottimo, ore assegnate, guadagno comple:sivo, guadagno percentuale, eco. 600. ) 


Segue Mon. 108, 


AVVERTENZE 


1. Cottimo a misura. — Stabilito secondo l’apposita tariffa il prezzo per unità di misura £ l'importo 
del cottimo I è determinato moltiplicando # per il lavoro prodotto P dove P è espresso in unità 
di lavoro (metri, kg, numerò, eco.). Quindi / = P x L 
= Indicando con S la spesa ‘per la squadra di cottimisti secondo la loro mercede, con s la spesa 
di ognuno, con m la mercede oraria, con A le ore di concor:o al cottimo di ctsicuro, ti avià ge mx 
mentre S risulterà dalla somma dei vari 4. j 

Il guadagno globale @ è dato dalla differenza tra Ied Ss. 


ExZIl guadagno da corrispondere ai cottimisti Ge da dx A 
Il guadagno individuale 9 da dere 


2. Cottimo a corpo lire. — Con questo sistema è assegnato inizialmente l'importo totale (7) che è 
scritto in lettere nella parte superiore della prima facciata di questo modello. Le stesse formule di 
cui al n. 1 valgono per questo cottimo. 


8. Cottimo a corpo ore. — Indicando con a il tempo espresso in ore assegnato, con $ quello impie- 
gato, con r quello risparmiato e con m la mercede oraria media degli operai che prendono parte al 
cottimo, il guadagno globale (G) è dato dalla formula G = m x r; il guadagno individuale da cor- 


rispondere ai cottimisti da Gc = a 8 dove 8 è il prodotto della mercede oraria dell’operaio per le 


ore per le quali ha partecipato al cottimo. 


4. Cottimo a premio. — L’ertra mercede in percento di quella giornaliera spettante all’operaio è 
r+ 10. 


data dalla formula 100 
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Mop. 107 


(Art.63 n.2 Reg. Ars. 


REGISTRO COPIA ORDINI DI COTTIMO 


| 0°] LAVORO | .. 
N. D'ORDINE) Si MERCEDE LAVORO Ò GUADA- GUADAGNO 
DATA | DI cormMO SE SOTRIIRTI ORARIA | A CORPO ORE pia o É GNO. |’ERCENTUALE 
® DESORIZIONE x rta '9 ce VIeE 
fo E £ 88 DEL ° © Î Î [] Ì È CA) 
od = ba (CI 
sd E 5/5 GE S| cognome |$| e|g/8|$/0|8|7 £ |e 8! 8 
CRA 8 El c|{e|8s9! Lavoro |# d è|</8 Fi z|8|$£ olg|/si * g 
RIG EEE! 3g e nome Ci £ | È 2©|&|2 eg£/£|4/E|8| 8 
salga] #|9|3|88! i si |3|#|s/à|5/5|58|3|3|5|5| 5° 8 
È Sleale|a 08 z S|sl|alsa,a[a/8/5(A°|/8|a|alj#| K É 
bi POS o Rag a e e e 
I | i È | i { i 
Î Ì ; il | i i ! 4 | i Ì | 
die id Ka es se 
i ‘ i | | | ! i I | 
i | i 1} Fe: IA I I} i 
bici e ion uu de IE CI 
poI id pla fo si UO 
l i i Ù i i Ù h i 
io Du I i | | po te i 
I si ssi bi dui e, tie. dl Fi ate 
H H f i i Ù ! i [ j } 
| poi Ì ig Ml i | 
i | i Lo Fn Lio : i È A 
i ui | bi NEI CS n: io N: 
Re i N I e bei 
' i y ! ti ' ù Î c Ì 
' Li i | i I A 
Di Pie 4 
: | | | i | il | i I ; 
Ì il pl IE ; id i ! ! : 
È Ì PI I i | ; i i ) 
| f | si i ; : i | H H { | A 
' j i 
| i | I Ì | | I 1 | | | i I 
I pi iL pi de a fi E i 
| i PD i | Don o a | 
I i: i | i |! ; E: i 
Ul po tot] ii | 
Nas i ii bj I 
i) | I : usi | Ì i i Ì | ' i | 
e RA ts di Edo A | 
Mop. 108 
(Art. 63 n. 3 Reg. Ars.) 
REGISTRO DI PRESENZA AL LAVORO DEI COTTIMISTI 
Officina SQUADRA CHE ESEGUISCE IL LAVORO 
Capo squadra . ..............- 
Cottimo (1) . | ....... Ordine N. . 
Mercede 
Mestiere | Cognome e Nome oraria | Ore 
sé 
Descrizione del IAYoro | LL 0 : 
Ì 
ì 
i 


Il lavoro compiuto è stato eseguito a rezola d’arte e risponde 


n tutte le sue parti a quanto è sopra descritto. 


IL CAPO OFFICINA 


(1) Natura del cottimo. 
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da È 
nt. ; ro ° % 8 È) 3 
Ò Pi 
5 ci ; 
8 i 
L . it leze eo I, I slrel od anco a 
< : l 
3 } 
È ù 
(3) 
8 È 
o, . na + a * bel bud La 
E sl A 2 
E . È 
Lo 18 
(-| : ® 
d . la Po) Co) 2 E E * 
© . © 
o ‘ E 
= ss se af 
D 8 @ x 
È & 
Ci (i 
i DÌ DI È S RI & 
© 
ù 
e 
C°) 5 Ba ga ni = 
5j 
3 
B z 
Di S 9 n È s EA " 
E 
A 
MoD. 118 
(Art, 68 n. 4 Reg. Ars). 
DIREZIONE ........ UFFICIO COTTIMI 


Situazione delle percentuali di guadagno nei cottimi nella -. . . . Quindicina n ia e ana ne 19 


Numero | Percen- | Numero | Percen- | Numero | Percen- | Numero | Percen- | Numero | Percen- 
OFFICINA del tuale di del tuale di del tuale di del tuale di del tuale di 
cottimo guadagno cottimo | guadagno| cottimo | guadagno| cottimo | guadagno] cottimo | guadagno 


sui 


DIREZIONE. LL... 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIAL 
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Mob. 118 
(Art. 63 n, 4 Reg. Ars.) 


UFFICIO COTTIMI 
Statistica delle percentuali di guadagno raggiunto nelle varie lavorazioni a cottimo 


Riepilogo della .. .. quindicina . .............. IL REAR 
Cottimi chiusi a corpo n. .... Cottimi in perdita n. 
» » misura n. .... » tagliati n. .... 
Numeri PERCENTUALI RAGGIUNTE Percen- 
Officina Capo tecnico |dei cottimi tuale 
chiusi media 
L 


Visto : IL CAPO UFFICO 


Rene eee een 


IL CONTABILE 
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Mop. 114 
(Art. 68 n, 4 Reg. Ars. 
DIRI ZIONE LL... UFFICIO COTTIMI 
+ +. +. quindicina ....,. eredi . 19 
Tabella delle percentuali medie di guadagno e coefficienti dì attività di ogni officina 

go OFFICINA LL... 80 OFFICINA LL... n OFFICINA .. eoree00000 80 
El 5 Corpo Misura Corpo Misura Corpo Misura 
= 
4 


ore pro- ore pro- ore pro- ore do, ore pro- ore dee 
impiegate dotti impiegate dotti impiegate | dotti impiegate otti | impiegate | dotti impiegato otti 


e ——_ —T _— — 


Coefficiente di attività | Coefficiente di attività | Coefficiente di attività | Coefficiente di attività | Coefficiente di attività Coefficiente di attività 


Mop. 115 
(Ars. 03 n. 4 Rog. Ars 
DIREZIONE LL UFFICIO COTTIMI ' 
REA quindicina . .......... 19... 
Tabella delle percentuali medie generati e della percentuale di ore di lavorazione a misura, 
CorPo - MISURA MISURA 
F n | e 
OFFICINA Guadagno Coefficiente Prodotti Guadagno Coefficiente Prodotti 
percentuale attivilà (a) {2x 3) percentuale | attività (a) (5 x 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
e 7 ESqHNà»I AL _* 


| Perventuale media geuera!o 


Percentuale media generale 
delle lavorazioni a misura 


VENDI 


—___ e] ii nl 
Totale Totale 
ore di cottimo... ..| ore di cottimo a misura 


Percentuale 
eee di lavorazione a misura 


Visto : IL CAPO UFFICIO 


4) È dato dal prodotto del numero di operai per le ore di lavoro diviso Der cente. 
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Mop. 117 
(Art. 99 n. 6 Reg. Ara. 


UFFICIO TECNICO DI ..... 
NOTA dei materiali forniti dalla ditta .................. Laga costruttrice 
della nave... ....... + . + (1) dati in consegna al capo carico . |. ............ (2) 


Numero 8 IS 2 
31s|f|35/3 
£ | A 3 5 Ò | $$ e] 
Sg È Denominazione dell'oggetto L=] s3|5 È d 3 Note 
i (ge © s $ EE) 2 
£ 3° $ ? |a |A È 
a Da) n 3 fa 
| | 
| 
| 
I 
‘ bi ii 
| ! NI 
Visto: L'UFFICIALE ADDETTO Per ricevuta: IL Cavo cARICO 
(1) Oppure, nel caso di cui all’art. 99 n. 7 «forniti dalla R. Marina alla ditta . ........-. 


costruttrice della nave . . . . . per essere sistemati a ov. 
(2) Compilare un elenco per ogni capo carico in quattro originali. 
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Mon. 180 
(Art. 109 n. 1 Reg. Ars.) 


DIREZIONE . 


Verbale constatante la consegna da parte del Magazzino | 20... 


* 


eee eee dei seguonti materiali da imbarcare sulla Nave 
requisita (0 noleggiata) | ................4. (Armatore | |... 
Sede < L0..00 ) per (1) |... 
4 E È QUANTITÀ li 
gs DESCRIZIONE ss3|as|_—— Prezzo 
33 8A per Importo 
E d DEI MATERIALI BE E delle specie delle espressioni 
Z, È naISÙ di espressioni |di grandezza 
8 dg unità di grandezza 


| | 


St faccia la distribuzione Per quietanza (2) 
IL DigETTORE 


Registrato nelle scritture patrimoniali o. ° 
IL. CAPO DELL'UFFICIO Reoistrato al giornale . . ...... 


DI RAGIONERIA IL CONSEGNATARIO DEL MAGAZZINO 


(D) Indicare se per dotazione provvisoria del piroscafo stesso, o per trasporto ad altre navio 
ad enti militari a terra, specificando con esattezza il destinatario. 
(2) Firma del consegnatario militare del piroscafo se effettua direttamente 11 ritiro delle dotazioni 
provvisorie o dell'ufficiale alle spedizioni in altri casi, specificando la data ed il mezzo adoperato per 
spedizione» . 
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G 


Mop. 181 (A.0.G. Ministero Finanze 
Art. 76 n. 8 e 120 n. 3 Reg. Ars. 


REGIA MARINA 
rica nenttà bas Dt ta 


Si comunica alla Ecc.ma Corte dei Conti che in data ............ 
fra nea sono stati trasmessi (2)... 


Periodo al quale 
si riferiscono 
i rendiconti 


(1) Ufficio del funzionario delegato. 
(2) Amministrazione od Ufficio di revisione cui sono stati inviati i rendiconti. 
AVVERTENZE 


1) Dovranno compilarsi distinti elenchi in relazione alle Direzioni generali, agli Uffici centrali 
ed agli Uffici di revistone ai quali sono stati inviati i rendiconti. 

2) Gli elenchi debbono essere datati e sottoscritti, con l'indicazione della qualifica, dal funzio. 
nario delegato, di seguito all'ultima scritturazione. 


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d'Etiopia 


Il Ministro per la marina 
MUSSOLINI 


LONGO LUIGI VITTORIO, direttore SANTI RAFFAELE, gerente 


it a A OE N Rn at n 
(3102658) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C. 


PREZZO L. 10 — 


